\ 



^"{.S 










MINISTERIO DEX DfTEBIOB 
D1ÜKCCION GENERAL BEtt 
BüUETIS opiciax 



PRIMERA SECGIGNr^ v ;; ; 






)?* 



Legislación y Licitaciones 



Año LXV 



Buenos Aires, jueves 22 de agosto de 1957 



Número 18.464 



APRUÉBASE LA REGLAMENTACIÓN DEL CAPITULO VI, ARTS. 55 
AL 64 DE LAS CONTRATACIONES DE LA LEY DE CONTABILIDAD 



ijECRETO N 9 9.400. — T&&n».«s Aires, 12|8|57. 

" VISTO que el artículo 61 de la Ley de Contabi- 
lidad (Decreto-ley N<? 23.354, del 31 de diciembre 
lK- 1956) dispone que el Poder Ejecutivo, con in- 
tervención del Tribunal de Cuentas do la Nación, 
reglamentara los requisitos básicos quo deben regir 
las contrataciones por cuenta del Estado, debiendo 
cuidar especialmente que ellas se basan por grupos 
de artículos de un mismo ramo y que los pliegos 
de condiciones favorezcan la concurrencia' de la 
■mayor cantidad de postores, y CONSIDERANDO: 
Que oportunamente fue" analizado por ios. .ministe- 
rios y entidades descentralizadas y recogido las su- 
gerencias que se esti'maron aceptables, un proyecto 
de Reglamento de Contrataciones destinado a su- 
plantar las prescrípcioneé del Reglamento de Com- 
pra-Ventas con el objeto de adaptar sus disposicio- 
nes al ritmo y modalidades que actualmente tienen 
las operaciones propias del comercio, que ahora se 
traduce en la reglamentación del Capítulo VI, ar- 
tículos 55 al 64 — De las contrataciones— de la 
-mencionada ley do Contabilidad; Que lo proyecta- 
do tiende a refirmar el establecimiento de normas 
básicas para las contrataciones que fie efectúen en 
todas las dependencias do la administración pú- 
blica dg_ manera que los que contratan con el Esta- 
do sepan que ¿xist'e uniformidad de condiciones 
■para regir sus derechos y obligaciones, cualquiera 
fuera el organismo con quien han de contratar: 
jQue procede igualmente la aprobación de. "pliego 
de condiciones par a licitaciones públicas, licitacio- 
nes privadas y contratacionee directas - Cláusulas 
"Generales", el "Pliego do condiciones para la loca- 
ción de inmuebles",-, el "Contrato tipo Je ¡ocación 
de inmuebles! 1 y el "Pliego de condiciones para ven- 
tas - Cláusulas Generales";- Que atento que en la 
reglamentación proyectada ha tomado intervención 
el Tribunal de Cuentas de la' Nnc'Ón, queda cum- 
plimentada, la exigencia requerida por el artículo 
.01 de la Ley de Contabilidad; Por ello y atento 
lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, 
ia Presidenta Provisional de la Nación Argentina 
Decreta: 
Artículo 1? — Apruébase la reglamentación del 
Capítulo VI, artículos 55 al G4 (De las Contrata- 1 
eiones) de la Ley de Contabilidad. 

. Art. 29 Apruébanse el "Pliego de condiciones 

para licitaciones: públicas, licitaciones privadas y 
contrataciones directas - clausulas Generales", "el 



"Pliego de condiciones para la locación do inmue- 
bles", el "Contrato tipo de locación de inmuebles" 
y el "Pliego do condiciones, para ventas - Clausulas 
Generales". 

Art. 3 o — Déjanse sin efecto los Decretos núme- 
ro 36.50C, del 27 de noviembre de 104.8, N 9 944, del 
17 de enero de 19.52, N' 749, del 20 de enero de 
1954, y toda otra disposición que se oponga al 
presente decreto. 

Art. 49 — El presente decreto será refrendado 
por el señor Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Hacienda". 

Art. 59- — comuniqúese, publíquese, dése a la 
Dirección General del Boletín Oficial y archívese. 
ARA1ÍBTJRU. — Adalberto Kricger Vasena. 



CAPITULO VI 
De las contrataciones 

Art. 55. - — Reglamentación. A los efectos de 
la determinación del procedimiento a seguir para 
las contrataciones se considerara el importe total 
de la obligación que resuHe del contrato. 
■ A rt. 56. — Reglamentación. 1) La autorización 
a que se refiere el artículo 56 (inciso 2?) de la ley, 
no seríl requerida para los bienes en condición de 
rezago. 

2> Para la adqulsiciGn de inmuebles en remate 
público o en forma directa, se requerirá la* tasación 
del Tribunal de./Tasnciones o del E^nco Hipoteca- 
rio Nacional. Este justiprecio determinará el valor 
máximo a ofrecer en el remate o a pagar en la 
compra directa- 
Las actuaciones derivadas de la aplicación del 
párrafo anterior serán estrictamente reservadas bajo 
la responsabilidad 'personal de los agentes que en 
ella intervengan. „ 

En caso de que la compra deba realizarse a un 
precio mayor que el de la tasación, se fundamen- 
tará las razones que motivan la adopción de tal 
temperamento. 

3) En la adquisición de inmuebles en el extran- 
jero, se agregará a las actuaciones respectivas, como 
elemento de juicio o de apreciación de la oferta, 
los antecedentes que justifiquen el precio requerido. 

4) Las razones de urgencia en que a mérito de 
circunstancias imprevistas no pueda esperarse la 
licitación, seríin ponderadas por la autoridad com- 
petente que las invoque. Igual procedimiento $c 



HUESPEDES OFICIALES DEL GOBIERNO ARGENTINO 



DECRETO N* 9.576. — Buenos 
Airc3, 16 de agosto de 195V 

VISTO: La próxima llegada a la 
República de los integrantes de la 
Delegación Uruguaya ante la Comi- 
sión Técnica Mixta Argentino-Uru- 
guaya para el aprovechamiento de 
loa rápidos leí Rio Urjguay en, la 
xona de Salto Grande, con motivo 
de celebrarse la IV reunión plena- 
viá: y CONSIDERANDO: Que es. 
•motivo de viva satisfacción para el 
Gobierno Argentino la presencia en 
la República de tan (.'.stlnguidas 
personalidades de la Nación ami- 
ga; Por ello, 



El Presidente Provisional de la 
Nación Argentina. Decreta: 

Artículo 19 . — D^cláranse Hués- 
pedes Oficiales del Gobierno Argen- 
tino al señor presidente de ia De- 
legación. Uruguaya ante la Comi- 
sión Técnica Mixta Argentino- Uru- 
guaya paja iV aprovechamiento de 
los rápidos de! Río Uruguay en la 
Zona de Saito Grande, ingeniero 
D. Alvaro Correa .Moreno y a su 
Comitiva, mientras dure su estada 
«n el país. 

Art. 2? — Los gastos que deman- 
do el cumplimiento del presente de- 



creto serán imputados al Anexo 2. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, Inciso 2', ítem 1, Apartado 
a), Principal 4. Parcial Z del Pre- 
supuesto General de la Xacíún para 
ei año 1951. 

Art. K° — Kl presente decreto 
sera refrendado por ei señor Mi- 
nistro Secretario de Estado en el 
Departamento -je Relaciones Exte- 
riores y Culto. 

Art. 4 ? — comuniqúese, dése a la 
Dirección General del Boletín Ofi- 
cial, publíque^o y archívase. 

ARAMBURU. — Alfonso de Lafe- 
rrére.. 



seguirá en los casos fundados en razones de ex- 
clusividad. 

5) Las contrataciones directas autorizadas por el 
apartado f) del inciso 39, deberán fundamentarse 
con antecedentes que acrediten la capacidad cientí* 
fioa, técnica o artística de las empresas, personas o 
artistas especializados a quienes se encomiende Ja 
ejecución de la' obra o trabajo. 

Dichas contrataciones deberán establecer la res- 
ponsabilidad prop.a y exclusiva del cont. atado, 
quien actuará inexcusablemente sin relación de de- 
pendencia con el Estado. 

C) Queda entendido que la marca nt> constituyo 
por - sí ; causal de exclusividad, salvo que no haya 
sustitutos convenientes^ 

La determinación de que no existen sustitutos con- 
venientes será consecuencia, en • todos tos casos, á& 
las conclusiones de informes técnicos sobro el par- 
ticular. 

7) Quedan de hecho comprendidos en el apartado 
j) los casos en los cuales rigiera precio oficial do 
venta en el momento de la adquisición. 

8) Para las 'ventas directas a que se refiere el 
apartado k), la autoridad superior de cada poder 
fijará l'Js precios o determinará la forma en que 
éstos serán establecidos y las condiciones en que se 
efectuarán las mismas. 

Los elementos destinados al fomento de las acti- 
vidades económicas o para satisfacer necesidades 
sanitarias, sólo podrán ser enajenados por sus adqui- 
rentes sin lucro alguno. 

En caso de comprobarse infracciones a lo estable- 
cido precedentemente, e! beneficio o diferencia que 
hubiere obtenidt el vendedor deberá ingresarse al 
Estado. 

9) La. excepción prevista en el apartado 1) sólo 
podrá ser utilizada cuando resulte indispensable y 
onerofo el desarme total o parcial del vehículo o 
motor para determinar las reparaciones necesarias. 

10} La conveniencia de la compra de semoventes 
por selección deberá estar fondada en informe téc- 
nico del respectivo organismo competente. 

Art. '57. — (Sin reglamentación). 

Art. 58. — (Sin reglamentación), 

Art. 59. — (Sin reglamentación). 

Art. 60. — (Sin reglamentación). 

Art. 61. — Reglamentación. 
Registro de Proveedores del Estado - Oentrallzadódi 

1) La Dirección General de Suministros del Es- 
tado tendrá a su cargo el Registro de proveedores 
del Estado, que será llevado con indicación del nu- 
mero de orden, razOn social, ra'mo y demás detalles 
relativos a la especialidad de los proveedores ins- 
criptos. ^ 

Sin perjuicio de otras condiciones y modalidades 
quo sean indispensables en los registros de esta na* 
tu raleza, el mirmo se ajustará a los siguientes nor- 
mas fundamentales: 

a) Llevara un legajo individual de cada firma ha» 
bilitada. acumulando todos lo s antecedentes re- 
lacionados con su pedido de inscripción, solven* 
oia. incumplimiento de contratos, sanciones 
aplicadas y demás datos de interés; 

b) Consignará el número de orden de cada pro- 
veedor inscripto': 

c) Clasificará a los proveedores por su nombre* 
ramo de explotación, importancia y volumen 

(Continúa en la página 2) 



No Pagarán Derechos de Importación las Máquinas de Escribir Para No Videntes 



.DECRETO N9 9.592 — Buenos 
Airee, 16 de agosto de 19G7 

VISTOS y CONSIDERANDO: 
Que se peticiona se exonere, 
del paeo' de derechos de im- 
portación a las máquinas de 
escribir, típicas para no vi- 
. dentes, que sean importadas 
"por ' el Patronato Nacional de 
Ciegos, incluyéndolas, por con- 
siguiente, en la nómina de 
mercaderías que gozan de ese 
beneficio por imperio del art. 
í I o del decreto N° 6. 01 4 de 2C 
1 de abril de 1955, reglamenta- 



rio de la Ley N° 14.391; Que 
la finalidad que se persigue, 
con la medida que ee adopte, 
no es. otra quo la de facilitar 
a ese Instituto la adquisición 
do los referidos elementos 
dentro de. sus' posibilidades, 
aparte de que por su destino 
y utilización, se tiendo al. fo- 
mento de la instrucción, cul- 
tura y bienestar general de c¿a 
parte de la población; Que 
asimismo y en esc- orden df 
ideas, cabe destacar la labor 
de bien social que realiza el 
nombrado Patronato Nacional, 



dentro de su 'función, que es 
la de adaptar a ios no vidente?', 
facilitándoles fuente s de tra- 
bajo que los conviertan en se- 
res humanos útiles a la socie- 
dad; Que en mérito a las con- 
sideraciones puntualizadas y en 
orden a lo dispuesto por el art. 
138 de la ley de aduana (t. o. 
1956), instrumento legal que 
faculta al Poder Ejecutivo a 
exceptuar del pago de derechos 
y servicios aduaneros a aque- 
llas mercaderías que s« intio- 
duzcan con fines relacionados 



con el bien común o cuya i' 11 - 
portación convenga facilitar 
por no producirse regularmen- 
te en el país, es dable deferir 
a lo solicitado; Por todo lo ex- 
puesto. 

El Presidente Provisional de 
la Nación Argentina, Decreta: 
Artículo 19 — Incluyese e 11 
el art. 1* del Decreto N* C.014 
(25) de 20 de abril de 1955, 
reglamentario de la Ley núme- 
ro 14.391, a las Máquinas oe 
Escribir para no Videntes, 
siempre que sean destinadas ai 



ufo exclusivo del patronato 
Nacional de Ciegos. 

Art. 2' — E presentí- decre- 
to será refrendado por íes R e- 
ñorc-s Ministros Secretarios de, 
Estado en los Departamentos 
de Hacienda y de Asistencia 
Social y Salud Pública. 

Art. 30 — Comuntquese. pu- 
blíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y 
pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas a sus cfortos. 
ARAMBURU. — Adalberto 
Krieger Vasena. — Francisco 
Martínez. 
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APRUÉBASE LA* REGLAMENTACIÓN DEL . . . 



<Vieno c*0 ; 1«. pAgina anterior) 



. ilQ producción o venta, lugar- de ublcac-hin,-- ra- 
dio do actuación y den.ás, <?»peei£icai¿;'JU&:.-eOn-- 
* «enientea. 
2) Para ser inscripto "cii el rtfísistro de> Froveedo- 
rea del Estado se requiere: 

a) Tener capacidad para obligarse; 

b) Dar- eurapll'miento a lo. establecido por el Có- 
digo de- Comercio eni los' artículos 3ÍT y 44;. 

c) Tener casa de comercio o fábrica establecida 
en el país; con? autorteaeionv o pateníe- que ha- 
bilite para comercial- en- los- renglones eti que 
opera o ser productor, importador, represen- 
tante'. O'-- acoderado- de firmas- establecidas, en el 
extranjero; 

d) Proporcionar los informes* o referencias que le 
fueran requeridos; 

3-)>" Sf*ráiK admitidos' sin ío« requisitos , del Código 
ée- ■GO'mcFci.or mencionados- cti' el Inciso anterior:. 
a) Los. particulares productores? de la mercadería 
ofrecida; ■ ' - - 

W Los comerciantes que comúnmente no eumpli- 
' ■mentan dichos requisitos por lia importancia dol 

ramo, características del comercio, etc. 

La_ apreciaciñn del- caso queda a cargo, de:* la; 
Dirección' General de- Sttnijh isfcros del Estado:-;- 
c) Los artesanos, u obreros. - f 
" A) No podrán inscribirse en et' Ilcgistvo de Feo-* 
veedores del Estado: 

a) Los organismos nacionales ' (ceniza' izados; y 
d escen traifead os; i neluso la»- e sh presas dpi; Es - 
tado) y las sociedades de economía balaría; 
bV Los corredores, comisionistas- y, en general, .los 

intermediarios; '■ 

c)'Los agentes ai" servicio- del Estado y'laé?. firmas 
integradas total o parcialmente: por los mismos*:; 
-- d) Las empresas en estado do convocatoria de- 
acreedores, quiebra o en liquidación* 
o) Los. inhibidos y los deudores' del Estado. 

5) Para tu inscripción en el Registro de Proveer 
tsorefi del Estado, los interesados deberán presentar 

una- so-iie-i tud- a; la Dirección- Gen-eral de Suministros 
del Catado, a la. cual se pasarán, de. inmediato, las. 
que ocasionalmente se i nter pusieran -ante otros orga- 
nismos.. 

La. Dirección Goneral üfi Suministros del Estado. 
determinará, los datos que deberán consignarse en- 
Jas sofieitudos de inscripción, quedando facultada pao-a 
inspeccionar/ lócale? 1 y requerir- los- informes: ' que 
■considere, necesarios, a fin der víriEicaa* la- exactitud, 
de tutes datos. 

Asimismo queda facultada para, realizar inspección 
iic-f posteriores, en- forma*; periódica* euan¿U/ lo juzgue 
oportuno, con- ¡a £ínaU,dad¡ de verificar, sise mantienen: 
las condiciones- que habilitan a las; firmas a continua^- 
.inscriptas cu el Registro de proveedores det Estado* 

(í.) La Uu-ección General 1 de Sumiaístros .deL Encado 
procederá a la inscripción din tro de un término, de 
"30 (treJTni-a) dias de presentada lia. solicitud: y extenr 
: der.1 íos-'ccrbiftcados con la constancia que'!-*- acredita;.. 

7) Sí la inscripción solicitada fuera rechazada. r la 
resolución coi-respondiente será comunicada alante-f- 
resado quien, contra la misma, podrá deducir recurso; 
de apelación ante el Ministerio de Hacienda; por 
intermedio do la Dirección- Gfcneral de. Suministros 
del Estado dentro do los 15 C-qulnce) días de la 
notificación. ' 

El recurso será resuelto dentro de los- G0- . (sesenta)- 
«tías, de in^ter puesto 

. Transcurrido esc t Ormino sin que sp confirme -el 
.reehajio (le la inscripción-, la Dirección General de- 
Suministros, del Estado, inscribirá automáticajuente 
al', noeurrciiite con carácter- provisional hasta tanto 
sn expida, eni definitiva el Ministerio de Hacienda. 

S) Sin perjuicio de las multas, pérdidas do garan- 
tías, etc.. que- corresponda, aplicar., bs> transgresiones 
«n qu.e incurran los oferentes o adjudicatarios los 
hará pasibles de las flisulent.es. sanciones: 

a) Apercibimiento. 

l. f ) A toda firma que incurriera en la comisión 
d.e- incorrecciones. que no lleguen- a constituir 

hechos dolosos; 

2-"-) Al adjudicatario qup roj.torada-meuío dejara 
; de cumplimentar sus. compromisos por he- 

chos debidos a su culpa. A tal efecto, los 
organismos enviarán en todos los- casos, y. 
do inmediato a la Dirección General de 
Suministros del Estado, copia de las perti- 
nentes resoluciones rescfsorias de los con- 
tratos; 
h-: Suspensión del KegisLro de Proveedores del 
Estado. 

1') Por- un término de hasta 3 (tres) afíos, a 
la; firma que se hiciera, pasible do un, so- 
'- g'undo apercibimiento dentro del período 
de> 1 (un*) afiQ. 
2") Por un término do hasta 4 (cuatro) años, 
cuando no se cumpliera, oportunamente - la^. 
intimación, de hacer efectiva la garantía o 
la obligación respectiva que la. sustituya. 
3') Por un término do 5 (cinco), años. ¿ la 
firma snspendkla con' anterioridad que in-. 
f cu ciñera en hechos qu.o la hiciesen pasible 

de nuevas suspensiones. 
4?) Por un termino de hasta 10 (dJett) aiíqp 
cuando so comprobase la comisión de he- 
flios dolosos. 
■• I>o lo íictuado so darfc vista a la firma respectiva 
¿tai a que en. el termino 0c 10 (dieK> días formule- 
las descargos- o- aclajaciones a < , iue se cernadero, e,on 

#*4'CCllOi 



|' íí-j; Los apercibimientos:^ auspensíonca del Rejjiatr.o 

p do Proveedoras- det Estado, alisanzatv a las-'-firmas 

respectivas c m.dividualhLerite a sus comnonciires y a 

.«sus respectivos. cón3Tises ; para Cuiuraa ftontratacionca 

y í-ólo t.ciulran efecto respecto de los actos: tJestcrio-' 

res a la fecha de su. sanción. n.o;> siendo de- aplicación 

,a los contratos 1 en curso- de, cumplimiento. 

Xo. obstante, los efectos; d'e las sanciones sólo alcan- 
zarán a los: mimbros- del d.lrector:Ío o a loa socios 
colectivos' si se 1 'ti*at'a;. tto^ soeiedáttos anónimas o; en* 
comandita,., rcapectivamentc.. * 

J.fl) Cuando una firma) no i inscripta en el Registro 
,do Proveedores. d,el Estado fuera, pasible de las san- 
ciones establecidas' en el inciso 8), de tales medidas 
se tomará, nota en- dicho Registro. EV respectivo 
pronunciamiento- fijara el ' plazo: de L i'nhabihtación. 

tí) Los, apej;cil>imientos y suspensiones; como; asi 
•tambiOn la: maedida a-, que se hace referencia ere c-1 
Inciso precedente,, súran aplicados por el Poder Eje- 
cutivo. 

A tales efectos, eon indicación de las circustancias 
acunantes o agradantes; auc existieran, y- emitiendo 1 
-opüiión respecto: a> la sanciónj a apjlcarseí Tos orga- 
nismos, giraráir tqOosi los. aatecadentcsi del caso a^ Ia<- 
' Dirección General dé Suministros del Est-ado parai 
que, por su intermedio,, .^c, realice oí trámite- que 
estime corresponder. 

Cuando las* actuaciones ocig-jualc»-- se requieran 

.por el. organismo, dfl origan- para uafoseg.ují-- diligencias- 

Hendientes, la Dirección General de- Slwninistros del* 

.'tintado devolverá aquéllas,, pero, previamenLü extrao- 

cá copia de las partes. q,m£ GOrreepondan., 

J.^as actuaciones con Josi deiíKCtos- disp^niend.» las 
sanciones,, previo: a su devolucíAn al' organismo- de 
procedencia, i>,asaráu a. la. Dirección General de. Su.- 
niinistrbs d'el Estaclo para su conoeúniento^ registra» 
ciónos' y comunicaciones cotTS-'guréntesi 

12) El período de las sanciones comenzará a coni» 
purarse a partir de la fecha del respectivo pronun- 
ciamiento. 

1.1)" Cuando Ja suspensión, fuera.- do Ü (cinco) o 
mfi.s años, vencido' el término de la medida la- firma. 
sano ion a ti a deberá solicitar su. reinscripción en el 
Registro de Proveedores' del Estado y dar cumpli- 
miento a. las condiciones y requisitos señalados: en el 
Incido 2). 

Las firmas Suspendida*; por nxonor tiempo,, trans- 
currido el término de> la ean.cíóa quedaríln automá- 
ticamente- rehabilitadas- para. contratar con el Estado; 

i 4) La Dirección General de Suministros del' Estado 
'esta facultada para, requerir la colaboración de todos- 
Ios organismos de. la administración- nacional a, loa. 
efectos de- obtener infprm.es-. reIaciouad.Os coa el 
registro a su cargo, quedando aquéllos obli- 
gados a facilitarlos, salvo qua tuvicr:tu par,a ello ini- 
;;cdim.enfc.o<= e.mc-rgQntfcs de Ifeycs o: r^.-;laine3itos. quo 
rigen su fiurcion amiento. 

Igualmente la Dirección Generar de Suministuo.s 
del Eetaá.0. podrá requerir informaeiones al" resp&eto 
de las sociedades^ de; economía, mixta:.. 

)t¡.) Los- orgaíiiismos. del. Estado y lawí sociedades; d- 
economía mixta podrán- requerir a la, Dirección- <5er 
neral- de Sujnanietros.. del. Esra/lo- cualqui.eiVantecoíten- 
te ¿ue neeeftitaiúiiL relativ,©; a¡ laft firijiaas! iliECriptaís., 

1C)i Lii.s- iuscuipciones; en el Eejgistr.9 d,<s¡ ^oveodov 
res del Estado, como; íiflf tumbiépr c.toiil«irjisc.-. inadiíi r 
eaclójj q,uc so- pro.duzca. y ; iasj 6unclon.es que s e apli- 
quen, se comunicarán- por- Ja Diíeeeión CrSneral: de* 
Suministros;, del listado afc Boletín- Oficial pai-a su 
publicación. 

Las sanciones aplicadas,- seíáu hechas. dOJWser. a los 
gobiernos, de. provincias, a*., ia. MujaJcipaJida^ a* . lít 
Cíudajl. de líiienos, Aires y> a las T sociedades- de eco,-. 
ñora ¡a mix.ta. 

17) independientemente de], H*gistro de Provee*, 
dores del Estado, la Dirección: General, de Snmiui.'i;.. 
tros del Estado tendrá á..s.u. caxgo ol r«-gistro ^e re- 
particiones y. entidades, p.ublí'eas' y de sociodadia de 
economía mixta que 'pti.ed.en- efectuar provi^iwtra o- 
prestar servicios a organismos, del Estado. 

1S) Las entidades descentralizadas- de carácter. 
comercial o industrial y las empresas, del. Es.ta¿o que, 
para satisfacer- finalidades específicas propias- deben* 
proveerse- de artículos; materias; primas, etc. rii que. por, 
su naturaleza no son. adq.uhrwJos, por las reparticiones 
nacionales,, podrán tener u n registro de proveedores, 
propio circunscripto a los proveedores de esos mate- 
riales especiales, ttin perjuicio de regirse para los 
casos comunes- y corrientes' per- el. registro- general 
que lleva, ¡a Dirección General, de- Suministros del 
Estado. Las- inscripciones- en- dicho.- .rOgislro y ]as ( 
sanciones que «c apliquen serán comunicadas al ci-- 
tado orsanisin.O' centra lizador. 

1S) En la réplica del registro centralizado que de- 
ben, llevar los ministerios;' entidades descentralizadas, 
y' 1 empresa^ del Estado-,- sólo, es- obligatorio hacer. & 
gurar a lo proveedores de- los ramos que les inte- 
resa, sin perjuicio de aceptar 1 propuestas de los otros 
oferentes inscriptos-, en el registro 1 een.tralj2.ado, p-ro 
anotarán todas lasr suspensiones: y eliminaciones. 

Requisitas quo dAJl^cii, oontcner los; pe^Ulos «1 ialcíflr 
los tríímítcs de la contrata «io 11 

2 0) .M iniciarse toda contratación.; las respectira-si 
oficinas cumplirán, por lo meóos- con; Yon requisitos 
siguientes; 

a) Formularán el pedido por> escrito; 

b) Establecc-r-in ¡a especie-, calidad: "coMoume a^- 'a: 
10 r minólo ef a- calificativa usual; en el coanercio 
y cantidad dol objeto motivo de la contratación, 
determinando ádeanás st lo& element'Os: deben 
■ser nuevos, usados, reacondici opado."; etc¡; 

c) Estimarán <?u costo; 



d) Smninifitrarán todu. oh:6. anáeccdente que su- 
pongan de interos" pai^j, ¡a., mejor apreciación 
de lo. íojicitado y >\uo perjnitai fijar con preci- 
sión la. imputación del gasto; 

SI se tratara- de elementa»; Opsíinad os a sus- 
tituir a otrofi, informarán adejuás- sobre e¡ cb- 
bítíío y valor do éstos, ías caTisaa, que originan 
lat co posición oj sustitueióiiv y, ffilísfidimñamentc, 
el. empleo (¡uc- pudiera: dáEselcstoj las;- reparado - 
: nes necesarias pnra. praseguici u±ilizfijido""os. 

21> previamente a la iniciación de: la tramltacióa 
de contrataciones en las que se proyecte^ la . provlsiá-B' 
de elementos a. importar, el or^anlenio„. intereso*».- 
consultará al Ministrio de Hacienda, » aa los- que. 00- 
rrsspondierc sobre ]n oportunidad y, condiciones de- 
esas operaciones: ■--■•■-■■ ■ - 

No.-> aera de aplicaéión esta proced3iniéntu en; aque- 
llos- casos 011 qpe la oportunidad) y^. condSejojiCj; estén 
pi"6via;meríte fijadas ]>ou autoridad" competente. 
1 22J La autoridad supe-f-'ioir eiv 'osv ptí*sLercs EejJiSr 
laüvo y Judicial, 01 Tribunal de Cueníae^ de Ta. 3S&- 
ciíin,. loe-- ministerios -'y^lás autocrdadxífc eompíitenüss 
sajEfta:. las;. íTapecti-vas-' lej:(iv fím l.íias cjotlílades dcscoxi- 
tcalizadañ, ' -detcuimitaraj} Jos^ plazítói dlttntco Ca lóS- 
cualesj debeiiáJír e!eva ; rse los pedidps-J dít qantcaáacianei^ 
ltabltualcé, ías que deb.érán SíEínalÍMU'sa;-* en^ únansela 
vc^ paJ-'a.' cada, ejercicio O por perfp^os; seineíJíralje? 
o: trimestrales segó ú.' su ñaturalezcu., 

]ias; conb-a.taci03ies deberán^ abaflicaas rnn^Ioiica. alj- 
ñeií.' o- de, un miámo rubro- eor.i'-:reia,I"¿. a. cuyo; efetótí 
la DircccióU Cíenera) de Súminí&tros; dBlÉ Eatarlo, Sí- 
jará la forma de agrupaniiento de- tsniBar. los; ma^- 
ri-aicsi mercaderías; aiiifculos,, ser^icjwys;,, cjtc;, ; sin p*^ 
( jui¡2ij3; de que los. organismos, eonjj'aiajitea^a^Dtjin.siiff 
propios 1 agrupamientoá en aquoiíljjfl' caanr. en, Q^xe, ofl- 
puedan tíeír.úliiíie; los 1 fijados.por. laaludda;5tdj&pen.dencjili. 

Cuando so bicicren- pc.djd.os? £ueirat dSrltiftralaBCis; q»P 
se; eata-bieecii! o por porfodos diistintoa-: al o,ue. corrjWE^ 
ponda scgidü. el agrupamiento q.h í^uor pextoneíca^ el 
artículo; mcrcad;«ria o. servicio eirfücitiolBii, se,* expoiu- 
duá, la-, rasión que obliga a no: seguir, la noiíoia g<;:njJS*lí. 
tra:sada. 

í"3) Cuando un renglón abar.qtre' u» número i«l;~ 

, portante de unidad.cs; con el objeto^ dae aunKnta^ í& 

competencia posibilitando la eojie urrenoíai dft comen?- 

ciantes; menores, al con face iona^s^ Ta, nAmina cte- líBp 

artículos que se- piden podrán. flraccJpQnaBsa 1 , ¿jeftíSP 

renglones; estableciendo en- cada- usio^dR: IOb-u siibuflatr 

•jtones- vn determinado número; áfó. uiíidiadies: oa. 0B3Jt^ 

\tidad. escalonada y cuya suma, te£alL> Irarái eíi níinSJ3í 

"ccunnOeto de unidades; pedida* et éFi> rjensgUSbf dívidiiBfc. 

:Se. establecerá que las cotizácioncítse; hatóa ppi^ HOSí- 

jdadL y por renglón indepondi«ntsái a pudíend^ eóJníF 

; alternativa ."hacerse- también- por- oili totaJf *b; ¡ todo^to*-' 

"súbreng'ones, es decir, í>or el toíítíJ' d!íii. Cengló>i: tüj- 

iddido. 

24), Los ai-tícu?os; de Viso -p «pneu-míto conaún q&p 
el peder Ejecutivo iie-c'ar» c«roo. t^tlaa- pe«ra: lír. a?2>r 
miniistración pdbliea, deberán ser; a^lquJrJíJOB: oH15gto« 
toi-ramento a la- Dirección Gpneriar die- Sm»iitistros- ^á' 
Estado. - 

GHvanÜHsr 

25} Las garantías en las con trataciones serán d*lB 
siguiente importe y , n,atu raleza-:- 

a>' 1' %á'el r va-Ibr- total de la, Qtprttn; 
' B^ 5'9ÍS üel valor adjudicado; 

La garantía señalada en ef apaRtEidita).), Q»ja. sól«_,e<fr 
rreí^onderá en los casos de las- ^ IfóitadonesrpübíJaaA- 
deb-i: acompasarse a Ja propuesta- y>: eate.uJ&wie SErJBtBQ 
ol" mayor vator de la misma en caso. **í • p*B«5en<:aííW 
alternativafí. 

■ L*. gaa'OJitíai del apartado b) será,- oxri3*egadti , djc? 
positada por el adjudicatario a la-_ ojsden-, de* quien? 
se ¡.odioue: en las. eláusnlas partic-aJaroR. denltít düa 
los. 8 íoclio) días siguientes a, lo? aotlXTeacijín dJS? 
Ja. adjudicación. Cuando el término de. entecha, dó. loe 
elementos; sea por, un* pTaxo inferió?*- aj¡ ! attterío J rmeiifi&. 
indicado, la garantía SC cGnstitulrft. con.'- í' CdOftJ" d&fi 
de anticipación a la focha seflaJáda^ Bara^ la- , entE-^u 

Cuando- la cotización, se- baga, on;. mojwdac eatraaiói»* 
r.a,. el importe de la garantía, se; caÍGniar4r ai: taj^s; 
do caanbio- que rija para los? prodíiofeBte cotiaaKijj«. ** 
eQbj.c la- base del! cambio; má«;dlevadjifc riéronte: fl:i *í' 
día, de la- cojistítución de- la sasaatüte, 

St no. existiera cambio oficial; pam. Tos, produeí^ 
cotizados: en moneda extranjera,, -lit. gpxaatíai- se: aStin 
culará sobrq" el tipo, más; elevado, do]: mercado IfbTS- 
o.» el, día de,; la/contitución do l'a garantíate 

2:6) La- garantía podi*a otorgarse, . solí*©: qse eatí* 
Icgaimente determinado de otro modov, en algún» 
üc estas formas:- 

a.) En efectivo o en cheque contra; una* antütUsí 

bancari.a üel luga,r donde, se reallaa;, la lielt-ft* 

ción._ ■• tí 

La dependencia doiiositai-á el ohemWt: dje^iíro dejj 

prinie.1' _ día laborable siguioiite;^ 

b) En- tft'ulo3>. dp la. dauda publicar. n-a«l.onaí¿ benoe 
deL Tesoro.^ emitidos por. el Kstaaip^. bj>nos: afe 
potejeario^ a, cargo, del. Sancas Cpntíail.^ dte 1^. 
BopúbUcot Argentina, o cujüíivjaav Qix<t,.Tia3iín r t& 
nsálaí" dír la¿ Nación., provincial; <& munioipaíJ 
sicmprct que estos ■ úlííntps- srí coifóeni: oílclafr 
mente; en: la Bolsa-; doj- Comercio; áe Buenoe- 
Aires;, 

oO- Con; fianaa a, satisface i dsi ü$l urj;íwi«3«):. aonkJr^ 
. tapte;^ 
d> coar. pjasai'tí- susfa-ipta- por- qpl-wieB' tangán; oí 
uso do- la raxOn. social o. a£tífi&r.c<Ufe-EOde,í;es¡ 1 stS"* 
f icientcs del ofertante o ad-judic^tatiOj- de'.aeucr*- 
do al siguiente modelo: 
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(Lugar y fecha) Por m?n ■ ■•* 

*'■ '' 'A' la v^stá; pagaré . ; ,; .'l. a ._ *. .-. ._..-.. •'.' 

o a su orden la suma de , » 

- imperte de la garantía ofrecida a 

■-entera '• satisfacción y en un todo de acuerdo 
con las' estipulaciones .del pliego de bases' y con- 
diciones de la 

Expediente '*-*'*. 

Domicilio ; ■ 

Cuando la garantía de la adjudicación exce- 
diera de ? 50.000 m,n. (Cincuenta mil pesos mo- 
neda nacional), el pagaré será afianzado por 
un aval bancario o firma de reconocida rsspon- 
.. sab.'lidad, apreciándose ésta si de una manlfes- 
tación de bienes o último balance exhibido sc : 
comprueba que la responsabilidad neta excede 
diez veces de la suma afianz_ada. - - 

Esta forma de garantía no scríi admitida pa- 
ra los casos de ventas efectuadas ~P ot " el Estado, 
a firmas no inscriptas en el Registro de Provee- 
dores .del Estado. _ f 

También para afianzar garantías que .superen 
ía suma de 3 50.000, m'n. (Cincuenta mil pesos 
-moneda nacional), podrá el adjudicatario suscri- 
bir pagaré hasta dicho importe y el excedente 
constituirlo en cualquiera de las formas previs- 
. v tas en los apartados a), b) y c) de este inciso, 
27), La garantía afianza el cumplimiento de todas 
las obligaciones del proponente y adjudicatario esta- 
bleadas en el pliego de bases y condiciones y en las 
cláusulas particulares, y se constituirá independien- 
temente para cada contratación, sin ser admisibles 
las créditos contra el Estado que los proponentcs .ten- 
gan én trámite. 

-.28.) EL oferente o adjudicatario, a sola petición del 
organismo contratante, contrae la obligación de- hacer 
efectivo el importe de la fianza o de los cargos co- 
rrespondientes en aquellos caso3 en que, de acuerdo 
con las disposiciones pertinentes, mediara la eximi- 
ción de garantía, ya sea por la. extensión de certifica- 
dos o por no ser obligatorio, constituirla. 

Cualquier reclamo que se pretendiera interponer 
yólo podrá ser entablado después del pago respectivo, 
' pero deberá renunciar a oponer excepciones en el 
.caso de que se le inicie acción por cobro del docu- 
mento suscripto. 

29) Para las ofertas de hasta % 100.000 m|n. (Cien 
mil pesos moneda nacional) y adjudicaciones de hasta 

!. 20.000 pesos moneda nacional (Veinte mil pesos mone- 
da nacional) no será necesario constituir garantía. 

30) Cuando una firma proveedora del Estado, du- 
rante los últimos cinco años, haya cumplido satisfac- 
toriamente log compromisos contraídos con los or- 
ganismos ante los cuales actuó, tendrá derecho a ges- 
tionar una autorización especial que la eximirá de 
'constituir las respectivas garantías en las contrata- 
ciones en que se presente en el futuro, en la medida 
y forma establecidas cñ la «presente reglamentación. 

Con ese fin, las firmas interesadas deberán for- 
mular ante la Dirección General de Suministros del 
Estado' las solicitudes respectivas, indicando Jas re- 
particiones de las cuales han sido proveedoras.- anti- 
güedad en el comercio o industria a que se dedican, 
capital social, referencias bancarias y cualquier otro 
antecedente que se les solicite. . 

La mencionada repartición" procederá al estudio de 
103 antecedentes presentados, .teniendo en -cuenta ade- 
más todos aquellos que obren en su 'poder, relaciona- 
dos con la actuación anterior de la firma recurrente 
y, si de ello resultara aconsejable, otorgará la conce- 
sión de la franquicia solicitada. 

/ En los certificados que se otorguen en virtud del pá- 
rrafo anterior se hará constar el importe hasta el cuál 
la firma beneficiada queda eximida de presentar las 
garantías referidas. 

\ El importe por el que serán extendidos lew. certi- 
ficados estará en relación con el capital de la firma 
que se trate, pero en ningún caso podra exceder de 
% 10.0. 0C0 mln. (cien mil pesos moneda nacional) . 
Hasta la su<ma que se extienda el certificado es- 
tará eximida. la firma titular del mismo para 'cons- 
tituir las garantías que enumera esta reglamentación 
y servirá para bada caso particular independiente- 
mente, esto es, ain acumulación. 

Esos certificados, aún cuando no se trate de un 
proveedor habitual del Estado podrán, acordarse 
siempre que las referencias y antecedentes sean inob- 
jetables y se trate de una firma de notoria solvencia 
y arraigo comercial en el país. 

31) Estos certificados caducarán a Ice dos años 
-de-ía fecha de su expedición, pudiendo ser ronova- 
-dos 'por períodos iguales por resolución de la Direc- 
ción General de Suministros .del Estado. - 

i Da validez de un,, certificado de exención, de de.- 
pósito de garantía se extenderá al tiempo de yl- 
■ geneia de la contratación para la cual fuera acor- 
dado, aún cuando su término hubiera expirado dú- 
.rante el lapso de dicha contratación salvo el caso de 
qúe'hubiera caducado en virtud de haberse aplicado 
sanciones a la firma pertinente, en cuyo caso ésta 
deberá -depositar de inmediato en efectivo' o en tí- 
tulos la garantía correspondiente al monto del cer- 
tificado 1 caduco. ' .. 

32) Da cancelación de loe certificados será dada a 
conocer por intermedio del Boletín Oficial. 

A tal efecto la Dirección General* de Suministros 
.del Estado le efectuará las comunicaciones perti- 
nentes.- ■ ■ 

,. igualmente comunicará ~ esas cancelaciones a' los 
ministerios, entidades descentralizadas, empresas del 
-Estado y sociedades de economía mixta. 

33) Das garantías de las ofertas serán devueltas 
.de oficio' y de inmediato, con excepción de -las pre- 
sentadas por ei que .resulte presunto adjudicatario, 

-la que se retendrá hasta tanto se resuelva sobre la 
adjudicación. ■ ' 



Da .devolución de la garantía no implica la cadu- 
cidad de la oferta; la que mantendrá su validez por 
el 'término correspondiente. 

Asimismo serán devueltas de oficio y de inmediato 
las garantías correspondientes a las firmas que ha- 
yan reruHado adjudicatarias, en cuanto quedare de- 
mostrado que han cumplido fielmente el contrato 
pertinente. 

34). En los depósitos de valores otorgados en ga- 
rantía por contratos celebrados con el . Estado, no 
se efectuarán restituciones por el acrecentamiento 
de dichos valores, motivado por compensaciones en 
las operaciones de conversión o por valorización de- 
rivadas de las cotizaciones de bolsa. El Estado nó 
abonará intereses por los depósitos de garantía, pero 
los que devengaren los títulos o valores "depositados 
en tales conceptos, pertenecerán a íus propietarios. 
Normas Referentes- a las Contrataciones - Apertura 
de las Propuestas - Estudio y Preadjudicación 

35) Las contrataciones se regirán por las cláu- 
sulas general es de los pliegos de condiciones apro- 
bados por e! Poder Ejecutivo,. 

Las modificaciones a dichas cláusulas serán re- 
sueltas por el Poder Ejecutivo, previa intervención 
del Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Las cláusulas particulares y las características o 
condiciones especiales que debe reunir el objeto o 
motivo de la contratación, serán establecidas por las 
dependencias contratantes. 

36) Las cláusulas • particulares, que serán parte 
integrante de los pliegos de bases y condiciones, y 
en las que se indicará el lugar, día y hora donde 
se presentarán las ofertas, deberán expresar el plazo 
de mantenimiento de ¡as propuestas, cuando sea 
dbtlnto al determinado en el inciso 57), plazos, lugar 
y forma de entrega y recepción de lo adjudicado, 
si será requerida la conformidad previa del orga- 
nismo contratante antes de la entrega, agregación 
de muestras, etc., y todos aquellos aspectos que se 
relacionen con la contratación que se tramite, pero 
no se podrá incluir requisito alguno que modifique 
o establezca condiciones distintas a las determinadas 
en las cláusulas generales. 

3 7) Las características, calidad o condiciones es- 
peciales del objeto o motivo de la contratación, que 
también' serán' parte integrante del pliego de bases 
y condiciones, deberán redactarse en" forma precisa 
e inconfundible, con la nomenclatura y caracteres 
científicos y técnicos correspondientes, conteniendo 
las especificaciones necesarias que deben reunir los 
efectos, servicios, etc. 

Salvo casos indispensables originados en razones 
científicas o técnicas, no deberá solicitarse marca 
determinada, quedando entendido que si se men- 
ciona alguna "marca" o "tipo", es al solo efecto de 
señalar las características generales del objeto pe- 
dido, sin que ello implique que no pueda el propo- 
nente ofrecer artículos similares de otras marcas o 
tipos . 

En casos" especiales, aparte de las especificaciones 
establecidas o en su reemplazo, podrá remitirse a la 
consulta de una muestra .patrón existente en la re- 
partición contratante, indicándole, en tal. caso, el 
lugar y dentro de qué horas . podrá efectuarse la 
consulta. * 

38) Las cláusulas particulares establecerán prefe- 
rentemente que la entrega se efectuará en el lugar 
de destino, corriendo el flete, acarreo y descarga por 
cuenta del adjudicatario. 

En aquellos casos en que las circunstancias Jo ha- 
gan necesario- o conveniente, podrá preverse en las 
cláusulas particulares la aceptación de ofertas sobre 
vagón u otro medio de transporte, con flete por 
cuenta del Estado. 

39) En las cláusulas particulares de las adquisi- 
ciones referentes a la provisión de elementos a im- 
portar deberán establecerse las condiciones que, en 
base a la información que produzca el Ministerio de 
Hacienda o los que correspondiera, según :a consulta 
indicada en el inciso 21), ' regirán la contratación, 
como así también, loa sistemas de pago quo se pre- 
vean o aquellos que, cómo alternativa, se aceptarán. 

40) En principio, sólo podrán concurrir a las con- 
trataciones las -'Irmas inscriptas en el Registro ■ de 
Proveedores del Estado. 

* Los proponentes que tengan e n trámite el pedido 
de Inscripción, e igualmente aque"los que aún no lo 
hubieran hecho, podrán formular ofertas, las que 
serán materia de consideración si las referencias 
que ofrecieran fueran satisfactorias a juicio del or- 
ganismo, contratante. 

Los proponentes, no inscriptos en el Registro de 
Proveedores del Estado, por él solo hecho de presen- 
tarse a una contratación serán conceptuados conio 
solicitantes de. su inscripción. En tales casos, los 
organismos contratantes harán la pertinente comu- 
nicación a la Dirección General de Suministros del 
Estado a efectos de que la misma solicite del pro- 
ponente el cumplimiento de log requisitos pertinentes, 

41) Serán admitidas ofertas formuladas por pro- 
ponentes que no han de figurar inscriptos en el Re- 
gistro dé Proveedores del Estado; 

'a). Eh los casos de particulares propietarios de la 
* mercadería ofrecida, cuando las circunstancias 
no hagan suponer que se trata de cosas produ- 
cidas o adquiridas a título oneroso para lucrar 
. con su enajenación; 

b) Cuando se trate de artistas o técnicos, profe- 
sionales; 

c) Si las ofertas provienen de firmas establecidas 
en el extranjero, sin representantes o agentes 
en el país; 

d) En el caso de compras por "caja chica", 

. 42) Las propuestas serán presentadas — en' dupli- 
cado, cuando así lo requieran las cláusulas particula- 
res — en sobre cerrado y se admitirán hasta el día y 
Vara, fijados para la apertura del acto. 



Deberán entregarse -personalmente bajo recibo o 
remitirse por. pieza certificada con la anticipación 
indispensable, estableciendo claramente en el sobre 
la contratación a que corresponde, como.aeí también 
el día y hora de apertura. Tales propuestas deberán 
estar, en lo posible, escritas a máquina y cada foja, 
será rubricada por el oferente. 

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debida- 
mente salvadas por c-1 oferente al pie de la propuesta. 

Cuando el oferente estuviera .inscripto en el Re- 
gistro de Proveedores del Estado, consonará el nú- 
mero de inscripción. 

4 3) A cada propuesta deberá acompañarse: ji 

' a) El .documento de garantía pertinente; ■*! 

b) El sellado" de ley que fuere del caso; 

c) El recibo de la muestra o el documento que 
compruebe su envío, cuando la presentación de 
la misma hubiese sido exigida en las cláusu'as 
particulares y aquélla no pudiera ser agregada; 

d) Descripciones o catálogos- cuando así interesara 
para ilustrar la oferta. , 

44) La presentación de la oferta sin observación 
a los pliegos de bases y condiciones (cláusulas ge- 
nerales y particulares y caracterí-: ticas, calidad o con- 
diciones especiales del objeto o motivo de Ía contra- 
tación), implica . la aceptación y sometimiento a las 
estipulaciones de esa documentación básica. 

45) A los efectos del cumplimiento de sus obliga- 
ciones, los proponentes^ en sus ofertas deberán fijar 
su domicilio legal en el territorio de !a República 
Argentina. 

46) El proponente puede formular oferta por, to- 
do o parte de lo solicitado y aún por parte del ren- 
glón. Como alternativa,, derpués de haber cotizado 
por renglón, puede ofrecer per el total de los efec- 
tos sobre la base de su adjudicación íntegra,: siempre 
que asi. se hubiere previsto en las cláusulas parti- 
culares. 

47) La cotización, que deberá ajustarse a las cláu- 
sulas generales y particulares, especificará: 

a) El precio unitario en numeres, siempre con ro* 
ferencia a la unidad del sistema métrico deci- 
mal o a lo fijado en la nómina respectiva, y 
en letras y en números per el total general de 
la propuesta; 

b) Si s« trata de productos de industria argentina 
o extranjera; 

c) La oferta por artículo, en cantidad neta y libro 
de envases, gastos de embalaje y por precio 
fijo determinado de cada unidad; 

d) Si tiene envase especiai y si el precio cotizado 
lo Incluye o. en cambio, si debe devolverse; 
en caso de devolución, el flete o acarreo corre 
por "cuenta del proponente. 

48) Cuando en las cláusulas particulares se hubie- 
ra" previsto que Se aceptarán ofertas de productos a 
importar,- 'las cotizaciones, podrán efectuarse en la 
moneda del país de origen b en otras monedas, se- 
gún las disposiciones en vigor fijadas por la auto- 
ridad jurisdiccional competente • sobre la materia. 

En tales casos, si en lag cláusulas particulares ge 
hubiera previsto la aceptación de entregas F.O.B.» ■ 
en la cotización, además del precio propuesto, podrá 
indicarse a título- ilustrativo el importe de los fletes, 
seguros, derechos aduaneros y de*más impuestos y 
gastos correspondientes, como si se tratara .de efec- 
tos que hubieran de entregarse en el lugar de destinó. 

49) No se podrá estipular el pago en oro. o valor 
oro ni convenirse ■ cláusulas que pongan, el riesgo 
del cambio a cargo de la entidad contratante, 

50) Los precios adjudicados serán invariables. 

51) Previa expresa autorización d«l Poder Ejecu- 
tivo, en aquellos casos en que fuera imprescindible 
preverlo, podrá incluirse en las cláusula? particula- 
res que los precios adjudicados serán reajustados 
cuando su fluctuación sea consecuencia de medidas 
adoptadas p°r autoridad competente. 

A tal efecto deberán determinarse los rubros y 
conceptos y el porcentaje \áQ Incidencia en la Inte- 
gración del elemento a contratar" que se tendrá en 
cuenta para establecer las variaciones en más o en 
menos que pudieran producirse. 

52) Cuando no so establezca en forma expresa 
plazo de vigencia, so entiende que la autorización 
referida rige únicamente para el ejercicio en qu« 

"se comprometen los gastos. 

53) En el caso de elementos cuyos precios s°n fi- 
jauos oficialmente, los precios adjudicados podrán 
ser objeto de reajuste durante la vigencia del . con- 
trato si se produjeran modificaciones en má s o en 
menos en los refc_idos precios oficiales, reserván- 
dose la repartición contratante el . derecho de limitar 
el contrato cuando conviniera a sus Intereses. 

G4) Ajos efecto; de ios reconocimientos a que se 
refieren los incisos 51) y 53). loe nuevos precios 
serán hechos conocer por el adjudicatario a la re- 
partición contratante con anterioridad a la entrega 
de los elementos, sin cuyo"~requisito queda enervad» 
todo derecho al respecto. 

55) Además d«l detalle que s€ formule en la pro. 
puesta sobre calidad y características de lo ofrecido,- 
los proponentes, cuando lo exigieran las cláu°ula» 
particulares, deberán presentar muestras del ele- 
mento a . proveer. 

Las muestras serán presentadas juntamente con-la 
oferta o hasta el momento de la apertura del acto. 
Cuando las muestras deban ser presentadas en un 
lugar distinto al de apertura de las propuestas, las 
cláusulas particulares fijarán el lugar donde se en» 
tregarán. 

" En caso de que las muestras no sean presentada» 
integrando la propuesta, deberán ser envueltas indi- 
cando en la parto visible del bulto la contratación 
a' que corresponde y el día y hora establecidos para 
la apertura do ofertas. De las muestras entregadas en 

esas condiciones se otorgará recibo. . ■ > 
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a) 

b) 
c) 



d) 



No será imprescindible la presentación de muestras 
cuando se ofreciera un cío monto cuya marca fuera 
suficientemente conocida en plaza. 

5(1) Las muestras que se acompañen y que no haya 
sido necesario someterlas a un proceso destructivo pa- 
ra su examen, so devolverán a los propon en toa den- 
iro de los plazos y condiciones fijados en las cláusulas 
particulares, pasando a ser de propiedad del Estado, 
sin cargo, las que no fueran retiradas en esos, plazos, 
y quedará facultado el organismo tenedor ' de Jas 
muestras para resolver sobre su uso, venta o destruc- 
ción si, en esto último caso, no tuvieran aplicación 
idguna. 

Las muestras correspondientes a los artículos ad- 
judicados quedarán en poder del organismo para con- 
trol de tos que fueran provistos por los adjudicata- 
rios, salvo que ol valor o Jas características de los 
efectos no permitiesen su retención, de Jo que deberá 
dejarse constancia en la propuesta. 

Una voz cumplido el contrato, las muestras serán 
devueltas de conformidad con lo previsto en «1 pri- 
mer párrafo. 

57) Los proponentes se obligan a mantener sus 
«Eertas .por el término do "0 (treinta) días. Cuando 
por la urgencia, naturaleza o importancia de la conr 
Tratación fuese necesario fijar un término distinto 
ni indicado, regirá el tiempo que a tal efecto se esta- 
blezca en Jas eiáusulas particulares. 

58) En el local, día y hora determinados para ce- 
lebrar el acto, se procederá a abrir las propuestas en 
presencia de las autoridades superiores que corres- 
ponda, de los proponentes que desearan presen clin* el 
í*cto y del contador fiscal ' delegado del Tribunal de 
Cuentas de Ja Nación, si fuese posible su concurren- 
cia. 

Con antelación a la apertura deJ acto, los propo- 
nen tes podrán solicitar del organismo contratante to- 
do antecedente que consideren necesario - y hacer las 
aclaraciones, reclamaciones u observaciones que juz- 
guen pertinentes. Abierta la primera oferta, no se 
admitirá la presentación de otras nuevas ni pedido 
de explicaciones o aclaración que interrumpa el acto. 

Del resultado obtenido se procederá a labrar el 
acta correspondiente, la rn<e deberá ser absolutamente 
objetiva, conteniendo todas Jas propuestas- presenta- 
das, y se hará constar lo siguiente: 

Número de orden de Ja propuesta; 
Nombre del proponentc; 

Mayor importo de la oferta o la expresión "pre- 
cios unitarios" si Ja misma no estuviera tota- 
lizada; 

Monto y forma de la garantía. 
331 acta será firmada por las autoridades superio- 
res que intervengan en el acto, por el contador fiscal 
delegado del Tribuna] de Cuentas de la Nación en 
<faso de existencia, y por los concurrentes ouc asi de- 
seen hacerlo. 

L¡;s propuestas serán rubricadas por el funcionarlo 
superior que presida el acto o por quien éste designe 
en el momento, y por el contador fiscal delegado ( del 
Tribunal de Cuentas de Ja Nación en caso de asis- 
tencia. 

59} Si el día señalado' para la apertura do las pro- 
puestas resultara no laborable, el acto tendrá lugar el 
" siguiente día laborable y a Ja misma hora. 

■CO) Con posterioridad al acto de apertura de las 
propuestas podrán considerarse las aclaraciones o.ue 
a pedido del organismo contratante formulen Jos ofe- 
rentes, siempre que no alteren la propuesta dé origen 
Jii-modifiquen las bases de la contratación ni el prin- 
cipio, de igualdad entre todas Jas ofertas; 

€1) No se considerarán Jas ofertas condicionadas 
o que se aparten de las bases de la contratación 
(cláusulas generales, particulares y características o 
condiciones especiales del objeto o motivo de la mis- 
ma), salvo aquellas que contengan defectos de forma, 
tales como errores, evidentes en los cálculos, falta de 
totalización en Ja. propuesta, error en el monto de la 
garantía, omisión del duplicado de la oferta y otros 
defectos que no impidan su exacta comparación 0031 
las demás propuestas. 

En eJ caso de que el total cotizado para cada ren- 
glón no responda al precio unitario, se tomará este 
tlltimo exclusivamente como precio cotizado. 

62) Para el examen de las propuestas presentadafí 
ue confeccionará un cuadro comparativo de precios y 
condiciones. 

CS) Para la comparación de las ofertas por merca- 
derías o materiales a importar, cuya cotización se hu- 
biera efectuado en moneda extranjera, los precios 
ofrecidos se reducirán a moneda nacional al tipo de 
cambio vendedor que rija para los productos respec- 
tivos, el día de la apertura de las ofertas,' 

Si los productos cotizados no tuvieran tipo de enm- 
feio asignado, el cálculo se hará sobre el mercado libre , 
vendedor al día de' la apertura dé las ofertas. 

Cuq.1i do de acuerdo cen las cláusulas particulares 
«é hubiese cotizado F.O.B., a la cantidad obtenida 
cu la forma anteriormente aludida se adicionará e¡ 
importe de los í Jefes, seguros, derechos aduaneros, 
afín cuando se tratare de materiales liberados de esos 
derechos, y demás impuestos y gastos correspondien^ 
tefe, como sí se tratara de efectos que hubieran de en- 
tregarse en el lugar de destino. 

64) En cada repartición. Organismo, etc., existirá 
«J'tn comisión de pre-adjudlcación que estará integrada 
por tres miembros como mínimo, cuyo funcionamiento 
«era determinado por Ja respectiva autoridad jur.s- 
'dicclonnl. 

Cuando so trate de contrataciones para cuya apre- 
ciación se requieran conocimientos técnicos o especia- 
J;j:ados. dicha comisión deberá estar integrada por un 
itfiíMíici del orgranishin respectivo. En su defecto, la 



comisión podrá so}i citar toda clase de informes y cual- 
quier otro elemento de juicio que sea necesario, 

65) J3n caso de empate (ifitmldad de precios y cali- 
dad requerida) se solicitará a Jos respectivos propo- 
nentes que, por escrito y dentro del término de 3 
(tres) días, formulen una mejora de precios. 

Las propuestas que se presenten serán abiertas en 
el lugar, día y hora establecidos en el requerí miento 
de la contratante, labrándose el acta pertinente. 

Be subsistir el empate por no lograrse- la modifica- 
ción de los precios o por resultar éstos nuevamente 
iguales, se dará, preferencia en la pre-adjudieación 
a aquella propuesta que originariamente hubiera fi- 
jado menor plazo de entrega. 

De continuar también en ese aspecto la igualdad se 
procederá aJ sorteo de la pre-adjudieación, salvo cuan- 
do se trate de efectos nacionales y extranjeros, en cu- 
yo caso la prc-adjudlcaclón se hará a favor de los 
primeros y, si fuera del caso, en segundo* término a 
favor de los introducidos al país con anterioridad 
a lá contratación tramitada. 

No se solicitará mejoras de precios cuando Jas co- 
tizaciones respondan a precios oficiales fijos previa- 
mente establecidos por autoridad competente o cuan- 
do el renglón empatado no exceda de 500 pesos mo- 
neda nacional (Quinientos pesos moneda nacional). 
En tales casos se tendrá en cuenta para la pre-adju- 
dieación eJ menor plazo de entrega y si es de pro- 
ducción nacional o extranjera, y en igualdad de si- 
tuaciones, so procederá al sorteo. 

JLos sorteos se efectuarán en presencia de los inte- 
resados si concurrieran, labrándose el acta pertinente.' 

(i<J) La pre-adjudieación se hará teniendo en cuenta 
Jas condiciones que sobre cotización se hubieran esta- 
blecido en las cláusulas generales y particulares y 
demás estipulaciones que .sirvieron de base para la 
contratación, pudiendo tener Jugar aun cuando sólo 
se hubiera obtenido una oferta ajustada al pedido. 

67) Los descuentos que se ofrezcan por el pago den- 
tro de un plazo determinado no serán considerados 
a Jos efectos de la comparación de ofertas, debiendo 
no obstante ser tenidos en cuenta en el trámite de los 
pagos. 

íí8)La pre-adjudieación recaerá siempre en la pro- 
puesta más ■conveniente,' entendiéndose por tal a estos 
efectos .aquélla cuyas cotizaciones sean, a igual cali- 
dad, Jas. de más bajo precio. 

Por vía de excepción podrá pre-adjudicarsc por ra- 
bones de calidad, dentro de las eai-acterísticas o con- 
diciones mínimas que -debe reunir el objeto de la con- 
tratación, previo dictamen fundado del organismo 
correspondiente que, en forma, descriptiva y compa- 
rada con las ofertas de menor precio, justifique en 
detalle la mejor calidad del material, funcionamiento 
u otras características quo demuestren la ventaja de 
¡a pre-adjudieación que á un precio superior al menor 
cotizado; se proyecte hacer. Asimismo deberá deter- 
minarse si esa mejor calidad es imprescindible para 
el objetivo a que se destina el elemento y compensa 
la diferencia de precios. 

En casos necesarios se requerirá,- para producir 
el dictamen, 1a información y el .ana! bis de ia.i ofi- 
cinas técnicas pertinentes, adoptándose un sistema 
que evite individualizar en "e¡ laboratorio tas firmas 
presentantes de ias muestra*;. 

Cuando aíí se hubiera establecido en las cláusulas 
particulares, podra preadjudicars'c a propuestas que 
ofrezcan- menor plazo de entrega aunque su precio 
no sea el más bajo, si las necesidades del servicio 
lo requieren. En este caso, el organismo correspon- 
diente deberá justificar los beneficios que- en rela- 
ción al precio, se obtengan del menor plazo de en- 
trega . 

Las preadjudieaciones darán motivo a un informe 
de la Dirección oc Administración o servicio admi- 
nistrativo que haga sus veces en el que, en base a 
Jos antecedentes, acumulados, «e establecerán las ra- 
zones y circunstancias tenidas en cuenta en cada 
caso para aconsejarlas, y so determinará: las firmas 
a cuyo favor recaí n, loe renglones que se le pro- 
adjudican y el importe parcial y total • correspon- 
diente, indicándose-, asimismo, -la imputación que 'se 
dará al gasto. 

Cfl) Kl organismo contratante podrá rechazar to- 
das o parte de las propuestas así como adjudicar 
todos o parte de loe elementos licitador 

70) Efectuada la preadjudicación, se notificará 
por oficio con avi. o de retorne a', proponente cuya 
propuesta se aconseje adjudicar, entendiéndose que 
la comunicación sólo tiene carácter informativo y 
producirá efectos jurídicos luego de la adjudicación 
definitiva resucita por autoridad competente. 

71)) Las preadjudieaciones serán anunciadas en 
ano o más' lugares visibles del locaí" de] organismo 
contratante, en dónde tenga acceso el público, de- 
biendo en las cláusulas particulares indicar.se el o 
loe lugares c» que seria exhibidos tales anuncios. 

Los interesados; podrán formular las objeciones a 
que se crean con derecho, hasta e] plazo que se 
fije en los anuncios, que no podrá ser inferior a 
*tres (3) días, transcurrido el cual quedará extin- 
guido todo derecho a formular cualquier oposición. 
Adjmi¡<?íiefón - Contrato 

72) Cuando Cn las licitaciones publicas -se realicen- 
adjudicaciones c n conjunto hasta $ 100.000 m|n, 
(cien mil pesos moneda nacional), la aprobación 
pertinente será acordada por las autoridades com- 
petentes para efectuar gastos hasta esa suma. 

73) El contrato se perfecciona con la adjudicación 
efectuada por Ja autoridad competente dentro, del 
plazo de mantenimiento de las propuestas. 

74) La adjudicación será comunicada, dentro de 
Ion 5 (cinco) días de acordada, al interesado, •me- 
diante orden de compra o provisión y ereepeionai- 



.raentc en cualquier otra forma documentada, cons- 
tituyendo efia comunicación la orden para cumpli- 
mentar el compromiso en las condicione» estipuladas. 

Vencido dicho plazo o el do vencimiento de la 
oferta conforme al inciso 57), el interesado que no 
fuera notificado de la adjudicación, podrá requerirla 
personalmente o mediante telegrama colacionado. 

Si dentro de los ü (tres) diaa siguientes no se 
hubiera concretado dicha notificación, la oferta se 
tendrá por automáticamente caduca, 
. 75) La orden de compra no deberá contener esti- 
pulaciones distinta.-; o no previstas en la documen- 
tación que diera origen a) contrato. 

En caso de errores u omisiones, el adjudicatario 
deberá ponerlo en conocimiento del organismo den- 
tro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de recibida la 
orden de compra, pin perjuicio de cumplimentar e! 
contrato conforme a las bases de la contratación 
y oferta adjudicada. 

76) Forman parte rutes rante del contrato : 

a) El pliego de bases y condiciones (cláusulas ge- 
nerales, particulares y características, calidad 
o condiciones especiales , del objeto do la con- 
tratación); 

b) Las ofertas adjudicadas; 

c) Las muestras correspondientes secan proceda; 

d) La adjudicación dictada por autoridad compe- 
tente. 

77) Cuando corresponda su protocolización de 
acuerdo con las prescripciones del artículo Ci, 
inciso c) de !a ley y del inciso 4) je su reglamen- 
tación, el contrato será suscripto dentro do los 10 
(diez) días de comunicada Ja aprobación do la ad- 
judicación, a menos que razones circunstanciales no 
lo permitan. 

78) Cuando así se hubiera previsto en las cláusu- 
las particulares', el organismo contratante, ;previa 
aprobación do la autoridad competente de acuerdo 
co^ el monto del -jasto, tendrá derecho, cn las con- 
diciones y precio pactados, a: 

a) Aumentar o disminuir hasta el 10 % (diez por 
ciento) del total adjudicado. Ese porcentaje 
incidirá, tanto cn la entrega integral como cn 
las entregas parciales, cuando ^ las mismos -de- 
ban --efectuarse, por períodos; 

b) Prolongar por un término que no excederá rde 
30 (treinta) día« el contrato, con o sin las mo- 
dificaciones comprendidas en eL apartado a)'. 

' A los efectos de) uso -de estas facultades, el -orga- 
nismo contratante' deberá emitir la orden pertinente 
cois una anticipación de 7 (siete)' días al venci- 
miento de la vigencia del contrato. 

79) Todas las cuestiones que puedan suscitarse 
con motivo de la ejecución e interpretación del con- 
trato serán resueltas conforme con las previsiones 
del pliego de bases y condiciones y por las vías ' e - 
gales y reglamentarias que corresponda. 

En las cláusulas particulares, nó podrá preverle 
el Juicio do arbitros o amigables componedores -para 
dirimir las divergencias que se susciten con motivo 
de la interpretación o ejecución dei contrato. 

ÜO) El contrato no podrá ser transferido ni ce- 
dido por el adjudicatario sin la previa anuencia de 
¡a autoridad competente. 

31) Podrán rescindirse los contratos, aln recurso 
alguno por parte del adjudicatario: 

a) Por falta de cumplimiento de las cláusulas 
contractuales; 

jj) Por transferencia .del contrato sin autoriimcíón 
competen lo; 

c) En los demás casos especialmente considerado» 
en esta reglamentación. 

82) Cuando el Estado rescinda un contrato 'por 
una causa no especificada en el inciso anterior, «1 
contratista tendrá derecho a que Be Je recono»c»n 
tos gastos directos o improductivos que documeenta- 
damente probare haber incurrido con. posterlcrídad 
a. la adjud'cación y con motivo del contrato, »ero 
no se hará Jugar a ninguna reclamación por lucro 
cesante o a intere¿e« de capitales requeridos pai* 
garantías . 

Knnee« - Recepción - refiriendo» 

Í!S) Los adjudicatarios procederán a la entrega d* 
ios efectos ajustándose a la forma, lecha, platos, 
tugar y demás especificaciones ^establecidas <:n la 
documentación pertinente. 

84) Cuando por Ja naturaleza del suministro me 
T>ued a entregarse ia cantidad exacta contratada por 
imposibilidad absoluta de fraccionar las unidaéee, 
las cláusulas "particulares preverán la eondicICn ■de 
que las entregas serán aceptadas jl opción del orga- 
nismo contratante cn m&i- o en menoa según lo per- 
muta el mínimo fracciona ble, correspondiendo Xa. 
aprobación del excedente por autoridad cowvpísteníe 
do acuerdo al monto. 

Í.5) Se entenderá por entrega inmediata la ^wdon 
a cumplirse por los adjudicatarios -dentro de tas I 
(cinco) día« de la. comunicación a que bo refiere el 
inciso 74), salvo que cn las cláusulas particulare» se 
estableciera un término menor. 

Í6) Xos recibos o remitos -que- so finnen on «9 
momento de la descarga y entrada de loa -artfctfloE 
o mercaderías a Jos depósitos ■« oficinas destín alarias 
tendrán el carácter de recepción provisoria, iiujet* 
a la verificación posterior. 

Í7) Vencido el plazo del cumplimiento del con- 
trato sin quo los elementos fuesen entregatHOp ■© 
prestados loa servicios, o en el caso de rechtuto, et 
organismo contratante intimará ara entrega o *e. 
prestación dentro de un plazo : prudenclal bajo «aper- 
cibimiento de rescisión del «onti-ato, atendiendo la* 
necesidades del mismo. 

Dicha intimación no exJm* al adjudicatario í* ¿s* 
multas que e*>rre«?porsdfln de acuerdo Al inciso 107), . 
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■ Transcurridos, los- términos estable cides sin que oí 
adjudicatario haya dado cumplimiento a sus com- 

• promisos, el" organismo contratante procederá a la 
rescisión del contrato y proveerá las gestiones co- 
rrespondientes a una nueva contratación, "todo ello 
fia perjuicio de- tas penalidades que proceda aplicar, 
do acuerdo con !o establecido en c-1 inciso 108). 

En el caso- de contrataciones, que prevean su cum- 
plimiento mediante entregas parciales, el organismo 

■ contratante determinará la oportunidad en que, en 
presencia de sucesivos incumplimientos, procederá la 
intimación bajo apercibimiento de rescisión del con- 
trato . 

88) La recepción definitiva de los elementos y 
artículos o- servicios- adjudicados, ee efectuará pre- 
via confrontación con ]as especificaciones estable- 
cidas, con las muestras tipo pertinentes o las adju- 
dicadas y el análisis si correspondiere. Cuando la 
contratación no se haya efectuado enn la base de 
muestras o no se haya establecido la calidad de los 
artículos, queda entendido que éstos deben ser de 
los calificados en el comercio como do primera 
calidad. .■ 

89) Para la verificación de mercaderías o servi- 
cios contratados, los organismos' designarán; con ca- 
rácter permanente o especial, inspectores o comisio- 
nes cuyo nombramiento, salvo que existiera imposi- 
bilidad material, deberá recaer cd funcionarlo? que 
no hayan intervenido en el trámite- de la adjudica- 
ción respectiva, puliendo, no obstante, requerírsele 
su asesoramiento. Por- razones de distancia entre el 
organismo adqtiirente y la oficina destinatatia, po- 
drá delegarse en *1 jefe de ésta la función expre- 
sada, de la cual será responsable. 

Dichos funcionarios certificarán la recepción defi- 
nitiva, que se- remitirá a Ja- oficina ante la cual se 
tramiten los pagos, siendo responsables de las. con- 



Si dicha reclamación fuera realizada con posterio- 
ridad, los intereses comenzarán a computarse a partir 
de la fecha de la presentación de Ja misma. ' 

103) Si la demora en los pagos obedeciera a causas 
que le fueran imputables, el acredor no tendrá dere- 
cho a reclamar intereses. 

104) En todos los casos las oficinas que interven- 
gan en las liquidaciones de las facturas indicarán la 
fecha en-la cual vence el término para efectuar el pa- 
go dentro del plazo establecido por el inciso 101).. 

Cuando las actüacions se reciban -vencido el plazo 
para el pago, l a Tesorería General de la Nación o las 
tesorerías pagadoras comunicarán al acreedor por 
carta certificada con aviso de retorno que el crédito, 
se encuentra a su disposición. 

Penalidades 

105) Corresponderá la' pérdida del depósito de ga- 
rantía si el proponente desistiera de su oferta antes de 

i que el contrato se perfeccione conforme a Jo previsto 
en el inciso 73). 

En caso de desistimiento parcial de la oferta, la 
pérdida del depósito de garantía lo será en forma'pro- 
' porcional. 

106 )~ La penalidad prevista en el inciso anterior 
también será aplicada al adjudicatario que no amplia- 
ra la garantía hasta el. 5 por ciento (cinco por ciento) 
del valor adjudicado dentro del término de S íocho) 
días- o- el que correspondiera de acuerdo con el inci- 
so 25). * 

107") Se aplicará una multa equivalente al 1 por 
ciento (uno por ciento) del valor de la contratación 
no cumplirla o- que habiéndose cumplido,., fuera mo- 
tivó de rechazo, por cada 7 (sietef días o. fracción 
no menor de 4 (cuatro) días de atraso, al adjudica- 
tario que no cumpliera el compromiso dentro.de los 
términos y condiciones estipulados en. la contratación. 

IOS) Resuelta la rescisión del contrato conforme 



formidades que acuerden 

90) La responsabilidad de* los jefes de depósito u j ccm Io establecido en el inciso 87), el adjudicatario 
oficina destinataria alcanzará a la verificación de ¡ I>enlerá el; depósito de garantía en proporción a la par- 
la- exactítu* del' peso-,, volumen, medida V cantidad de' te no cum Pl' l3 «i. 



los elementos 'y deberán suscribir la certificación- a que 
se refiere el inciso anterior. 

-Serán también responsables con* respecto a la ca- 
lidad- de las mercaderías o prestación de los servicios 
cuando, en las circunstancias previstas en el inci- 
so- S9>, se les haya conferido la función asignada a los 
inspectores o comisiones de recepción. 

91) Las certificaciones serán efectuadas dentro- de 1 
los 7' (siete) días de la entrega de los elementos. 

92) Cuando por la naturaleza del elemento se con- 
sidere qu los- análisis -o pruebas especiales que corres- 
ponda efectuar han de sobrepasar ese término, en las - 
cláusulas particulares se fijará el tiempo que se estime 
demandarán los mismos. 

t-3)- Los plazos previstos serán interrumpidos cuando 
faltare cumplir, por parte del proveedor, algún re- 
caudo legal* o administrativo. 

94) Los. jefes de depósito u oficinas destinatarias 
podrán requerírdirectamente a las firmas. proveedoras 
la entrega de las cantidaeds en menos que hubieran 
remitido. ' 

'95) La recepción .definitiva' no -libera al adjudica- 
tario de las responsabilidades emergentes de defectos 
de- origen o vicios; de. fabricación' que se 'advirtieran 
con .motivo del uso de los elementos entregados du- 
rante el plazo de tres meses computados a partir de 
la recepción, «alvo que por la índole de la contrata-* 
ción en las cláusulas- particulares -se fijara un plazo" 
mayor. 

El adjudicatario quedará obligado a la reposición 
de los elementos en el término y en el lugar* que se 
IcJndiquc- 

96)- Cuando^se trate d& mercaderías rechazadas, el 
adjudicatario será 1 intimado a.retirarlas en el término 
de- '30 (tre'nta) días. Vencido dicho plazo, quedarán 
de propiedad- del Estado, sin derecho a reclamación' 
alguna y sin/ cargo. 

Facturas y Pagos 

97) Las facturas serán presentadas en, las oficinas, 
(;l£C se establezcan en las cláusulas particulares. 

93) La facturación por entregas parciales será acep- 
tada, si- así lo admitiesen las cláusulas particulares, 
en *la forma que éstas dispongan, 

. 99) SÍ las facturas se presentaran en las oficinas 
en que se hubieran entregado los elementos, tales 
oficinas las. remitirán de inmediato a la dependencia 
.-'niela cual se tramiten los pagos, debiendo dejarse en 
las. .mismas constancia.de la fecha de su recepción. 

100) En caso de rechazo u observación de las mer- 
caderías o- servicios.^ las facturáis presentadas serán 
devueltas sin 7 más trámite. - . 

101) Los pagos serán efectuados dentro del témii- 
ito de 30 (treinta) días a contar de'la fecha en que, 
.según lo establecido en los incisos 91) y í>2>. se edi- 
ficase la conformidad de la entrega de' los elementos. 

Si las facturas fueran presentadas con posteriori- 
dad a. la fecha do certificación conforme, -el plazo será 
ct mp ut.ado desde la presentación de las 1 mismas. 

.Dicho pTazo se interrumpirá si existieran observacio- 
nes sobre la. documentación pertinente u otros trá- 
mites a cumplir imputables al contratista. • \ 

La-s. cláusulas' que se incluyan en las ofertas por "pá- 
g.o contado";, "pago a SO días", "pago a JO días fecha 
entrega de mcrea.dcrfas o presentación- facturas'". -o 
r ! mi lares, se: asimilarán a la aceptación, de' los plazos- 
referidos precedentemente. 

102* Si los pa^os se efectuaran fuera, del plazo se- 
ñalado,, el ncreertor Pulo tendrá, derecho- a reclamar 
intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación 
Argentina para los descuentos- en general, siempre cine 
el día del vencimiento de ese plazo hubiera reclamado f 
el pago, por estrilo en la tesorería pertinente, i 



Las penalidades establecidas en este inciso exclu- 
yen las fijadas en el anterior. 

109> Cuando el contrato consista, en la provisión 
-diaria^ de- víveres frescos, forrajes o cualquier otro 
¡producto perecedero y de consumo imprescindible, el 
¡adjudicatario ^sufrirá una multa a graduarse por el 
: organismo contratante, que no- podrá ser inferior al 
|l por ciento (uno por ciento) del importe ■' de la 
i provisión- no-efectuada. 

'• 11 0-)- Corresponderá la pérdida de la garantía, sin 
'perjuicio de las demás penalidades que pudieran ser 
de aplicación; en los casos en que el adjudicatario 
.transfiera su contrato sm la anuencia previa- de la 
'.autoridad jurisdiccional competente. 

111)- En todos los casos el adjudicatario será res- 
ponsable por la ejecución total o- parcial del contrato 
' por un tercero y será a su cargo la diferencia de- 
precio que pudiera resultar. Si el nuevo precio obte- 
nido fuera menor, la diferencia quedará a favor del 
organismo contratante. 

112) Las penalidades antes establecidas' uo serán 
implicadas cuando- el incumplimiento de la obligación 
obedezca- a causas de fuerza mayor o fortuitas, de- 
bidamente comprobadas y aceptadas por el Poder 
Ejecutivo; las autoridades competentes según las 
respectivas ley.es- en las entidades descentralizadas, 
1.1 autoridad superior en los poderes Legislativo y 
Judicial y el Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Las razones de- fuerza mayor o- fortuitas que im-- 
pidan el cumplimiento de los compromisos contraí- 
dos por los oferentes y adjudicatarios, deberán ser 
puestas eiv conocimiento del organismo contratante 
dentro- del término de 8 focbo-) días de producirse. 
Si el vencimiento fijado- para el cumplimiento de la 
obligación fuera inferior a 8 (ocho) días, la- comu- 
nicación referida deberá „ efectuarse antes de las 2J 
(veinticuatro)- horas de dicho vencimiento. 

Transcurridos dichos términos, quedará extinguido 
todo derecho al respecto. 

■113) La mora se considerará producida por el 
simple vencimiento del plazo contractual, sin nece- 
sidad- de interpelación judicial o exti'a judicial. . 

Las multas serán de aplicación automática, sin 
necesidad de pronunciamiento expreso. 

111) Los multas o cargos que se formulen afec- 
tarán, por «u orden, a las facturas emergentes del 
contrato que estén al cobro o e.n trámite ,y luegO 
n la garantía, la que deberá ser integrada de inme- 
diato nqi* el adjudicatario, Caso contrario, se aplí- 
cala la penalidad establecida en el incido 105). o se 
dispondrá la rescisión del contrato en las" condicio- 
nes establecidas en el iifcíso 108), cuando vencido el 
plazo perentorio que se fije el adjudicatario no hu- 
biera integrado o repuesto la garantía. 

fti en oportunidad de liqírdar la factura perti- 
nente la. aplicación de la multa o eargo estuviese 
aún en trámite, tal operación se practicará dodu- 
trendo- provisionalmente de la misma Ja. suma en 
que- se estime dicha multa o eargo a aplicar. 

lió) Cuando por su naturaleza o modalidad, la 
contratación no pudiera encuadrarse en los normas 
establecidas por esta reglamentación y por- ello no 
resultara posible* sancionar el incumnltmiento de la 
oblación según lo determinado én. los incisos pre- 
cedentes, en las respectivas cláusulas particulares 
o en la convención qué se celebre- se" establecerán las 
penalidades que- en. el caso particular serán de apli- 
cación - 

!Di»lw*sieÍones varias 



11C) Sin excepción serán ñor 
cataric los- siguientes gastos: 
a) Sellado del contrato en la 
pendiente; 



cuenta rtel adjud'. 



proporción corres 



b) Costo de análisis, en caso ds ser rechazada 
con fundamento una mercadería o servicio; 

c) Costo del despacho, derechos y servicios adua- 
neros si se han abonado, análisis, etc., y los 
incurridos por "cualquier concepto, en el caso 
de rechazo o abandono de las mercaderías com- 
pradas "C.I.F." ."Puenos Aires u otro, puerto 
de la República; 

d) Costo de análisis o prueba y gastos pertinente© 
realizados a requerimiento de Jos atljudioatarioa 
por su desacuerdo con los ejecutados en opor- 
tunidad do la recepción de los elementos, siem- 
pre que estos nuevos análisis concuerdtn con 
Jos primeros; 

c) Gastos de protocolización del contrato cuando 
se previera esa formalidad en las cláusulas par* 
ticulares de la contratación. 

117) Igualmente serán por cuenta del adjudicataw 
rio la reparación, o reposición, según proceda, de loa 
elementos destruidos- total o parcialmente a fin de 
determinar si se ajustan en su composición o cons- 
trucción a lo estrictamente contratado, sólo en el 
caso de que eu esa t forma se comprueben defectos» 
o vicios en los materiales o en su estructura. En- 
caso contrario, los gastos pertinentes estarán a cargo 
del organismo comprador. 

118) Queda entendido que el proveedor o contra»' 
tísta, por el solo hecho de concurrir a la contrata- 
ción, presta su conformidad a fin de que ei crédito 
a su favor pueda utilizarse en compensar sus deuda* 
con la Nación, si ellas existieran. 

119) En situaciones excepcionales en que, por ra- 
zones superiores de orden económico, deba propen- 
derse al sostenimiento o estímulo de la industria ar- 
gentina, podrá preverse en las bases de la contrata» 
ción que Ja adjudicación se hará en base a la pro- 
ducción argentina exclusivamente, o tambión se podra 
establecer a su favor un margen de un determinad» 
tanto, por ciento y se aceptará el artículo o material 
de- industria argentina si su mayor costo con relación 
a los de procedencia extranjera fuera igual o 11» 
excediera ese porcentaje. 

Esta preferencia será considerada de emergencia 
o excepcional e independiente de' la prioridad quo 
con carácter general establece- esta reglamentación 
en incisos precedentes, para las mercaderías nació» 
nales en primer término y para Jas ya' introducida» 
en el país' en segundo lugar. 

Esta preferencia sólo regirá en las contrataciones 
cuyos pliegos de- condiciones así lo establezcan ex- 
presamente, para, lo que será necesaria, la previa 
conformidad del Poder Ejecutivo. 

120> Cuando la adquisición se refiera a artículo» 
a manufacturarse, los adjudicatarios facilitarán & 
la repartición interesada el libre acceso a bus locales 
de producción, debiendo dársele todos los datos y 
antecedentes que se requieran a fio de verificar si 
Ja fabricación de aquellos artículos se ajusta a la» 
condiciones pactadas- 

El hecho de que haya sld'e : inspeccionada la mor* 
cadei'ia a -proveer no libera al adjudicatario de rc«- 
ponsabilidad por las deficiencias de la' misma. 

121) El impuesto de sellos que grave las contra- 
taciones será repuesto en la orden de compra o 
provisión que se eíítenfla de conformidad con el 
inciso 7 4). ' ' 

Cuando se suscriba contrato de acuerdo con el 
inciso 77). el sellado será repuesto en el mismo. 

Los organismos compradores, al extender la res» 
peeth-a documentación, establecerán el sellado quo 
corresponde- reponer, sin que ello implique respon- 
sabilidad respecto al monto que legalmente se deba 
ationar. 

122) Los pagarás que se den en garantía de la» 
ofertas o adjudicaciones están exentos del pago del 
sellado- de ley. de~ conformidad con lo dispuesto por 
la ley de sellos. 

de toda clase de adquisiciones 
sean a- cargo del proveedor » 
ser cubiertos en compañías ar- 



1,23), Los seguros 
que entren al país, 
del Estado, deberán 
gentinas de seguros- 

En las adquisiciones; de mercaderías a importar, 
debe convenirse que serán transportadas con pre- 
ferencia en barcos de bandera argentina. 

124) La venta de' equipos, uniformes y sus com- 
plementos de los Ministerios de Ou irra,* Marina 3? 
Aeronáutica y de la Policía Federal, se regirán por 
las reglamentaciones especiales que rijan el particular* 

También regirán las disposiciones especiales que» 
existan para el caso- de -mercaderías, artículos » 
productos quo los consignatarios rechacen por en- 
contrarlos averiados o en malas condiciones al llegar 
a destino, cuando fueran enviados en transporte» 
nacionales. 

En las ventas que realicen las aduanas de lo» . 
efectos sobrantes, abandonados, etc., se seguirá igual- 
mente el procedimiento que indiquen las dísposicío- 
ines especiales dictadas al respecto'. 

üjocadúti. de inmuebles liara dependencias^ 
nacionales 

135) Para tramitar ía locación de" inmuebles se- 
rán utilizados el "Pliego de condiciones para la loca- ; 
ciórí de 1 inmuebles" y" el "Contrato de Tocación de In- 
muebles" aptobadbs por él Poder Ejecutivo. 

Los detalle»" particulares de ía Contratación seránr. 
establecidos 1 y aprobados per los organismos^ contra- 
tantes. 

126) El organismo^ contratante comunicara de in* 
mediato a Tos interesados - la aceptación o rechazo- 
provisional de la propuesta e invitará al prcadjudl* 
catarlo* a suscribir el pertinente contrato;. 

Los contratos serán firmados' i>or la autoridad : su- - 
- j'perlov do la .dependencia interesada "ad-referenflum* 
c".e la autoridad competente que ha de aprobarlo* 
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127) Cuando en el contrato de locación aprobado 
¿e haya estipulado opción por un plazo mayor a 
favor del Estado, Ja simpJe continuidad de la ocu- 
pación significara haberse hecho uso de ese derecho. 

128) Los contratos quedarán rescindidos de hecho, 
sin lugar a indemnización alguna a favor del pro- 
pietario, cuando el local sea desocupado por la depen- 
dencia respectiva a mérito de haberse suprimido o 
refundido el servicio prestado por ella, o cuando se 
hubiera instalado el mismo en un edificio del Es- 
tado o cedido gratuitamente a és~te. 

, La rescisión se operará a partir de la fecha en 
que el local se ponga a disposición del locador. 

129) En ningún caso se incluirá en los contratos 
cláusulas que obliguen al Estado al pago de tasas, 
contribuciones, impuestos o gravámenes de cualquier 
naturaleza que fueren, existentes o futuros, que in- 
cidan sobre el bien arrendado, los que serán por 
cuenta exclusiva de su propietario, a cuyo cargo es- 
tarán las refacciones indispensables para mantener 
el inmueble en buen estado de conservación e higiene. 

Los gravámenes que se apliquen por razones del 
liso que diera la repartición locataria, no estarán a 
cargo del locador. 

130) En todos los casos en quo se sustancie la 
¡tocación de un inmueble, se agregará como elemento 
de juicio la valuación fiscal para la contribución 
territorial — cuando el inmueble contara ya con di- 
cha valuación — y un informe de la respectiva Cá- 
mara de Alquileres u organismo 'jurisdiccional que 
corresponda. 

. Art. 62, • — Reglamentación. 1) Los llamados pre- 
vistos en la ley" y las invitaciones prese ríptas en 
ios incisos 7) a 9) inclusive del presente artículo 
deberán expresar el nombre del organismo contra- 
tante, el objeto o motivo de la contratación, el 
3ugar donde pueden retirarse t o consultarse^ los plie- 
gos de bases y condiciones, el lugar de presentación 
de la oferta y dfa y hora en que se procederá a 
3a apertura de las ofertas^ 

2) Además de las publicaciones requeridas por 
leí artículo 62 de la ley, las licitaciones públicas 
por elementos a entregar o servicios a cumplir en 
el interior del país, se anunciarán con la anticipa- 
ción prevista y en la cantidad de publicaciones que 
ee estime necesario en el Boletín Oficial de la 
provincia en' la cual hubiera de efectuarse la pro- 
visión o el servicio respectivo. 

- 3) A falta de boletines oficiales o si durante el 
período de anticipación pertinente no fuesen publi- 
cados éstos, los. anuncios serán efectuados en un 
diario de la capital de la provincia donde se rea- 
lizará el suministro o servicio. 

" *-'4) A los efectos del cómputo de los plazos de 
anticipación y publicaciones, no se considerará el 
día de Ja apertura de la licitación. 

■ 5) Los términos fijados por la ley y esta* regla- 
mentación para la anticipación y cantidad de publi- 
caciones se considerarán mínimos y en los casos de 
contrataciones que por su importancia o "convenien- 
cia ■ así lo requieran a juicio del funcionario que 
autoriza el llamado, podrán hacerse otras publica- 
ciones en diarios de. la Capital Federal o del lugar 
en que se presume existan interesados o mediante 
cualquier otro sistema de difusión. 

■ " 6) Cuando se trate de contrataciones en que se 
presuma existan Interesados en el exterior, pod rán 
disponerse publicaciones en los países que se estime 
conveniente por intermedio de las respectivas re- 
presentaciones diplomáticas, debiendo remitirse a es- 
tas últimas ejemplares de las bases de la contrata- 
ción para su difusión. 

7) Sin perjuicio de las publicaciones establecidas 
en el artículo 62 de la ley y en la presente regla- 
mentación, en las licitaciones públicas podrá invi- 
tarse directamente a concurrir a las firmas comer- 
ciales del ramo. 

8) En las licitaciones privadas se invitará por lo 
menos a seis casas comerciales del ramo, cuando las 
hubiere. En caso contrario deberán determinarse ex- 

. presamente en" las actuaciones respectivas, las cau- 
cas que lo han impedido. - 

9) En las contrataciones directas autorizadas por 
el inciso 3*, apartados a), d), e) y J) del artículo 
86 de la ley, se solicitará oferta a tres casas del 
ramo si las hubiera, dejándose constancia de las 
razones que lo impidieran en caso de no procederse 
así. 

10) En las invitaciones referidas en los incisos 
¡precedentes también se incluirá a los organismos 
íñel Estado y sociedades de' economía mixta inscrip- 
tos cu el registro do dependencias públicas provee- 
doras. (: 

Art. 63. — ■ Reglamentación. Cuando las leyes or- 
gánicas y especiales contuvieran autorizaciones más 
ilimitadas que las conferidas con carácter general por 
Jos artículos 55 y 56 de la ley que se reglamenta, , 
we aplicará para las compras o ventas, asf como 
j|>ara°todo contrato sobre locaciones, arrendamientos, 
^trabajos o suministros destinados a las fuerzas ar- 
enados y entidades descentralizadas, las normas dic- 
tadas por dichos artículos. 

Art. 64. — Reglamentación. 1) El Escribano Ge- 
neral del Gobierno de la Nación intervendrá en el 
jfestudlo y perfeccionamiento legal de los títulos de 
las propiedades del Estado Nacional, en todo el terri- 
itorio de la República, con amplias facultades para 
""solicitar de las autoridades nacionales, provinciales 
■fy municipales todas las medidas que considere ne- 
cesarias. 

2) Dependerá del Escribano General del Goblcr- 
¡Bo de la Nación el "Registro y Archivo de Títulos 
'de Propiedad del Estado". 



3) Las escrituras traslativas de dominio serán ex- 
tendidas a nombre del Estado Nacional Argentino, 
cualquiera sea la dependencia adquirente, consignán- 
dose a qué organismo están destinados los bienes 
y Ja procedencia de los fondos aplicados a su ad- 
quisición. 

Los títulos de propiedad, una vez inscriptos en 
los respectivos registros de la propiedad, deberán 
remitirse a la Contaduría General de la Nación, an- 
tes de los noventa días, para que se practiquen las 
anotaciones correspondientes y por su intermedio a 
la Escribanía General de Gobierno de la Nación para 
su registro y archivo, 

4) La protocolización de los contratos a que se 
"refiere el artículo 64, inciso e), deberá ser prevista 
en las cláusulas particulares de la pertinente con- 
tratación, a cuyo efecto la autoridad competente 
que ha de aprobarla deberá^ disponerlo previamente. 

5) Los organismos que adquieran o enajenen bie- 
nes Inmuebles, sin intervención de la Escribanía Ge- 
neral dot Gobierno de la Nación, de conformidad con 
la excepción que consagra eb último párrafo del ar- 
tículo 64 de la ley, deberán comunicarlo, antes de 
los noventa días, a esa Escribanía General, por inter- 
medio de la Contaduría General do la Nación, con 
la constancia de su inscripción en el correspondiente 
registro de la propiedad. 

6) En Jos casos 'de expropiación de bienes inmue- 
bles los agentes fiscales deberán pedir un testimonio 
para el JDstado" Nacional Argentino, de las senten- 
cias definitivas, el que una vez inscripto en el res- 
pectivo registro de lá propiedad será remitido a la 

.Escribanía General del Gobierno de la Nación, por 
intermedio de la Contaduría General de la Nación. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

LICITACIONES PUBLICAS, LICITACIONES 

PRIVADAS Y CONTRATACIONES DIRECTAS 

CLAUSULAS GENERALES 

Objeto del llamado 

Artícu|o 1. — Este llamado tiene por objeto la con- 
tratación que, ajustada a las especificaciones conte- 
nidas en las cláusulas particulares, forman con estas 
cláusulas" generales las bases de Ja contratación. 
Apertura de las propuestas 

Artículo 2. — Las propuestas serán abiertas en el 
local, día y hora indicados en las cláusulas particu- 
lares, en presencia do las autoridades superiores que 
correspondan, como asimismo de los interesados que 
concurran, labrándose acta que será firmada .por 
iodos los asistentes que lo deseen. 
*.' Sólo ae tomarán en consideración las propuestas 
que hubieran sido, presentadas hasta el instante de 
la apertura. 

Una vez abierto el primer sobre no se admitirá 
propuesta alguna ni modificaciones de las presenta- 
das o pedidos de explicación o aclaración que inte- 
rrumpan el acto. 

Requisitos a llenar y forma de presentación 
de las propuestas 

Artículo 3. — Las propuestas, que habrán de ser 
extendidas por duplicado, cuando así lo requieran 
las cláusulas particulares, deberán _ estar selladas, 
rubricadas en cada foja y firmadas por el oferente. 
Dichas propuestas, escritas a máquinas preferente- 
mente, serán entregadas bajo recibo o enviadas por 
pieza certificada' con la anticipación,' necesaria. 

En el sobre deberá indicarse en forma destacada 
el número de expediente, el objeto o de la contrata- 
ción y la fecha y hora fijadas para su apertura. 

El sellado que corresponda, en las licitaciones 
públicas, se repondrá en el 'original de las propuestas. 

Las cotizaciones se efectuarán, exclusivamente, por 
la unidad de medida indicada en las cláusulas 
particulares. 

Salvo aclaración expresa eñ contrario, se conside- 
rará nela la cantidad pedida, sea en volumen, peso 
o capacidad. 

Si Jas ■ cláusulas particulares no establecen otro 
modo de cotización, las ofertas serán hedías ren- 
glón por' renglón, pudiendo hacerse por parte de 
un renglón, consignando los precios unitarios, el 
importe total de cada uno y el Hotal general de la 
propuesta. 

La presentación de la oferta, implica el pleno 
conocimiento y aceptación de los pliegos de bases 
y condiciones (cláusulas generales, particulares y 
características, calidad o condiciones especiales del 
objeto o motivo de la contratación) que rigen el 
llamado. - 

Garantía de -la propuesta 

Artículo i. *— Juntamente con la propuesta deberá 
presentarse la garantía de la oferla por la suma 
equivalente al 1 % (uno por ciento) del monto total 
de. la oferta. Dicha garantía se podrá constituir en 
cualquiera de las formas siguientes: 
'-.a) En efectivo o en cheque contra una entidad 
bancaria del lugar donde se realiza la lici- 
tación; 

b) En títulos de la deuda pública nacional, bonos 
del tesoro emitidos por el Estado, bonos hipo- 
tecarlos a cargo del Banco Central de la Re- 
pública Argentina o en cualquier otro valor 
similar de la Nación, provincias o municipios, 
ciue se coticen oficialmente en la Bolsa de Co- 
mercio de Buenos Aires; 

c) Fianza a satisfacción del organismo contra- 
tante; 

d) Pagaré en formulario oficial que ee facilitará 
en el organismo, suscripto por quienes tengan 
el uso de la razón social o actúen con poderes 
suficientes. 

Si el oferente formulara dos ■ o más propuestas 
por un mismo renglón, el monto de la garantía se 



calculará teniendo en cuenta la propuesta de mayor 
importe. 

Cuando la cotización se hiciera en moneda ex- 
tranjera, el importe de la garantía se calculará al 
tipo de cambio quo rija para los productos cotizados, 
sobre la base del cambio más elevado vigente en 
el día de la constitución de la garantía. 

Si no existiera caipbio oficial para los productos 
cotizados en moneda extranjera, la garantía so calcu- 
lará sobre el tipo más elevado del mercado libre en 
el día de la constitución de la garantía. 
Eximición de garantías 

Articulo 5- — Las ofertas hasta § 100.000 mn. 
(Cien mil pesos moneda nacional) presentadas en 
licitaciones pública y, cualquiera sea su importe, en 
Itcitac'ones privadas y contrataciones directas, esta- 
rán eximida^ do presentar garantías. 

Igualmente estarán eximidas las adjudicaciones 
que no excedan de % 20.000 m|n, (Veinte mil pesos 
moneda nacional). 

Responsabilidad por su monto 

No obstante, los oferentes y los adjudicatarios 
serán responsables por el solo hecho de formular 
su propuesta u obtener la adjudicación, por los mon- 
tos respectivos, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 
■Efectividad ' de fianzas y cargos y levantamiento 
de. pairaré 

El . oferente o adjudicatario, a, sola petición del 
organismo contratante, contrac la obligación de ha- 
cer efectivo el importo de la fianza o' de los cargos 
correspon dientes en aquellos casos en que mediara 
eximición de garan'fa. 

Cualquier reclamo que se pretendiera interponer 
sólo podrá ser entablado después del pago respec- 
tivo, pero deberá renunciar a oponer excepciones 
en el caso de que se le in'cie acción por cobro del 
documento suscripto. 

Plazos 

Artículo C. — Los proponentes se obligarán a man- 
tener sus ofertas por el término de 30 (treinta) días, 
salvo que en las cláusulas participares se establesca 
un plazo distinto. 

Los plazos de entrega, moneda de la oferta y demás 
condiciones espaciales, serán los establecidos en las 
cláusulas particulares. 

Concurrentes 

Articulo 7 Para presentar propuestas se requiere 

estar inscripto en el Registro de Proveedores del 
Esta u o. 

Los proponentes que tengan en trámite el pedido 
de inscripción, e igualmente aquellos que aun n» 
lo hubieran hecho, podrán formular ofertas, las que 
serán materia de consideración «1 las referencias que 
ofrecieran fueran satisfactorias a Juicio del organismo 
contratante. 

Ijos proponentes no inscriptos en el Registro do 
Proveedores del Estado, por el solo hecho de presen- 
tarse o la contratación, serán conceptuados como 
solicitantes de su Inscripción, debiendo, en la oportu- 
nidad que se lo requiera la Dirección General de Su- 
ministros del Estado, cumplir con los requisitos per- 
tinentes. 

Serán admitidas ofertas sin el requisito de la 
; nscripcíón en el Registro de Proveedores del Estado, 
formuladas por particulares propietarios de la mer- 
cadería ofrecida, cuando las circunstancias no hagan 
suponer que se trata do cosas producidas o adquiridas 
a título oneroso para lucrar con fu enajenación. 
Origen de fabricación 

Artículo 8. — Salvo manifestación en contrario, se 
entiende que los elementos cotizados son de industria 
argentina: 

Muestras 

Artículo 9. — Además del detallo que se formule cu 
la propuesta sobre calidad y características do lo 
ofrecido, los proponentcs, cuando lo exigieran las 
cláusulas particulares, deberán presentar muestra» del 
elemento a proveer. 

Las muestras serán presentadas juntamente con. la 
oferta o hasta el momento de la apertura del acto. 

Cuando las muestras deban ser presentadas en un 
lugar distinto al de la apertura de las propuestas, 
las cláusulas particulares fijarán el lugar donde se 
entregarán. ' • - 

En caso de que las muestras no sean presentadas 
integrando la propuesta," deberán aer envueltas Indi- 
cando en la parto visible del bulto la contratación a 
rjue corresponde y el día y hora establecidos para 
i a apertura de ofertas De las muestras entrega dan en 
esas condiciones se otorgará" recibo. 

No será imprescindible la presentación de mues- 
tras cuando se ofreciera un elemento cuya marca 
fuera suficientemente conocida en plaza. 

Domicilio legal '' - 

Artículo 10. — A los efectos del cumplimiento "de 
sus obligaciones los proponentes deberán fijar su 
domicilio legal en el territorio do la República Ar- 
gentina. 

Rechazo do ofertas 

Artículo 11. — No serán consideradas las oferlas: 

a) En las licitaciones públicas, cuando, no vengan 
acompañadas de la -garantía respectiva, si exce- 
den de i 100.000 m|n. (Cien mil pesos moneda 
nacional); 

b) Presentadas por firmas que hayan sido suspen- 
didas del Registro de Proveedores del Estado; 

c) Que tengan enmiendas o raspaduras en su texto 
que no estén debidamente salvadas o aclaradas 
por el oferente al pie de la oferta; 

d) Que se aparten de las bases de la contratación 
(cláusulas generales, particulares y caracterís- 
ticas o condiciones especiales del objeto o motivo 
de la contratación) o que establezcan condicion-s 
no previstas en la misma. 
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',39acrfkad «áe'aHawur. y recliaxai' ofertas ; 

lAnOcúU© ÜÜ2. — -1ÉÜ t^yrganismo T contratarite "podra tfr-" 
-oJntzar 'todaB •«> Spíaaítc de Jas .prepuestas, así como_ 
-íUliUi T aifl2Cr "toaos .abarte .tLe os,?ele montos 'licitados, j 
JHcamltlart 'ele ofertas 

Jtr-fiíciilD ii3. — i3Sn r e'l caso fie que -dos o más pro-; 
-.puestas we fomsueiírren en igualdad 'tic precios y 'Cali- : 
daüa-equeriaa.L'tas ¿pro ponentes serán 'llamados 'a incio^ j 
íaTfgus o*Ce^tas2p , or':e"sci' L ito, las 'que deberán ^presentarse •; 
©n cobres ^cFneare'iinan Jas condiciones cstalílcc'idas :€"n ■ 
¿1 -artículo "3 r y : qtie -'aeran abiertos en la 'fecha .y 'hora' 
■que se haya ^establecido en el '.peñido. 

tDe *subs!Sfctr'-i¿l"p.mprit'e f se 'drcrá prefereneia a,~aqne- 
-Ita TrrofpireSta -'(píe 'origina riam en te imbiesc fijado mic- 
-ít'or aplazo ifl'6' reñí-regu . ' '; 

5De "tíontriníinir ttanibicn -en ése aspecto la igualdad,"' 
are -TFoceireira Ja uro sorteo, salvo cuando ¿se trate dej! 
-efectos nacionales y í=xtran joros, en cuya V»so se -dará - 
.-preferencia ía S:o«.ip*iümeros ;y. si .fuera :á'c¡\ caso, en 
atffiunflo It'éemlno-a los ¡introducidos -al ;país -con :aute-._- 
-rtoríiiad ¡a •&& rfcantratación .tramitada. • i¡ 

"Jío se, . 8oficítar"án -mejoras 'de preci'os''cuaivd'o^as; 
.cotizaciones 'respondan *a precios 'oficíales fiíog ^pr ovia- 
mente establecíaos ^por ■jilit:oi l ida(l"cóhipoteritc I o' erran- 
íto el -valor "Sel meiiglón empatado no exceda 'de^í-ifOO 
m;fn. CCQuIriíeiitosjpTíSOs moneda'~uacÍonal) . En tal 'caso 
se -itencFra 'an teuwíta el menor" plazo dé' entrega- y, -.si^ 
esiáe produecifcn .nacional '¿''extranjera y. en 'igunldrid^ 

de fsitiiacl'oircK, ¿se ípn'oce'd-erá -al ■ sorteo .■ ■ 

■ *■■ - ■ "i ' . ■■ ■ , ■•■.,' 

"Los sorteos se'-éfectuarán en presencia Se los inte-* 

Tesados -que .'concurrieran..: 
^ComuriicaoffiB'tíle'la :in-eíuljiiflieaciúii - su ^áloanf* 

—•Aait'tciilo. 2** -^a^readjudicación se 'comutiieara. al 

í)roj)oreeiiite fouya'iífefta ,-se aconseje aceptar, eriten-y 
'íüénilose ¿que 'ítal -comunicación,. sólo tiene 'carácter,; 
-^informativo y ^producirá efectos jurídicos 'luego de^ 
-ia a ü j u d icaciftn ^definitiva p o r" au toVi d ad c ompeten te . 

^as preadguílicac iones 'serán amm ciadas en uno o 

anias 'higaresvinsHíies del local del organismo contra-. 

latine. : En 31as ídEfttísüIas particulares se indicará J el ~o'; 

losílugaresien (que/serán exhibidos tales -anuncios. 

•Oij^rtaciím^ pw^iavie ílc los proponeiites 

¿Artículo 315. — .".tos .interesados, ima vez "tomado. 
^conocimiento «le^os antee edén 1 tes aludidos ;en -el ar-;' 
fíenlo ;antorior..ípodrán formular las objeciones a :que 
SE. -crean won íjaeeoclio. hasta él .plazo que se fije en i 
íoai-anunMtosI *Dtmscurr.iao el cual quedará catingudo, 
'tóño déreclro ¿a formular cualquier objeción. ^ -. 

-<Comun1iB:i'clÜH ^3e 'la ■aajwHtcatiióii " ( 

^ítíciílo WB. — oLa .adjudicación 'se c-omimicaTfi_íaÍ- r 
jnteresedo,''aeií!tB©ftle-3os 5 '(-cinco) días de acordada, \- 
.sntiáüflite íoifften-ule compra o provisión jv.; 'excfepcrc-, 
at¿ltn-eiitQ,^n^fnr¿lííulertdtra forana :aocumeraadn, ^c'ons*: 
ítfeuyenao »esa-«íomunicacfOn 'la orden .para cumplimen- ¿ 
-eaT«el -compwmlso .-en ^las condiciones cstmñladas. *; 

abánenlo iiíJ»bo relazo xo -Jal do vencimiento de' Ja 
íátefta fCOtíÉoBme -al itírtíctílo :Cj ^el interesado que ¡no. 
ftueua mdtíílcaílo ■ cK- Ja. .adjudicación, ¿podrá, . Teqire-,¡ 
reírla -peKKonáímHíto ;o meaiante .telegrama colaxsío-,; 

TüaUo. 

SSi dentro *ae.íl<rs '2 '(ti*es) .días siguientfis tío.bc- l\v-^ 
¡feiera ■- <¡¡ojieBétf¿do -Miáinx .notificación, 'la -oíerta >fto] 
^ten^ffi, asir -ístfeairfifticameiiite caduca. . ;. 

J35n ^caso ¡íflB v,«tíe 'ia ror'den Ido rconipra >-o .-provisión; 
contuviera -<errowís m 'omisiones, «l /adjudicatario, 
deberá -poneri» en íonocimiento del . -orgatrilsmn; 
«entro de 4as <Í8 r<;cuap.eiíta y ,ocho>) .-iwras.'de recibi- 
íla, ^'sin MpB&úícto n de 'cumpltmentar %cl ^contrato ;eon- 
íorm* sa 'las ílíaaes ojo Ja iiontratación y oíerta adju^; 
5Haaaa. • >. .; 

J íCJottóíitMeJun ^£ft;«airla S^/ó • 
•Ai'ficiiío 5i'fir. — .TEremroBe ios ; S (ocho) días 'de la 
.cHWKuriteacrún . l rtff<rriaa t ^1 lad-jiídíioatario dóbera en-. 
Xce.gar ío ifñq&oáttmr & r $a orden de qnleneB se indique 
íen t'lasííclau^ulas^tírtimílaj'es, .-la 'garant'íaíhastacc'om- 
^tétar-él 'Í5 -^ -ÁCclHco ,jpor 'ciento) 'tté~I .-valor tptal átd-.; 
¿iuaicado^en-'midiaatíló'a de las formas ■ previstas fen s*lj 

ratütíctílo '4. ,| 

Cuando «1 -féwnino de entrega de los .elemííiítafl 
ístfa jP or -un 3^la»o ittírerior ral !c*ntoriormeirte indicado, 
■Ja garantía tee íosnstítuiía -con :2 f(dos) .días tde x :anM-;i 
éfcpaci'ón ta-'la tfeeha walaiaBa tpara la ^ntresa. . ; 
TCa ,¡g¡stsm&a. :eEBlanra, ¡el teumptimiento íde ítodas :laa; 
ioijligactones'eatiülcítectdas -en ícn^pliogo tde bases y con-: 
¿Üiefemes'íyrtfen ilas ooI&uHulas .parucúlai*es 4 y ■■se consti-; 
tnira - independlente^tertte jpara. oa'da' contnátaéíón. ■, 

Cuando la garantía de la 'adjudicación excediera l&é- 
4J.GÍ)Hft00 '3^13. iCGlnoueiíta yñil pesos "moheda aiacio- 
aíftt), ^el ./Pffgaifé-'aenS , "^íianaádo spor :un -on^al njamcario 
o afirma =<ae ^TWííínociaa ^esno-nsabiüaa'd, : :apTeeíifcnUoJ| 
íae v^ata «i "der sxna. :n»aaíf estación ,de bienes :o iulttato, 
Hjalancc -extílbiao, ^e .■.comprueba ^e¿uc :1a "responsáiliili-: 
<da4 'néta-exce'ile-.íÜO SEStez) ivereesr'de'la stuma^ &í üfnaotaa:i 

:Tambien paro. -níÉtioazar -.íspirantías ^ue superen la' 

ísifena file 3 ;íSO..(ffC[0 ml^i.. «Cincuenta :mil j)0sp5 -mo- 

aí£2la cnaoloiull)) Tpretti'a iel (aaiJudiootorio ^iiHcrlbir cpa-i 

igáXé ílvasta ;;atóto ümpcfríe ;y 'ol 'excedente ^constltuiíípf 

*£3i :cualquiera'.;de jlas^fonmas r ircc%ilBtaB ?en' dos apaxto- 

5to« .^a) .x*') jsr («s)-\(Uéi rartícülo. .^t*-. . , * : ' 

¡3teaütuéfón4de 3aiga«uiíia /y de 3as nnuesüctts ¡ 

f&titftiitío ÜÍ8, -^^ ilíoe i3jaraiitÍHs . de., -bra infectas iseran 

i¡amíaéltasííaefí«íicto ry 'üéJlniai'eaiatQ, -con teás:e5pci'ón'\aé. 

í 1as ^pEasetítaSasíiíor i.tel íffue ireetyto^reaaato .jad jualaa-¡; 

' ítttiáo,íila^iiue9ae jEetenara ¿¿neta ítartto sse iremieíva rao-;, 

•í]íi» iUa jadatíaioaDi'Bn, -lia cfdexolucíOn «de vIa ; :gffiíari!iíatmo 

zjnrplica 'da -icaattóiltíía «ae raiofectá ,Qla ^flaé ^nanteridiíft 

Esii "vanaez -^por«él^éirnrtoo'scorr(^onjlloñte. ! 

- TAshiiismo TBer&n CdJSPiHÍtaB íüe iOTlüio ^ ^e 'Jnm-énia- 

^to .las íiracantías scoürcspondiantes ia . Jas ;f itunag íque 

iliayaoi .¡Tcaúliado ;^ajuclicátarias, . .en .ícuanto ^aueHarc 

tdemoátrado íia«e "dían tcnmpli3.o ítielmente fél -xontrató 

.jp'octi norato. ° 

Jjas ¿muestras rque^ae acompañen. .a~3a of€rta';yaíue 
inn iiaya -¡sido ^íneííesatiD ¿someter ^a sin ^proceso íiíes 
-■tructivo para^HU*03emteti, se 'devolverftn -a loa/propo. 



nentcs dentro -ede hv plazos y íí0íidici»acs fijados en 
;ias 'cl'áiiFula's ijartíeu lares, ^pasando :a -«r .'Be propit- 
dad de! )5stado, -sin cargo, las que : no fueran reÜradaV| 
en csoí;' jila^os. I- 

Xas -muestras corre.<porLÉiidntes a los articuios a'cl- 
judica'áos qutdíu'aTj eu poder del * 'oi'ga^úím.. par. 1 .; 
control de lag que .fueran provistos .por los adjudica- 
tarios,, .salvo Qut <*1 (valor y car aciter [áticas íde ios efec- 
tos no permitiesen su a-étt-nción, 'Uc !o que ' -deber. 1 » ■ 
dejarse constancia en líi iTropuesta, 

TJna vez cumplido e! contrato, i«.s -muestras seríin 
■d"?viií'ltaf <je c'onforruiduíl con lo .*p reyii'to "en el tercor^ 
párrafo. 

3 ■crfct-cioiiám ientrt del con( r¡i iv 

Artículo 19. — -El -contrato se perfeccrona cOn -la 
adjudicación efectuada iror la -autoridad competente- 
d'c-ntro ;dc; plazo do 'mantenimiento de -las : prop-uéstas..; 
•Paruitad de autix'Gxititr o 'disminuir ;. 

p 'Articulo -20. — Cuando a,sí -se -hubiese provisto -en 
las cla-usuías particulareF, el organiemb controtante 
■tend'i'íi dorecho ín las condiciones y precios pacta- 
dos a: . ' 

i») ¿Aumentar o 'disminuir Jiasta <ol '10 % -(diez por 

ciento) '.del total adjudicado. Esc porcentaje 

'incidirá' .tn.nío ttn'<la icntrCLía -intogral como en 

las entrega^ parciales, cuando :as Jmismas de- 

■bíoi efectTiai^se por .peii'odos; .' 

b) .Prolongar por un término ¡qu'e no íexcedera de- 

' '* 30, (treinta) días el ¡contrato, con o 'sin las 
" ■modificaciones cOTaprendidas 'en -el biciso a). 

Et organismo contratante 'deberá emitir la ¡ord-f-n- 
pertinente cop u-na .anticipación 'de 7 (siete) dias-- al 
voncimiejíto de la visí-noia del contn'ato. 
í! '-iivai'iíibiMclitd de .-precios 

Articulo: 21. — TjO.s precios adjudicados serán in- 
variables, 

Viwios Otteialcs 

Artículo 22. — En el caso íie elementos cuyos 
precios -son Ti jados oiré ia'l mente, los precios adjutli- 
ca'dos ^podrán ser -objeto ^le freajuáte aunante 1« -vi- 
gencia -fiel contrato ^si s« prodnjei'ñn nnfodificaoiones: 
en más o en menos eñ los referidos precios oficiales, ■; 
reservándose el ^organismo -contratante -el dercho de- 
limitar el -contrato cuando convinieía :a sus -intereses. 

TLos nuevos precios" -serán -hech-os .conocer .por *el', 
adjudicatario al "organismo contratante "cOn anterio- 
ridad a Ha -entrega -de los 'd'lemcnros, -sin cuyo .reqni-; 
sito quefla enervado -todo <aer.cclTO al respecto. ^ 

TSiiií'ega y rccejwnón de 3o adjudicado 

Artículo 23. — -Los adjudicatarios ¡procederán a ■la': 
entrega de -los -efectos ajustándose a la forpia, fe- 
cha, .plazos, "usar _y demás especificaciones estable- 
cidas en las cláusulas particulares. 

Xob recibos o r.emitosíftue- se firmen en :c j ! momenio; 
'tleJla idescarga .y :entrada de los -artículos o onorcade^ 
rías .a los depósitos u oficinas dc-stinatarias tendrán 
el 'carácter de a'ecepción .provisoria, sujeta .a la ye- ; 
rificaci'ón posterior. 

{Cuando la contrataos óji no se ha efectuado con la 
base f df (muestras o no íse haya establecido la -calidad 
:de --los tartículos, queda entendido , El ue éstos deben -ser. 
de flos -clasificndos en ei comercio como de -primera! 
calidad. 

lia recepción ^definitiva será efectuada dentro ,de' 
los 7 : (siett) días :de ia entrega de los ■eiemeñtos. . 
Cuándo .oor Ja uatm-aleza del elemento ,se .considere! 
qué ílos análisis o pruebas xspecialt-a que -corresponda; 
■efectuar han de sobrepasar ese término, en las cláu- 
sulas particulares se fijará -el tiempo que se c-StimC 
alemandarán los .mismos. 

/I»s ;p'la«as previstes serán interr.uuupidos cuando 
'faltare cumplir, ipor aparte' 'del adjudicatario, algún, 
recaudo legal o administrativo. 

.Incumplimiento del .-contrato ) 

/Artículo 24- — Vencido *el /plazo íde 'cumplimiento 
del contrato sin que los 'elementos fuesen entregados 
*} prestados "los servicios :o .en -el caso -.de rechazo, se 
hrtimáráJ¿u entrega o .prestación bajo apercibi'miento 
jje rescisión ¡,del -contrato. 

jJ3n ícoso de no darse cumplimiento al contrato .eu 
los :.plazos estipulados, se .procederá a su rescisión; 
(aplicándose las "pennlidadts ¡previstas -en el a ■artlcu- 
ilo '-JZT. 

Kespcmsabilldiid ;0el :adjuílÍcatatío poi- loo .-etomciitoe 
;i«eepíiioiiaaos v 

Artículo 2S. T— La recepción (definitiva no libera 
al ¿adjudácatario de ..las responsabilidades emergentes 
3e :de£cctos ^e -origen o Vicios de-fábricaciOn que .se 
-áftvi'Pfiléran ?eon motivo -fd'él-'uso.yie 'dos elementos -en- 
tregados -durante el plazo -de 3 (tres) meses tompu- 
;taflos .arpartír fde *la recepción, rsá3vo que xpor -la inflóle 
3te .'¡la :.tforifc*ataci'ón ■ "«n -Tas "cláusulas -particulares se 
fijara *.un iplazo ^mayor. 

'. ^l aá^udicatario ^quedará :óbligádo a-la reposición 
ido ; ¡íos 'elementos ien el -termino y «i -¿i -Uigar-quo- se 
ílB-ünaiqtíe: 

Cuando se trate de -meroaderfas ^rechazadas, ¿el ad- 
judicatario r soL'á 'Jrittmadb .& -retirarlas ten , él 'término 
^3é :3'0 '(ti-eítítá) 'días. 'V^enciao alicho plazo ^quedarán 
de- prepiedad vclel 13atado, ;sin cBercého fa reclamación' 
.alguna -y -sin -cargo, ■ 

OPacturns y jmgos ¿iüntereses . 

¿Artículo -;2^.'— lias ■íactuías.-ser'fen -presentadas en 
UaB oficinas ,que '■?© -establezca sen : '*as -.cláusulas vpar-:; 
'tiniílares. 

Hitís ."rpa^os . seíán efectuados .'dentrd del 'tétímino de. 
fSO treinta) idías :a-'coirtar tde *la ;fecha enque,.rso- 
-gün^lo -establecido «n el artículo '25. se certificase la; 
-conformidad de la .entrega iíe'los elementos. Si las 
'facturas fueran presentadas xon -posterioridad a la 
^chatao íeertificaorón -conforme, -el plazo -será com-, 
íputedo r'desíc ría presentación 'de las niismas. 

^©iclio ¿plazo .íse interrumpirá" si oxistieran cbserva- 
ciones.iSObre 4a .. documentación pertinente u otros 
^tiffimitea ra 'cumplir- 5 impirtablefl al -contratis' 



Ltas cláusulas ;que :se incluyan -en las ofertas -per 
".pago contado".', "*pago a '50 -días".!, "pago a "30 días 
entrega míroaOeiíías o presentación .facturas" ,o si- 
milares, se ¡¡asimilaran a ia 'aceptación ¡de los .plazo» 
referidos -iirecedenteuneiitc-. 

; S i 3 os pa gos '.s e reíe cíuft ran f ue r a ; d el pia zo Lseaial a d o 
el aerecdor sólo tendrá derecho a reclamar intereses 
a la tasa "lijada 'por '.el Xíanco de la Nación «Argentrna 
-paia ios .descuentos^en 'general, .siempre :que el día 
del 'vencimiento de :cse aplazo hubiera reclamado.- por 
tísennto, <él -pago en Ja tesorería pertinente. Si dicha 
reclannacJón Suei'a Tealizada con posterioridad jos in- 
tereses comenzarán a computarse a partir ;de 3a .fech'i. 
de ]a -presentación ;de Üa -misma. 

-'Si la -demora »en los "pagos lObcdeciej-a a -"causa que 
le fuei'an imputables. -'él ,aci ! eedor -no tendrá derecho 
a ü-elamar 4n teñeses. 

tonalidades 

Artículo '27.-—. Salvo, causas de fucrzn mayor *utor* 
Uütas. debidauíente ', i-onvp roba das, se aplican! n las 
siguientes .penalidades: 

; a) Pérdidas del depósito de. garajitiá si el propo- 
nente desistiere dc/su ..ofei-ta antas -de que el 
contrato se .perfeccione, conforme .a lo. previsto 
en el articulo 3f'. 

En 'caso de desistimiento parcial de la. oferta, 
la pérdida del depósito tde garantía lo 'será ¿eti 
forma proporcional,; , 
b^> Igual . -peijfl Hd a fl .será aplicada al adjudicatario 
que no ampliara la garantía .hasta el 5% (oiucQ 
por ciento;) del valor adjudicado, dentro del 
termino 'sefraíla'do -en el artículo 'l' 7 ; 

c) IvTuUa del .1'% (uno por cielito) del ^'ajor 'de.'la 
coiitratación-no^umplida-o que, -habitíndosercum" 
píido.. -fuera motivo de rechazo, poi- -cada 1 7 
(siete) días c 'fracción 'ño menor dé -ít r(.cua\trO') 
días de atrasí), al -adjudicatario 'que no <cimi" 
pj'-era drconipromiso dentro de los «términos y 
cotid^ciones; estipulados -en : la contratación; 

d) Kes.uolta la rescisión .lilcfl contrato conforme 'con 
ilo establecido ran "el larticulo 24, el adjudicatario 
penderá ^í-'l ¡depósito de garantía en proporción ;a 
Ja izarte Jvo,:oun"(plLfla; 

p) Otfvflta .a ¿graduítrse 2?or el organismo con tratan- 
te (-cuando sé trate de la jirovJaión ^diaria ia* 
víveres frescos, iorjzajes o cualquier -otno pro- 
ducto pereceítern y de consumo imprescindible, 
■que no. podrá ser inferior al 1% Xuno por ciento) 
del imponte do Ja provisión no efectuada; 
f'> Pérdida .de lu garantía, .sin jjoriniclo .de las de- 
■mC\9 -penalidades que Sueran de ¡aplicación.- -en 
los casos en .que.^el adjudicatario itransfiera bu 
contrato sin la anuencia previa de la autoridad 
.jurisíliociona! ¡competente 
.En todos Jos acasos el -adjudicatario ;serú responsa? 
ble por Ja ogecuclón total .o ;parciál ; Qel contrato por 
ut. tercero, y será a su cargo la diforenoia ede prec ; o 
que pudiera resultar. Si -elinuevo .precio obtenido fuera 
menor, Ja difeiejicia .quedará a favor .del organismo 
contratante- 

I,a . ninsa se considerarú producida por el .simple 
vencimiento del juuzo contra .otuál. -sin necesidad de 
¡r-.ttM-jiolaoii'fii Judicial o ex^ra judicial 

¿Uluerza -mayor,'*» >cutso .i'ortaito 
Artículo 28, — -Las ii:azones 'de ifuei-zu imayor o for- 
tuitfts que impidan íel¡cumpiimÍonto de Jos 'compromi- 
sos contraídos /por Jos 'Oferentes ,y ¡adjudicatarios, 
•deberán sev puestos en conocimiento ..del .orguniFino 
contratante, -.dtuitro -del .término de >8 (ocho) xlías ^de 
producirse. Sí (e'l ¿vencimiento, fijado paca el. .cumpli- 
miento de Ja ^obligación iuera inferior a § Xocho) 
días, la -comunicación referida deberá efectuarse an- 
tes de Jas 24 í veinticuatro) l\pnis > de dicho venci- 
miento.. . . .. 

r Transcurridos.tdiohos iérjninos^quedará- extinguido 
todo derocho .nl'trospecio. 

Forma ¡tle diacer :eíectl.vas .las multa* o <eargos 
Artículo .29.- — Las 'multas ^o cargos-que :sc formulen 
afectarán t>ot -su cordón , ;a las facturas emergentes del 
contrato que *eaténjal rcobro to *en. trámite, y 'luego >a 
la .garantía, la .que deberá ser .integrada .do inmediato 
por él adjudicatario; .caso .contrario se aplicará 'i a 
penalidad estabecida en Tel .apartado -b) del artículo STj 
o se (dispondrá la rescisión del contrato -en lfis condi- 
ciones «establecidas en -el .apartado d.) .del. artículo an- 
teriormente ¡citado, ¿cuando. ¿ vencido él -plazo ciue sei 
fije, -el adjudicatario, no .hubiera ánt errado o .repuesto 
la garantía.. ^ . ' . 

Si icn .oportunidad de liquidar 1:» factura pertinente 
la aplicación ( de, la multa .o cargo estuviera en trá* 
mito,. 'tal operación ?e ;¡ practicará.;deducjeiido p.rov'sLo^ 
nalmcnte -de la. misma Ja suma en que ^e estime 
dicha -multa ,o cargo .a .aplitar. 

InsiHítxiióii -!ci» Kúhric» 
Articulo 30,--— fCuando la adquisietón se . i'Clieía A 
.artículos ía.-.-monuTact ararse, 'tos ; afluiidicnlarios -fací» 
litaráu al organismo interesado el libre acceso ¡-a -sus 
locales >de iproducéión, iddbiondo idársele ¡todos Jos 
ciatos ~y •antecetl entes 'que 'se'rrequicran a fin de verifi- 
car .si 'la ■fábnicaci'ón íde aquellos artículos .se ¡ajusta 
a las condiciones pactadas. - ■ ' ;. 

ÉEl JherihD íde cque - lu*ya raido' ' inspeccionada la me?» 
caderia a proveer, -no ¡libera .-al adjudicatario de res- 
iponsííbildad.,TPor ¡las deficiencias (de Ja .misma. 
..Gastos ,n 'cargo del-íidjudlenTiíClo' 
m - Artículo '31. — "Siu excepción .-sarán- por cuenta -dól 
adjudicatario' '.los .siguientes gastos: 

a) Sellado de contrato en la proporción correspoa» 
diente. "Que será ^repuesto en la ovden-dc compra 
provisión. 

-Guando ¡eorrespondiera- ¿suscribir contrato, '¿3* 
reposición -.se 'hará -en 'él inismo; 

b) Costo do L&náJisis, 'on 'enso c de rser recha/.;tda cOBÍ . 
'fundamento uno mercadería o servicio: 
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§í) Costo del aespacho, derechos y servicios adua- 
neros si se han abonado, análisis, etc., y los 
incurridos por cualquier concepto, en el caso 
ele rechazo o abandono de las mercaderías com- 
pradas C. I. F. Buenos Aires u otro puerto do 
la república; 
/id) Costo de análisis o prueba y gastos pertinentes 
realizados á requerimiento eje los adjudicatarios 
por su desacuerdo con los ejecutados en opor- 
tunidad de la recepción de los elementos, siem- 
pre que estos nuevos análisis concuerden con 
,los primeros; 

«) Gastos de protocolización del contrato cuando 
se previera esa formalidad en. las cláusulas par- 
ticulares de la contratación; 

f) La reparación o reposición, según proceda/ de 
los elementos destruidos parcial o totalmente, 
a fin de determinar si se ajustan en su com- 
posición o construcción a- lo estrictamente con- 
tratado, sólo en el caso de que en esa forma 
ue comprueben defectos o vicios en los materia- 
les o en su estructura. En caso contrario, los 
gastos pertinentes estarán a cargo del organis- 
mo comprador. 

Exención tic sellado en los pagarés 

Artículo 32. — Los pagarés que se den en garantía 
i3e las ofertas o adjudicaciones están exentos del pago 
«le sellado de ley, de conformidad con lo dispuesto 

■ t>or la >lcy de sellos. ■• ,- - . 

I . ' Có ni pujos- de los plazos 

(■Artículo 33. — Los plazos , a que se refiere esta 
; Contratación se computarán en días laborables. 
Compensación ílé créditos 
• Artículo 34. — Queda entendido que por el soló 
■•flecho. .de concurrir, a la contratación, el oferente 
¡presta su conformidad a fin de que el crédito a su 
tfavpr pueda utilizarse en compensar sus deudas con 
lia Nación, si ellas existieran. 

Sanciones 
I Artículo 35. — Sin perjuicio de las multas, perdidas 
ule garantías, etc., que corresponda aplicar, las trans- 
gresiones en que incurran los oferentes o adjudicata- 
rios los hará pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento. :> 

1*> A toda firma que incurriera en la comisión 
de incorrecciones que no lleguen a consti- 
tuir hechos dolosos. 
2') Al adjudicatario que reiteradamente dejara 
de cumplimentar sus compromisos por he- 
,- chos debidos a su culpa, 

ib) Suspensión del Registro de proveedores del Es- 
tado. 

l fl ) Por un término de hasta 3 (tres) años, a 
la firma que se hiciera pasible de un se- 
gundo apercibimiento dentro del período de 
■ " ■ ■ 1 (un) año. 

■ 2*) Por un término de hasta 4 (cuatro) años 
• cuando no se cumpliera oportunamente la 
intimación de hacer efectiva la garantía o 
la obligación respectiva que la sustituya. 
. 3°) Por un termino de 5 (cinco) años, a la 
. firma suspendida con anterioridad que in- 
curriera en hechos que la hicieran pasible. 
de nuevas suspensiones. 
4*) Por un término de hasta 10 (diez) años 
cuando se comprobase la comisión de hechos 
dolosos. ' ■ . 

De lo actuado se dará vista a la firma respectiva 
: !fc>ara que en el término de 10 (.diez) días formule ¡os 

■ descargos o aclaraciones a que se considere con de- 
recha. ° 

IDasos no previstos en las bases fie La contratación 
Artículo 36. — En todo cuanto no esté previsto en 
las bases de la contratación (cláusulas generales par- 
ticulares y características, calidad o condiciones es- 
peciales del objeto o motivo de la contratación) se 
regirá por el Capítulo VI — artículo 55 al 64 — de 
■3a, ley de Contabilidad y sú reglamentación y las 
(disposiciones legales y reglamentarlas vigentes. 

' .PLIEGO .3>E CONDICIONES PARA VENTAS 
.CLAUSULAS. GENÉRALES 
• Objeto del llamado 
r'\- Artículo 1°. — '"Ecte llamado tiene por objeto ja 
(.Venta que ajustada a* las especificacion.ee contenida? 
'en las cláusulas particulares forman con estás cláu- 
sulas generales las bañes de la contratación. 
Apertura de" las propuestas 
Artículo 2 V — Las " propuestas serán abiertas en e! 
local, día y hora indicados en las cláusulas particu- 
Sares, ¿ri presencia de las autoridades superiores que 
«correspondan, como asimismo de los interesados- que 
-'•¡concurran, labrándose acta que será firmada por 
•■ godos los asistentes que lo deseen. 
" SóJo se tomarán en consideración ¡as .propuestas 
*iuc hubieran sido presentadas hasta el Instante d"i 
la- apertura. 

, . Una vez abierto el primer sobre no se admitirá 
,|pi*opuesta alguna ni modificaciones de las presentadas 
; fc> pedidos de explicación o aclaración que interrum- 
pan (.1 actor ' 

Requisitos a llenar y forma «le presentación de las 
propuestas 

) Artículo 3* — Las propuestas, que habrán de ser 
textendtdas por duplicado cuando así lo requieran 
las cláusulas particulares, deberán estar selladas, 
(rubricadas en cada foja y firmadas por el oferente. 
¡Dichas propuestas, escritas a máquina .preferente.- 
tñc-nte. serán entregadas bajo recibo o enviadas por 
£>ieza certificada con la anticipación necesaria. 

i En el sobre deberá indicarse en forma' destacada 
jtel número de expediente, el objeto de la venta y la 
/fecha y h»ra fijadas para su apertura. 
' . El sellado que corresponda, en las licitacioneí- pú- 
JfclicaSj se repondrá en el original de la propuesta. J 



' Las cotizaciones se efectuarán exclusiva mente, por 
la' unidad de medida indicada en las cláusulas par- 
ticulares. ■ 

SI las cláusulas particulares no establecen otro mo- 
do de cotización, las ofertas serán hechas renglón 
por renglón, pudic-ndo hacerse por- parte de un ren- 
glór-, consignando los precios unitarios^ el impor-.c 
total de cada> uno y el total general de la propuesta. 

La presentación de la oferta implica el pleno cono- 
cimiento y aceptación de loe pliegos de bases y con- 
diciones (cláusulas generales, particulares y especi- 
ficaciones de la venta) que rigen el llamado. 

Garantía de la oferia 
Artículo 4 o — Juntamente con la propuesta debe- 
rá presentarse la garantía do la Oferta por la suma 
equivalente al 1 % (uno por ciento) del monto total 
de la oferta, Dicha garantía se podrá constituir en 
cualquiera de las formas siguientes: 
■ a) En efectivo o en cheque contra una entidad 
bancaria del lugar donde se» realiza la lici- 
tación; 

b) En títulos de -la deuda pública- nacional, bonos 
del tesoro emitidos por el Estado, bonos hipo- 
tecarios a cargo del Banco Centra, de la Repú- 
blica Argentina o en cualquier otro valor simi- 
lar de la Nación, provincias o municipios que 
se coticc-n oficialmente en la Bolsa de Comer- 
cio de- Buenos Aires; 

c) Fianza a satisfacción del organismo contratan- 
te; ' 

d) Pagaré en formulario oficial que se facilitará 
en el organismo, '-suscripto P°r quienes tengan 
ei' uso de la razón social o actúen con poderes 
suficientes. , ' - 

Esta forma de garantía no será admitida a 
firmas no inscriptas e-n el Registro de Provee- 
dores del Estado. 

SI el oferente formulara dos o más propuestas por 
uq mismo renglón, el monto de la garantía se cal- 
culará tediendo- en cuenta la propuesta de mayor 
importe. 

Kxlmicáón de garantía - 

Artículo 5? — Las ofertas hasta % 100.000 m|n. 
(Cien mil pesos moneda nacional) presentadas en 
'licitaciones pOb-icas y cualquiera sea su importe en 
licitaciones privadas y contrataciones directas estarán 
eximidas d presentar garantía. 

Igualmente estarán eximidas las adjudicaciones 
que no excedan de $ 20.000 m[n. (veinte mi» pesos 
moneda nacional). 

Responsabilidad por su monto 

No obstante, , los oferentes- y los adjudicatarios se- 
rán responsables por el solo hecho de formular su 
propuesta u obtener la adjudicación, por los montos 
respectivos, en caso de incumplimiento de las obli- 
gaciones contraídas. 
Efectividad de fianza y cargas y levantamiento de 
pagaré 

El oferente o adjudicatario a sola petición del 
organismo contratante, contrae la obligación de ha- 
cer efectivo el importe do la fianza o de los car- 
gos correspondientes en aquellos casos en que me- 
diara exhnición de garantía; 

Cualquier reclamo que Se- pretendiera interponer 
sólo podrá ser entablado después de-; pago respec- 
tivo, pero deberá renunciar a oponer excepciones en 
el caso de que le inicie acción por cobro del docu- 
mento suscripto. 

Plazos 

Artículo 6* — Los proponentes se obligarán a man- 
tener sus ofertas por el término de 30 (treinta) días 
salvo que . en las cláusulas particulares sé establezca 
un plazo distinto. , 

Los plazos de pago, de retiro de los elementos y 
demás condiciones es-peciales serán los establecidos 
en las cláusulas particulares. 

Domicilio legal 
' Artículo 7* — A los efectos del cumplimiento de 
sus obligaciones, los proponentes deberán fijar su 
domicilio legal en e¡ territorio de la República Ar- 
gentina. 

■ Rechazo de ofertas 

Artículo 8* — No serán consideradas las ofertas 

a) En las licitaciones.* públicas cuando no vengan 
acompañadas de la- garantía respectiva si ex- 

■- - ceden.de $ 100.000 m|n. (Cien, mil pesos mo- 
neda nacional) ;. ■ ■ ' 

b) Presentadas por firmas que hayan sido sue- 
'Pendfdas dei Registro* de Proveedores del Es- 
tado; • . - . . 

c) Que tengan enmiendas 1 o raspaduras en. su 
texto que no estén -debidamente salvadas'' o 

aclaradas por el oferente al plc-.de la oferta; 

d) Que se aparten- de las bases de la" venta*, (cláu- 
sulas generales, particulares y .especificaciones' 
motivo de la venta) o que establezcan' condi- 
ciones no previstas én la- misma, ; . 

FViciiltnd de acepta»- y rechazar ofertas 
• Artículo 30 — El organismo contratante podrá re^ 
chazar todas o parte de las propuestas, así como ad- 
judicar todos o parte de los elementos a venderse. 

Igualdad de ofertas 

Artículo 10. — En el caso de qrf't- dos o más pro- 
puestas se encuentren en' igualdad de precios, los 
proponentes serán llamados a mejorar siis ofertas 
por escrito, las que deberán presentarse en sobre que 
reúnan las condiciones establecidas por el artículo "3 
y que serán abiertas en la fecha y hora que se haya 
establecido en el pedido. ■■*.'' 

I>e rustituir el empate, se procederá al sorteo. 

No s^ so'ückará mejora de precios cuando el va- 
lor del renglón empatado" no exceda de $ -500 mjn. 
(quinientos pesos moneda nacional). En tal caso s& 
procederá al sorteo. 

Los sorteos se efectuarán „e n ..presencia de los in- 
teresados que concurrieran 



Comunicación de la pre-Jitljuilicnelón - Su aSrainco 
Artículo 11. — La pre-adjudicación se comunicará 
al proponontc cuya "oferta se aconseje aceptar, enten- 
diéndose que tal comunicación só'o tiene cat'áctO'- 
informativo y producirá efecte-s jurídicos luego do la 

adjudicación definitiva por autoridad competente. 

Las pre-adjudicaciones serán anunciadas en uno 
o" más lugares visibles del local - del organismo con- 
tratante. En las cláusulas particulares s e indicará 
el o los lugares en que serán exhibidos tales anuncios. 

Observaciones ik>i* parte de los proponentes 
Artículo 12. — Los intererados, una vez tomado co- 
nocimiento de lo.«j antecedentes aludidos en el artícu- 
lo anterior, podran formular 1p.s objeciones a que 
se crean con derecho, hasta el plazo que se fije c-n 
los anuncios, transcurrido el cual quedará extinguido 
todo derecho a formular cualquier oposición. 

Comunicación de la adjudicación 
Artículo 13. — La adjudicaeón se comunicará al 
interesado, dentro de loa 5 '(cinco.) días de acordada 
constituyendo esa comunicación la orden para cum- 
plimentar el compromiso en las condiciones estipu- 
ladas. 

Vencido dicho plazo o el de vencimiento de la 
oferta conforme al artículo 6, el interesado quo no 
fuera notificado de ^a adjudicación, podrá requerirla 
personalmente o mediante telegrama colacionado. 

Si dentro de los D (tres) días siguientes no se hu- 
biera concretado dicha" notificación, la oferta s* 
tendrá por automáticamente caduca. 

En- caso de que la orden contuviera errores u omi- 
siones, el adjudicatario .deberá ponerlo en conoci- 
miento del organismo dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas de recibida, sin perjuicio de cumplimon* 
tar el contrato -conforme a las bases do la venta y 
.oferta adjudicada. 

Constitución garantía 5 % 

Articulo 14. , — Dentro do -o s 8 (ocho) días de la 
comunicación referida, el adjudicatario ; deberá en- 
tregar o depositar, a 'a orden de quien se indique- 
en las cláusula;; particulares, Ja garantía hasta com- 
pletar el 5 % (cinco por ciento) del valor total ad- 
judicado, en cualquiera de las formas, previstas en 
el artículo 4. 

Cuando la garantía de la adjudicación excediera de 
por un plazo inferior al anteriormente indicado, la 
garantía se constituirá con 2 ■ (dos) días do antici- 
pación a la fecha señalada para el retiro. 

La garantía afianza el cumplimiento de todas- las 
obligaciones establecidas en el pliego ^e basee y con- 
diciones y en las cláusulas particulares y se cons- 
tituirá independientemente , para cada contratación. 

Cuando la garantía de la adjudicación excediere de 
$ 50.000 m|n. cincuenta mil pesos moneda nacional). 
el pagaré será afianzado por un aval bancario o 
firma de reconocida responsabilidad, apreciándole 
ésta si de ima manifestación de bienes o último ba- 
lance exhibido se comprueba qué la responsabilidad 
neta excede die-z voces do, la suma afianzada. 

También para afianzar garantías que superen la 
suma de ? 50.000 mjn. (cincuenta mil pesos moneda 
nacional) podrá el adjudicatario suscribir pagaré 
hasta dicho importe, y el excedente constituirlo en 
cualquiera de las formas previstas en los apartador 
a), b) y c) del artículo 4. - • 

Restil ue:ón de la garantía 

Artículo.- Jó. 1 — Las garantías de tas ofertas será» 
devueltas de oficie y de. inmediato, con excepción df 
las presentadas por oí que resulte presunto adju- 
dicatario, la que, se retendrá hasta tanto se resuelva 
sobre la adjudicación. ' La" devolución de'la garan- 
tía no implica la caducidad de la oferta, la que man- 
tendrá su validez por- el término correspondiente. 

Asimismo seráp devueltas de oficio y d¿ inmediato 
las garantías correspondientes a las firmas que ha- 
yan, resultado adjudicatarias, err cuanto quedare de- 
mostrado -que han cumplido fielmente el contrato 
pertinente. 

Perfeeconanucnto del ' contrato 

Articulo 16. — El contrato se perfecciona con 1* 
adjudicación efectuada por la autoridad competente 
dentro del plazo de mantenimiento de las propuesta* 

.-Xnvni-labUklnd de precios 

Artículo 17, —r Los precios adjudicados serán inva^ 
ríables. 

■ >■ .... >- ■■■ ,..pa.go>s . r 

Artículo 18. — El .p'ago. de .,ío s elementos debefa 
efectuarse .conforme a lo, estipulado en las cláusula» 
particulares. ■ <- . . 

En todos los casos, el .precie» deberá abonarse pre 
vlamente. al retiro .de log elementos. 

o ■ Retiro de lo adjudicado 

'Artículo 19. — Los -adjudicatarios procederán al re- 
tiro -de los elementos ajustándose a la forma, fecha, 
plazos, lugar y de-más especificaciones establecldasx 
■en las* cláusulas particulares. 

Sí efectuado el pago, los elementos no se retira- 
sen dentro de los plazos . estipulados, el adquirente 
pagará almacenaje, sin necesidad de previa intima- 
ción judicial o extrajudiclal, a razón de % o/oo (un 
medió por mil) del precio fijado por día corrido. 

En caso de retiros parciales la tasa citada se cal- * 
culará sobre la diferencia que resulle con relación 
a las cantidades nominales determinadas en el con- 
trato, sin consideración a diferencias en menos por 
destrucción, 'pérdidas- u otras causas. 

, En caso de no procederse al retlro'de los elementos 
abonados dentro de los 6 (seis) meses de vencido el 
plazo fijado, el organismo podrá disponer de los mis- 
mos en la forma que crea .conveniente, sin recurso 
alguno por parte del adjudicatario, con pérdida del 
importe pagado y sin perjuicio del pago del almace- 
naje previsto en Ioü párrafos anteriores 
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Intimación de eu« ipliiiiícnto del contrato 

Artículo 20. — Vencido el plazo de cumplimiento del 
contrato sin que se efectúen los pagos, se intimara su 
efectividad bajo apercibimiento de rescisión del con- 
trato. 

En caso de no efectuarse los pagos en los plazos 
estipulados se procederá a la rescisión del contrato, 
aplicándose las penalidades previstas en el Artícu- 
lo 21. 

Penalidades * 
Artículo 21. — Salvo causas de fuerza mayor o for- 
tuitas debidamente comprobadas, se aplicarán las si- 
guientes penalidades: \ 

a) Pérdida del depositóle garantía, si el proponen- 
te desistiera de su oferta antes de que el con-, 
trato se perfeccione conforme a lo previsto en 
el Artículo'lG; 

En caso de desistimiento parcial de la oferta, 
Ja pérdida del depósito. de garantía ip; será en 
forma proporcional;.. ... • 

t>j Igual penalidad será aplicada al adjudicatario 
que no ampliara la garantía hasta.' el 5 por cien- 
to (cinco por. ciento), del valor adjudicado den- 
' tro del térmiilo señalado en el. Artículo 11; 
. c) Multa del 1 por ciento (uno por ciento) del pre- 
cio adeudado por cada 7 (siete) días- o fracción 
no menor' de 4 (cuatro) días de. retardo sobre 
la fecha fijada para el .pago de. : la yerita; 

d) Resuelta la rescisión' ; 'del 'contrato» conforme con 
lo establecido, en el Artículo 20, el adjudicatario 
perderá el depósito" de garantía ¡en. proporción a 
ía parte no cumplida"; ' - :■'■*' 

e) Pérdida de la garantía,^ sin perjuicio de las de- 
más penalidades que fueran desaplicación en 
los casos en que el adjudicatario*' transfiera su 
contrato sin la anuencia previa de la autoridad 
jurisdiccional competente. 

* * En todos los casos el adjudicatario será resposable 
por Ja ejecución total o parcial del contrato por un 
tercero, y será a sü cargo la diferencia que pudiera 
resultar. Si el nuevo precio obtenido fuera- mayor, la 
diferencia "quedará a favor del organismo contra- 
tante. 

" La mora se considerará producida por el simple 
vencimiento del plazo contractual, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajitcllcial. 

En caso ""de disponerse la rescisión del contrato, se 
.considerará a todos los efectos como importe, real del. 
contrato el que se determina en la oferta para ele- 
mentos totales ciertos o. .a adquirirse, aún cuando se 
vendan cantidades aproximadas". s 

Fucma mayor o caso fortuito 
Artícu!o 22. -—^ Las razones' de fuerza mayor o fov-' 
luitas que impidan el cumplimiento de los compromi- 
sos contraídos por los oferentes y adjudicatarios de- 
berán ser puestas en conocimiento' del organismo 
contratante dentro del' término de 8 (ocho) días de 
producirse. . ■-"■ • . 

Si el'vene'imiento fijado para el cumplimiento de la 
obligación fuera inferior ^¿"-S (ocho) días Ja '-comunica- 
ción referida deberá efectuarse antes de las 24 (vein- 
ticuatro) horas, de dicho vencimiento, "■ -■= 

Transcurridos dichos términos, quedará extinguido 
todo derecho al respectó. '- '""■' ' 

Forma de hacer efectivos las inultás-'o cargos 
Artículo 23. — Las multas 'o cargos q*íe se formulen 
.afectarán a la garantía,, la que' deberá ser integrada 
de inmediato por el adjudicatario;' caso contrario, se 
suplicará Ja penalidad establecida en el apartado b) 
-del Artículo 21 de este pliego" o se dispondrá la res- 
cisión del contrato en las condiciones establecidas en 
'- el apartado d) del artículo anteriormente citado,, 

* cuando vencido el plazo que se fije, el adjudicatario 
*\no hubiese integrado o repuesto la garantía. 

Gastos a cargo del adjudicatario 

Artículo 24.' — S'n excepción serán por cuenta del 
adjudicatario los s'guiérites gastos; 
' a) Sellado del contrato en la propo r'ciólv oOí-respon- 
.diente, que. será repuesto en la comuñicáción'.u' 
orden de retiro de los' elementos; • -- 

o) Costo de Ja mano -de '-obra, acarreo. -'etc., que 
' \ demande el retiro- ^y traslado de los elementos 
adqu'r'dcs.' 

Kc.sponsahüidad.por deterioro de elementos 
Artículo 25. — La repartición vendedora.no se hace 
' responsable por 'el deterioro normal "propio 1 de los ele-, 
■■ montos a venderse, que ee produzca a -partir deja 
- fecha «e laapc'rtura'de las ofertas, debiendo el adjudi- 
,- ctitario retlr'arlos'eh las' condiciones que se encuentren, 
Igualmente nó .sé hace responsable por los deterio- 
ros o destrucción de los materiales^ que, hallándose el 
. - comprador en mora.-'sean ^producidos por -acción de la 
naturaleza, traslade del luga re en que se hallaban en 
■ el momento en que debían ser 'retirados. o por cualquier 
■ otro concepto. "■ • ti '*, ■;.."-..-:■, 

( Exención del'. sellado en' -pagarés' ; 
Artículo, 2G."— "Los pagarés que se den en garantía 
de las ofertas o. adjudicaciones están exentos del- pago 
*,dcl sellado de ley, de conformidad' con'Io dispuesto 
/por Ja'lcy de sellos. ."" _ t • 

■ ■ . r . Cómputo de los platos 

Artículo 27. — Los plazos a que se refiere ¿ata ven- 
ta se computarán en "días laborables, salvo lo eetable- 
-ciUo'eii el. segundo párrafo del "Artículo .19, 
Sanciones 
■Allí cu 1 o 2!«.: — Sin perjurio de las multas, pérdidas 

* de fiaran tías, e'.e:, que corresponda aplicar, las tKans- 

* grifones en que incurran los oferentes o adjudica- 
1 tai>s los .hnvá- raíbles de Jas siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. .... - 



1" A toda firma que' incurriera en la comisión 
de incorrecciones que no lleguen a constituir 
hechos dolosos. 



2* Al adjudicatario que reiteradamente dejara 

de cumplimentar, sus compromisos por hechos 

debidos a sii culpa. - 
b) Suspensión del Registro de Proveedores del Es- 
tado. 
1 ? Por un término de hasta 3 (tres) años, a la 

firma que se hiciera pasible de un segundo 

apercibimiento dentro del período de 1 (un) 

año. 
2 9 Por un término de hasta- 4 (cuatro) años 

cuando no se cumpliera- oportunamente Ja! 

intimación de hacer efectiva la garantía o la 

obligación respectiva que la sustituya, 
3 9 Por un término de ó (cinco) años, a la firma 

suspendida con anterioridad que incurriera 
* en hechos que la hicieran pasible de nuevas 

suspensiones. 

4 9 Por un término de hasta 10 (diez) años 

cuando' se comprobase la comisión de hechos 

dolosos. 

De lo actuado se dará, vista a la firma respectiva 

para que en el término de 10 (diez) días formule 

los descargos o aclaraciones a que se -considere con 

derecho. 

Casos no previstos .en las bases de la venta 

.Artículo 20. — En todo ; cuanto no esté previsto en 
Jas bases de .la venta (cláusulas generales, particular 
res y objeto ¡de la misma)r se regirá por el Capítu- 
lo VI — Artículos 55 -al 64 — de la ley de Contabilidad 
y su reglamentación y las disposiciones legales y re- 
glamentabas vigentes. 

PLIEGO »E OOXl>TCIOJirES PARA LA 'TOCACIÓN 

X»E INMUEBLES 

Artículo 19; — Este llamado tiene por objeto con- 
tratar la locación de un inmueble de acuerdo al 
siguiente detalle:. 

Ubicación 

Condiciones exigidas , " \ 

Alquiler mensual máximo . I 

Plazo del contrato '■ 

Opción años a favor del organismo contratante. 

Condiciones generales 

Artículo 2 ? — Las propuestas serán presentadas en 
duplicado, debidamente firmadas, .entregándose bajo 
recibo o remitiéndose por carta certificada en sobre 
cerrado y lacrado. En el sobre deberá indicarse el 
número del expediente y la fecha y hora, fijadas 
para la apertura de la contratación'. 

El- seilado que corresponda, en las. .licitaciones pú- 
blicas; se repondrá en el, original de la propuesta. 

Artículo 39 — La sola presentación de la oferta im- 
plica el pleno conocimiento, y aceptación • del. pliego 
de bases y condiciones del 'llamado'. 

Artículo "4* — A la oferta deberán adjuntarse - los 
instrumentos públicos que justifiquen et dominio del 
bien ofrecido en arrendamiento, y .si el oferente lo 
hiciera en representación det propietario, el 1 mándatO ( 
que arí lo acredite. Tales documentos serán devuel- 
tos bajo constancia. 

Dicho requisito no será exígible'.si el oferente con- 
curre al acto de la ap'ertura de tas propuestas, en 
cuyo caso deberá exhibir los aludidos instrumentos. 

En caso de que esos documentes no pudieran ser 
presentados por cualquier causa debidamente justi- 
ficada, el proponente estará obligado a entregar una 
autorización en forma para que ti organismo con- 
tratante esté en condiciones de hacerlos v3rificar 
donde se encuentren. 

Artículo &*'■ — En la oferta ee indicará el precio 
mensual del alquiler pendido, agregándose la última 
boleta de pago de la contribución territorial, un 
croquis del inmueble ofrecido con su ubicación, di- 
mensión,, número y superficie de habitaciones, pa- 
tios y dependencias, comodidades que ofrece y me- 
joras a introducirse, certificado.de análisis químico 
de 1 ! agua que -posea el .inmueble- '(salvo el caso de que 
aquélla sea corriente) y de salubridad de! local y, 
si fuera posible, una fotografía del exterior "del edi- 
ficio. -..:'. 

Artículo' 6°^ — El local que se ofrezca, aparte de 
reunir las necesarias condiciones de buena conserva- 
ción e higiene y ubicación dentro de] radio estable- 
cido, deberá estar independizado de sus : linderos, 
presentar absoluta seguridad general y- poseer ins- 
talación eléctrica completa en perfecto estado, • cuan- 
do' en lá. localidad se disponga' de ella.- 

Artículo ~ ?<?.- — Si en el inmueble ofrecido, fuera ne- 
cesario ejecutar obras de adaptación, , aimp-iacióii o 
refección, el propietario deberá ; fijar en la- propuesta 
el. término dentro del cual se conipromete, a reali- 
zarlas, a partir de la. fecha ,dc 'aprobación-, del con- 
trato por autoridad competente. 

Artículo, S° — Las tasas, contribuciones, impuestos 
o gravámenes, de cualquier naturaleza qv.e fueren, 
existentes o , a crearse, estarán a cargo del locador, 
sa'lvo aquellos que obedecieran al uso que al inmue- 
ble diera' el organismo. 

Artículo 99 — Serán por cuenta del locador todas 
las refecciones que durante la vigencia del contrato 
fueran necesarias . efectuar para mantener la. pro- 
piedad en buen estado de conservación e h : giene, 
de manera que' pueda servir satisfactoriamente a 1 
uso a que se la destine. 

Artículo 10. ~E1 locatario, previa ccnfrrmidad por 
escrito del locador, .podrá efectuar en el. inmueble 



que se contrata las modificaciones- que sean indis- 
pensables para adaptarlo a su.* servicios, sin que 
ello importe la pbügación de su parte de volver Ios- 
locales a su anterior estado en ocasión de desocupar 
la propieda d , 1 a que será d cvi. el ta en el estad o en 
que se encuentre, sin responsabilidades por pn-íc 
del locatario. 

Artículo 11. — Los oferentes están obligados a man- 
tener sus propuestas por e; término de .... días. 

Artículo 12. — Las .propue:tar¡ serán abiertas en . .- 

el - - • • de % de 19. . ., 

a las .... horas, en presencia de las autoridades 
superiores que correspondan como animismo de los 
interesados que concurran, labrándose acta que será 
firmada por todos los asistentes que así lo deseen. 

Artículo 13. — El organismo contratante ee reserva 
la facultad de aceptar la propuesta que a- su juicio 
reúna mayores ventajas o desecharlas todas ai lo - 
estima conveniente, sin que -por tal motivo el pro- 
ponente tenga derecho a reclamación alguna. 

Artículo 14. • — El organismo contratante comuni- 
cará de inmediato a los interesados la aceptación o 
rechazo provisional de la propuesta o invitará al 
pre-adjudícatario a suscribir el pertinente contrato. 

Artículo 15 El contrato será formalizado en el 

formulario modelo adjunta, cuyo tejr+o forma parto 
integrante de efte pliego de condiciones, y será sus- 
cripto "ad-refer^ndum" de la autoridad competente 
que ha de aprobarlo. , 

-Artículo 16. — El contrato se perfecciona con la 
adjudicación efectuada ñor la autoridad competente 
dentro'del pt¿20 "de .mantenimiento de las propuefltas. 

Articuló 17.— Ouaiidó en el contrato- de" locación 
aprobado se "haya, estipulado "opción por un plazo 
mayor a favor, del Estado, la simple continuidad de 
la ocupación significará "haberse hecho uso d« ese 
derecho. Si durante el plazo de opción la locataria 
no necesitare hacer uro de ia totalidad; de la'mistfia, 
con una anticipación no. menor dé 30 (treinta) días 
lo hará así saber n] locador. • ; 

Artículo 18. — Los contratos quedaran rescindidos 
de hecho, sin lugar a indemnización alguna a favor 
del -propietario, cunndo el local sea desocupado por 
la dependencia respectiva a-, mérito de hab?rse supri- 
mido o refundido el servicio preciado por ella, o 
cuando se hubiera instalado la misma en un edificio 
del Estado o cedido gratuitamente a éste. La res- 
cisión se operará a partir de. la fecha e n que el local 
se ponga a dispcs'c'ún.- del locador. 



CONTRATO TIPO DE LOCACIC-M 

■ DE INMUEBLES 

En a los . - días del mes de 

de 19.., por una parte el ,. , de con- 
formidad con lo actuado én el Expediente iN c ....... 

y por 'otra' parte el^señor i Ijan 

convenido en celebrar "ad-referendum'* de su . apro- 
bación por autoridad competente, el siguiente con- 
trato: 

1' — - El señor cede en locacióji 

a ■-. ...'..... ,'.'.'.\ . . eT inmueble de su propiedad' 

ubicado en .por el alquiler 

mensual de pesos...,,.'...,.'."..'...... moneda nacio- 
nal, que se abonará por mes vencido. 
■ ■*'. 2* — El término del contrato será por ... años, 
con opción- hasta años más a favor de la repartición. 
3 P — ^El alquiler estipulado y la duración del con-- 

trato empezaran a correr desde el .-•} 

4 9 — Se ''conviene que las tasas,- contribuciones, im- 
puestos o gravámenes, de cualquier naturaleza quo 
fueren, existentes o a crearse, estarán a cargo del 
locador, salvo aquellos que obedecieran al uso que 
al inmueble le diera el organismo. 

5* — Queda también convenido que serán por cuen- 
ta del locador todas Jas refecciones que durante la 
vigencia del contrato fueran necesarias efectuar para 
mantener la propiedad en buen estado de conserva- 
ción e higiene, de manera que pueda servir satisfac- 
toriamente al uso a que se la destina. 

S p — El' locatario, previa conformidad por. escrito 
del locador, podrá efectuar en el inmueble que se 
contrata las modificaciones que sean indirpcnsables 
para adaptarlo a sus servicios, sin que ello importe 
la obligación de su parte de volver los lócales a su 
l anterior estado en ocasión de-desocupar la propiedad, 
la que será devuelta en el estado en que se encuentre, 
sin ulteriores responsabilidades por parte del locatario, 
7 9 — A los efectos de la opción queda entendido que 
la simple -continuidad de la ocupación significa ha- 
berse hecho uso de ese derecho. . .. j 

Si' durante el plazo de opción la Jocataria no nece«- 
tarc- hacer uso de ta totalidad de la misma, con Tina 
anticipación no menor' de 30 (treinta) días lo hará 
así saber 'al locador. , ■ ■'", , 

S* — El contrato quedará rescindido de hecho,' sin 
■lugar a Indemnización , alguna a favor del propietario, 
cuándo el local "sea desocupado por la dependencia 
respectiva a mér'to de haberse suprimido o refundido 
ti servicio prestado por ella, o cuando se hubiere 
instalado la misma' en un edificio del Estado o cedido 
gratuitamente a éste! La rescisión se operará a par- 
tir de la fecha en que el locáü se ponga a disposición 
del locador. ' ' -- 

En prueba de conformidad con todo, lo estipulado 
en el presante contrato, lo firman en dos ejemplares 
de un m'smo tenor en el lugar y fecha arriba* indica- 
dos, constituyendo el locador su domicilio en ..„.*. 
a todos Jos efectes de esto convenio. 

Ei presente dccre'o se publica nuevaínente, en nn- 
í'Ó-í «*~ lu;bcrs-~ «tiiTilo pnrtc del mismo en la edición 
del lkílctín Oficial del día 1»;8Í57 



m 



'BOUSÍTIS Ol^tSaAI, — Sección .'de .-IiegiSUtciSñ- y Iíjeitfeciranes — -Jueves 22 idí'-asoñto de 3957 



RESOLUCIONES DE KEEARTfqiQN 



Ministerio de Hacienda 



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 



AOlAlIft'ÍIOS 
DIRECCIÓN NaX&ÜRiXi .SJ£ .&DUA9t T AS 

í&ESOiJJGi.U'N: 4>. T. 'N» 4*35)57 
«RjgwyHen.Ci rS64.077)050 

¡S*9>aCB,-saber muc en la -publicación efec- 
to*fla <bn ía eaicnSn del Boletín Oficial, 
ftel alia 18J7Í5?. 'tía ¿a -'citada resolución, eo 
ha íieolfcW-do 'el siguiente (írror por parte. 
de lia tmpreíita. Donde dice: partida £>74í 
"bis. — -Deba decir::partida '4744 bis. 



expediente No 530.779 de 1957 

ASUNTO: "Glaseóte?', líquido cons 
tituído por estireno (mo 
■ Homero -del estireno). 

RESOLUCIÓN M* 7^7 (D. T:) 

álaenos Aires. 12 de agosto de 1957. 

"VSaíTQ Y CQNSIDl&iANDO: Que Ja, 
üran* NictíÜni Peralta y Cia. solicita se 
^sxaoiezca el tratamiento arancelario que 
corresponde asignar, al producto denomi- 
"Glaseote 



'que se adopta para la clasificación de 
los ¡compuestos de este tipo, f correspon- ) 
de despacharse : por su valor declarado' 
al 42%., siendo asimilable a los efectos; 
de -.cambios -a la partida 4¿tl5; Por ello- 
;y en virtud fie lo dispuesto por el-art.í 
154 de la reglamentación de la ley de '; 
aduana, ' \ 

El Director Nacional de Aduanas, ' 
¡Res uelve : . 

. Declarase -que Ja mercadería cónsul 
iada dehe despacharse por su valor de-t 
•clarado al 42%, asimilada a los efectos 
dé cambios <a la .partida '4315. 

- .No'tifiquese, -repóngase el sellado y 
resérvese —¡en los -términos del art. 155 
de la "reglamentación de la ley de adua- 
na — por el ^Departamento Técnico y Po- 
lítica Aduanera (Oficina de Despacho).; 
cúrsense 'Copias autenticadas de la pre 



natío "Glaseóte'', * cuya muestra acom-a . . . , ~, , ., n ~- - , ■ -, ,. 

:pttna;/Queia Dirección Nacional de; Síln ^ : ** f^m ? fjc,a! T *a"^su_p«bh- 



Química .acredita mediante certificado 

4íía . -B-979iíS53 . que la muestra recibida 

$Rxa >sa eiamen-es un líquido límpido, .^ ., , ,„ , _. . „. . . . 

-«Bicolor amarillento y ótor .aromático,; ^^ ^Partamertto Vistos) para su 



«siraftituído por estireno,, cuyo análisis 
¡has áadD sel -siguiente resultado:. 

■Pes» ¿específico -a '20/ 
1 '£8?G .... ... .- . v -.0,906 . 



'-superior ;a 1.5300 



1431; 
149°C 



Jndice de refracción a 
20*0 

Destilación: 

(Comienza a ..... 
¡Planto -seco a . . 

«cincíuvendo que se ítrata- Sel monóme- 
c&íiei ^estireno, ¡materia prima para la 
■ft^aucación del j-polies'tirene (material 
¡sintético -tennoplástico) ; Que conforme 1 
dictamina él* Tribunal de 'Clasifieacio- 
-fies'^a- tenor de lo establecido por el de- • 
■ereío de "26 de marzo 'de 1957 Xnúme- 
ro-3227 ó'7, publ. Boletín D. N. .A.,vol. 
3^K, ífág, Ell^íel "producto en consulta, 
corresponde -despacharse por su valor 
'declarado '^tl 6;9fc, asimilado a ios 'efec- 
teS;--ile cambios a la 'partida ¿ 4744 bis; ( 
í5tár?eílo.y en- virtud de lo dispuesto por 
r él íart. 1:54 de la reglamentación de la 
ley de .aduana, 

El Director ,N;acK>flal de Aduanas, \ 
Resuelve': 

¿Declárase 'que la ■ mercadería 'cónsul-; 
4áfla debe despacharse ipor su valor de- ; 
*ciarado al 6%, asimilada. 'a los efectos 
de 7 cambios a la "partida 4744 "bis. 

r-.'Notifiquese, ¿repóngase -el sellado y ' 
'■resérvese — en los términos del- art. 155 
•de :1a reglamentación =de ^a ley de adua- 
ma— por el Departamento Técnico -y Po- 
íftlca, Aduanera (Oficina de Despacho) ; ; 
Cúrsense copias autenticadas de la pTe- 
'senté: al Boletín Oficial para -su publi- 
^cación; a las Divisiones Información Ge? 
■neral y Tribunal de Gíasificaciones y a 
1» Administración de ia Aduana 'de la 
•i^pítál '(Departamento Vistas") para «su 
conocimiento; cumplido, archívesse ¡por el 
departamento citado en [primer -término. 

'e;22]B-'Ne 5.274-v:22l8|57 



^ue la Dirección -Nacional de Química -yúc AiO como lo rrvela i^l infornit- pi-o- 
acredita "Etediante certificaídíís- N-ros. B-J'4ucjdo ^or el M-niiwteTio.de Asiatencia 



ícación; -a las Divisiones 'Información Ge- 
iwral y Tribunal ide 'Clasificaciones ya 
la Administración de la /Aduana de' la 



conocimiento; cumplido, archívese por el, 
Departameiito citado -cñ =primer términü.; 

e.22|8-N9 5.271-v'.22¡8|57 



,. ^Expediente N» 522.183 de 1957 

' ASUNTO: "Germocid", líquido cons- 
lituídü por una solución 
acuosa de una ' .base al- 
quil^aril-amónlca -cuater- 
naria, .neutralizada bajo; 
forma . dé clorhidrato. ; 

[ \ RESOLUCIÓN N* 734 (D. T.) 

Buenos- Aires, 12 de agosto de 1957-. 

: VISTO Y CONSIDERANDO: Que la 
ifií^iaa Steiger y Cia. S. K. L. solicita 
íífe-íestablezca el tratamiento, arancelario 
{pertinente al produelo denominado "Ger- 
«iocid", cuya "■muésti'a . acompaña; Que., 
íla Dirección 'Nacional de Química acre-' 
¡dSa mediante efertifícado N? B-981.894 
-*gae l& muestra recibida para sü *exa- 
ifflen es Xm líquido de color pardo roji- 
"Xñ, soluble en agua y en alcohol goti, 
*eáccióii débilmente "acida, y poco solu- 
ífeíe^-íín -éter," /constituida por una solu- 
■cZtitoi .acuosa de -una -base alquil^-aril-' 
ránónica cuaternaria, neutralizada ba- 
jo ¿forma de clorhidrato, que deja 55,0% 
<te residuo £>or evaporación y 0,15% de 
'ceniías (sobre el-liotal); Que conforme, 
'lÜctamina la mayoría del Tribunal de 
'Üíasif icaciones, el producto en . cónsul-; 
*ta por .su composición y usos ^specí-, 
Tteos no puede reputarse un ..«jabón lí- 
'quMlb y como constituye una 'sal de amo- 
nio cuaternaria, siguiendo el criterio 



Expediente N" 527.660 de 1957 

ASUNTO: 'íStonex.en polvo N", pol- 
vo constituido "por una 
mezcla de magnesita y 
sílice. 

KESODUCION Nff 795 (D. T.) 

Buenos Aires^lS de agosto de -1957. 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que !a 
firma Césai' Pedro .Moschini -solicita se^ 
establezca el ^tratamiento 'arancelario jque 
corresponde .asignar al producto denor 
minado "Stonex en .polvo N", cuya; 
muestra acompaña; r Qne la Direccióni 
Nacional de Química ^acredita mediante] 
certificado Ni B-980.S41 ^ue la muestra' 
recibida ,paTa su examen '¿es un.produc-i 
:tó en polvo, (de color blanco,, constituido 
por -una mezcla dé ^magnesita y sílice, 
cuyos análisis .han dado el siguiente^ 
resultado: 

-Pérdida por (calcinación ., ... 2,5%f 

/Sílice ". .... . . -.. ...' 53,4'%' 

Oxido 'de magnesio -..-.- 36,7%; 

Oxido de -Merro y .aluminio ''S.léfcí 

"Que el Tribunal de ^Gasificaciones dlc 
tamina que^Tpor su composición, el :prn-J 
ducto" en consulta constituye "un mate-1 
rial ^refractario "que, como puede tener, L 
pluralidad de empleos, a tenor <de la 
resolución de junio -6 de 1955 (D. T; 
^í* 275, ;publ. Boletín "D. .N. A., vol. 
XV'ID, ."pág. 718J -corresponde despa-?. 
charse por ,su valor 'declarado al ÍZ% f ¡ : 
' asimilable a los ^efectos de cambios a la'j 
partida '2109, o .bien 3»r esta partidaT 
si comprueba su>desíin© -como refrac-? 
tafio; 'Por ello y en virtud de lo -dis- 
puesto por el art. 154 déla reglamenta 
ción -de la ley de, aduana, 

El Director ;Nacionaí .-de Aduanas^ 
Re s-n el ve : 

Declárase que la ^mercadería consul?í 
taoa debe despacharse del ¡modo queí 
ilustra el último' ¡considerando. 



95^.768í69¡70 T[ne 'las muestras recibidas 
paia -su -examen están constituidas ijor; 
tallos, flores, 'ho'jas, cortezas, semillas y 
rizomas en distintas proporciones de 
diversos vegetales secados y desmenu- 
zados; Que el Tribunal de Clasificacio- 
nes y la Junta del ramo dictaminan que 
el -despacho de los productos en consulta 
■corresponde efectuarse por la partida 
.5085 -comprensiva de yerbas curas de¡ 
Kneipp, Kiihne y otros, previa aproba- 
ción del Ministerio de Asistencia Social' 
y Salud Publica; Por ello y en virtud 
de lo dispuesto ;por el art. 154 de la 
reglamentación de la ley ida 'aduana, 
El Director Nacional de Aduanas, 

R e s ti e 1 v e : >- 

Declárase que la mercadei'ía -consulta- ■ 
da debe despacharse por la partida:; 
15085, valor declarado al 18%, previa 
'aprobación del Ministerio de. Asistencia 
¡Social y Salud Pública.-- .\ 

Notifíquese, repóngase él sellado.. y- 
.reséivese —en los términos del art. 155 
-de la reglamentación déla ley de adua--;' 
na — por. el Departamento Técnico y 9P6-- 
íítica Aduanera (Oficina de Despache);? 
cúrsense copias autenticadas de la pre 
;sente; al Boletín Oficial para su publi-^ 
cación; .a las Divisiones Ihforñíación Ge 
neial y Tribunal de Clasificaciones (Ofi-^ 
^ina Antecedentes Arancelarios) ¡y :a 
la Administración de la Aduana -de la 
Capital (Departamento Vistas) para su 1 
¡conocimiento; cumplido, .archívese por el 
Departamento citado en primer "termino/: 

e.22{8-N? 5.273-v.22[8¡57; 

JÜJCDedieiite NO ■&3 , 9.7 06 -ue .-15-57 

JVS'üNT'O: I-'iezo,s con impíaataci'dn 
a rasca para turT>inflí5 ñ. 
vapor. 

■RESOLUCIÓN 'K* Y80 (D. 'T.) 
Buenos -AJreS, 12 de a¿oato de L&57. 
/VISTO y COISrSIi>RRANDe: 'Que la 
firma Ct-'^uloaa -Argentina S- A., soliei-' 
ta.-se establezca el "tratamiiénto - :atance- ; 
lario -que corresponde asignar -a p'Ie*^ 
aas de acero jnoxida^ble — ál croíivo .nl-í 
n-uel — ' <iue afectan '.la ".forma de -tor-ni-j 
ílos, lJamad&s eapárras'os, de rdístírítas. 
Formas y tamaños, •traadas* en turbina a* 
vapor; a cuyo íin -acompaña -muestras' 
Si- , fotoce»i>Ja?.; Que ?el tDribunai de.eia- 
ai-ti'cacion es - acorde -con la ropíniCn :tle 
ía Junta del 'ramo dictaanina 'que £a; 
snercadería .c'onsuitada consiste en -pie 



■Social .y Síjilnd Pública e. prodm.-to cou- 
-•suitado "suplc-mentc alJmentotcr-ápJco 
para aiiiuiíilc?, a base de vitaminas" 
■tiene por objeto .jjroveer de un conjunto 
di- vitaminas para lenriijuoecr de di- 
chos factores ia aliinentaeión de ¡na' 
animales aaegrura Ti 3 o en e?a forma su 
ingesta; y a través de Ja literatura ad- 
junta se ;aíl vierte que ni cuni])le con 
u:aa función terapéutica, por lo que no 
'tiene cabida dentro de la partida 4079 
bis y como carece do otra °u c 'l arancel 
corresponde df-spacliarse por su valor 
-declarado con el <cler<jeliO de 42 < /r., 'asi- 
milatde a ':os fines camblarios a la 
apartida S2S0, tal como cstiVn' arancela- 
riamente clasificadas las vitaminas; Por 
relio y en virtud -de lo dispuesto por 
vel art. 154 de la reglamentación de la 
lc-y de aduana,. 

'■ El Di píeior Nacional lie Aduauas, 
Ji.es n el tt : 
Declarase 'qufc Ja ineTcadei-ía -de re- 
ífercncla debe ideípacharge con arreglo 
a feu valor declarado al *1 %, asimilada 
:a 'lí>s eíeertqs . de .cambi^e a 'la parti- 
da' ^2S : 0... " : ;. 

Noti^ícLuesc, repóngase el sellado y 
iresírvese —en' los términcfi del art. 1¿15 
-; "de la reglamentación id e la ley de adua- 
:na — por '.'el I>epartamento Técnico y 
Política A-íliianera .(Oficina d« .Despa- 
cho) ; cúrsense copias autentidadas do 
"la presente: al. Boletín Oficial para su 
¡lHiblicaci'fin, a las Divisiones ' informa- 
Iciün ; G'eneral y Tribunal de Clasifica- 
;cibnes .y a la Administración de '3 
Aduana de la Car>ita1 (Departa mentí 
"Vistas) -para su conocimiento; mumpli* 
do, axc-hítefe por 're£ Departamento eí« 
■tado 'en primer téimiino. 

e.2.2|8-N9 5.3G]-v..22|S|C7 



Expediente N* 7A3.802 de 1IÍ54, 
ASUNTO: Solución colorante para 
■uso en hematología (so* 
elución Ciemsa). 
. síffiSOLUCrON N« 788 (D. T.) 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1957. 
VISTO y COÍsrsrDEKANDO: *Que se 
manifiesta "'"fucsina a'cida, calidad líqui- 
da" partida 4319 ,y 'se denuncia "solu- 
-cüm colorante jpara uso en liematólogia 
(solución -Giemsa) de valor declarado al 
42.%"; 'Que «i Tribunal de Clasifica» 
Iciones dictamina que se está en presen- 
'cifc de una solución colorante' para uso 
:en. ihematologaá-' .(solución Giemsa) quo 

^ -^ : — - , .ál carecer 4é-í>axtida .en el arancel su 

zas <c&n implantaoffin >a rosca cuyas ¡ca-^ despacho corresponde efectuarse con 



tactea-ístieas :las -sindican como 'fctidcafi 



para turbinas a vapor, de ahí ft ue aran- ¿ -derecho de. 42%.; Que con respecto a 



elailamente defeen "reputarse ^piezas^ae; 
maquinas e-n .general alcanzadas por la. 
paralida ITIía, ^n : razón de su -p'e^o; ''For 
ello y en virtud de 'lo -aisa>uesto por él¿ 
art. 15* de la -reglamentaci&n de 1a 
ley 'd* aduana, 

.El .Director jíaoimial de Aduanas. 

.fi-c s He] ve ; 

-•E^ecláa-ase que la mercadería conaul- 
tadíi --debe .despacharse* oíor .la .partida" 
3799 -aíoro Itüo -.bruto -o|s. ".ft,4S D. .F; 
o$s. íf),liS6. 

NdtifÍQiie.sé, reponease -el mellado t y. 
res&rvese - — '«n ios : tSrminoñ -.fl.e'1 art. .15"& ; 
r {de.la reglamentación de la ley ae aüua-; 
na — j>ot ei D'eparta-meiito Técnico .-y 
PeÜtica Acluancra -(iOflcina >3.e ¿Despa- 
cito); ■'cúrsense xoplas adtehtl dadas de 
la '.presente: al iBóiefín 'Oficial .para su 
publicación, a las 'Divisiones "'Informa^ 
cion General y -Tribunal dé Cílastfica- 



Htítifiquese, repóngase él sellado y 
resérvese — ien Iob térininos del ürt. 155. 
;3e la -reglamentación de la ley de adoa-( 
na — jmr el Departamento Técnico .y 'Po- 
lítica Aduanera (Oficina, de Despacho); 
cúrsense copias 'autenticadas de la ;pre-J 
asente: al Boletín Oficial para su 'publi 
cación; a las Divisiones información 'Ge- 1 
neral y Tribunal de Clasificaciones y af 
,1a Administración de la /Aduana de la 
Capital j (Departamento Vistas.) para «tt 
^conocimiento; cumplido^ archívese por elj": 
Departamento citado en primer, término- 

e:22?8-N> 5.272 -v,22}8t57 



Expediente N9 ^50:239 de 1956 

ASUNTO:.Té contra reuma y -gota;; 
te j>ara asma y te para 
diabéticos, los tres de la 
marca '"Opheyden", .. 

RESOLUCIÓN N«..79B'(D.. T.) 

Buenos Aires, -12 de agosto de 1957. '[ 

VISTO Y 'CONSIDERANDO: Que -la 
firma Núñez y Schétiiríi S. R. L. soli- 
cita se establezca él -tratamiento aran- 
celario que corresponde asignar a té 
contra reuma y gota: té para asma y té 
para diabéticos, los tres :de la .marca 
"Opheyderi", cuyas muestras acompaña; 



ilduaaa ¡de la Capital CDepartameat» 
XMstas) para su íconocianiéntot; -cumpH^" 
ao, archívese -por el Deiíártamento ci- 
tado en primer término. 

e:-2*|8-N-9' 'E,2¿0-v.íi#Í»7 



.Espediente N* '6&Ú.1TZ0 de f i&;55-. 
Á'SUííTO': SuplfflttTento íaliuaxflit&te'- 
r&plee piara -auiscüdcs a^ 
» -(base de vitaarrilnas. 

, 'RESODIfCION N& 78)2 CB. 'T-) 
Buenos Aires, 12 de -agosto -de lff&7 

TiSTO y íCONSIDEIiAJSTDO: Q.ue'.;la'| 
firma aíü'ñez y t Schettiai .S...-E. ; ¿ ;í -,b&-í 
.Hcita :ae restablezca -fel tratamietítb ¿xxan-- 
celarlo que coiTespónde íesignay ¿al;. : pro-. r 
ducto cuya -muestra, acompaña; í&tio 1 laí 
Dirección -Haeionar ;de Química acredi- 
ta mediante .'cerlfíicado m<> . B-9"17,3^fl 
que la muestra a-ecibida ipara -S« 'exa- 
men es un polvo amorfo de -color ^ar- 
do 'oscuro -y -tñ^r ^caractetiístico compro- 
bándose la 'presencia sde Riboflavina 
(O/tó -por : l r 0'0. ísfr, r'de'-prod.utíto^ y lui-; 
crosc'Opicamentc se observan .restos ve- 
getales no jden ; tifica.bles por su -tamaño"; 
y -estar .■parcialmente -.altoraüc^; ,Que .el; 
Tribunal cíe rClíisif icaciones .dictamina 



.arreglo a su valor declarado con el 



lá asimilación a los fines de cambios 
.a tenor de la .resolución de 12 de di- 
ciembre ; de 1955 fD. T. N* l 955 .publ. 
Bdétín ;D. Ñ. A., rol. XIX, pág. 391) 
la^mercaderia r de que se ^trata -debe asi- 
milarse a la partida 4319; Por : ello y 
• en. virtud de lo dispuesto .por el art. 
;1S4 -de la reglamentación de la -ley 
de '.aduana, - ' 

(El Director .ííacáonal de' Aduanas, 
■Re siuelv e ; 
- ^Declárase que el producto de referen- 
cia debe despachase ¡con .arreglo <a aa 
■valor «declarado al 42 %., :&similable a 
flos 'efectos de cambios a lacpartida<4319. 

Notifíq-ueise,; cm^iense copias .autén* 
¿icadas de la rpresente: :al Boletín Ofi- 
cial para su publicación, a las Divi- 
siones Información General y Tribunal 
de OasiEcaciones ,y a 3a Adniinístra- 
cítin de ila Aduana de la Capital (De* 
paítamento Vistas) ^ara su conoci- 



cioites .y a la Administi-acií>n de^ la.| mienta; cumplido, 3>ase al Departamen- 
to Asuntos. Contenciosos de la Aduana 
^citada. - ' . 

e.22¡8-N9 5.264-t.22}8¡57 



Expediente N<> &22.186 de 1957. 
. ASüÑTD ; xt Httmectahte Tápi do 
■BEP" líquido constituido 
f ondamentalment» por la 
•sal sódica de un áci- 
do alquil-naftalen-tsulfó- 
. "- nico, vpequeña eantidad de 

cloruro de sodio y. agua, 
.HESQLüCTON Nfl .786 (D. T.) 
.'Buenos' Aires» 12 Üe agosto de 1957. 
' VISTO y CONSIDERANDO: ,Quc la 
fuma JStéiger y Cía. S. M. L. solicita 
se establezca él tratamiento 1 arancelario 
-diaé corresponde -asignar ál producto 
■denominado "Humectante rápido RED*% 
cuya, muestera acompaña; Que la Direc- 
ción .Nacional de Química acredita me- 
díanle certificado N" "B-981.393, que la 
■muesfera recibida "para su'-examen es un 
líquido muy viscoso, de cdlor amarillen- 
;fco -y -aJor /débilmente aromático, emulsio- 
nable en agua y soluble en solventes 
orgánicos, .constituida fundamentalmente 
ípor ,1a sal sódica de un ácido alquil-uaf- 
ítalen-sulf ónice, pequeña cantidad dexlo- 
ruro de. sodio y .agua, cen los siguientes 
caracteres analítico? 
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Residuo por evaporación . . , , . 64,0%.! 

Cenizas (sobre el total) 12,6 %.\ 

Que de tal como dictamina la mayoría ¡ 
del Tribunal de Clasificaciones, es evi- 1 
dente que se está en presencia de un 
producto que no puede asimilarse, por 
su composición química y usos especí- 
ficos a los jabones líquidos a que se 
refiere la partida 4654, y, estando consti- 
tuido, por la sal sódica de un ách'o al- 
nuil-naf talen -sülfónico, pequeña cantidad 
de cloruro de sodio y agua, por aplica- 
ción de la nota 4? de la Sección Dro- 
guería del arancel, su despacho corres- 
ponde efectuarse .por la partida 4271; 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por 
el art. 154 de la reglamentación de 
la ley de aduana, 

151 Director Nacional de Aduanas, 
Resuelve: 

Declárase que el despacho del pro- 
ducto consultado debe efectuaría por la 
partida 4271, valor declarado al 6 %. 

Notifíquese, repóngase el sellado y 
resérvese — en los términos del art.' 
155 de la reglamentación de la ley de 
aduana— por el Departamento Técnico 
y Política Aduanera (Oficina de Desna- 
cho); cúrsense copias autenticadas de 
la presente: al Boletín Oficial para su 
publicación; a las Divisones Inf irrt'üCión 
General y Tribunal de Clasificaciones 
y a la Adminstración de la Aduana de 
la Capital (Departamento Vistas) para 
su conocimiento; cumplido, archívese por 
el Departamento citado en primer tér- 
mino. 

o "Í2I8-N9 5.265 -v.22¡8!57 



Excediente N» 701.872 de 195G. 

ASUNTO: Aparatos completos para 
calefacción y refrigera- 
ción por aire, de automó- 
viles. 

RESOLUCIÓN N? 783 (D. T.) 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1957. 
VISTO y CONSIDERANDO: Que se 
manifiesta "piezas de repuesto de hierro 
para motor, en ventilador para auto- 
móviles" partida 639 y\se denuncia "apa- 
ratos completos para calefacción y re- 
frigeración por aire, de automóviles, de 
valor declarado al 42%"; Que el Tri- 
bunal de Clasificaciones concordando con 
la opinión de la Junta del ramo dic- 
tamina, que en orden al criterio que 
informa la resolución de 3 de marzo 
de 1955 (B. V. No 1519, publ. Bole- 
tín D. N. A.,, vol. XVJir, pág. .239), 
los aparatos, acondicionadores de aire 
para automóviles de que se trata, de- 
ben despacharse por su, valor declara- 
do al 42 %, siendo asimilables a los 
efectos de cambios a la partida 638; 
Por ello y en virtud de lo' dispuesto 
por el art, 155 de la reglamentación 
de la ley de aduana, 

El Director Nacional de. Aduanas, 

Resuelve: 

Declárase que la mercadería de re- 
ferencia debe despacharse por su valor 
declarado al 42 %, asimilada a los efec- 
tos de cambios a la partida 638. 

Notif íquese ; cúrsense copias auten- 
ticadas de la presente: al Boletín Ofi- 
cial para su publicación, a las Divi- 
siones Información, General y Tribunal 
de Clasificaciones y a la Administra- 
ción de la Aduana de la Capital (De- 
partamento Vistas) para su conoci- 
miento; cumplido, pase al Departamen- 
to Asuntos Contenciosos de la Aduana 

c.22¡8-N? .5.2G2-V.22J8J57 



Expediente N? 460:097 de 1956. 

ASUNTO: Perfil, en forma de Ú, 
de aleación, pertenecien- 
te'al grupo "Alnico", pa- 
ra hacer imanes perma- 
nentes para cabezas gra- 
badoras. 

RESOLUCIÓN N« 784 (D. T.) 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1957. 
VISTO y CONSIDERANDO: Que se 
manifiesta "accesorios de hierro para 
radio" — partida 2203 — y se denuncia 
"aleacción de hierro, níquel, cobalto y 
otros metales para la fabricación de 
imanes permanentes, de la partida 1661 
bis"; Que el Tribunal de Clasificacio- 
nes dictamina que se está en presencia 
de una pieza que según lo revela el- 
informe obrante a fojas 5, producido por 
lá Dirección General . del Material de 
Comunicaciones Navales del Ministerio 
de, Marina, está constituida por una alea- 
ción perteneciente al ' grupo "Alnico". 
siendo apta para hacer imanes perma- 
nentes y por su confirmación —perfil 
sn forma de U, con una perforación 
central — no se adapta para uso eri par-" 
lantes. pero si para ser montada en 
•ríbc-K^s grabadoras, de ahí que debe 
despacharse ñor su valor declarado al 



42%, siendo asimilable a los efectos 
de cambios a la partida 2198, tal como 
se dejó sentado^ en la resolución de 25 
de julio ppdo. (D. T. Ne 699) recaída 
en el expediente N« 410.786 de 1957, al 
contemplarse un caso análogo; Por ello 
y en virtud de lo dispuesto por el art. 
154 de la reglamentación de la ley 
de aduana, ^ 

El Director Nacional de Aduanas, 
BesueJve: 

Declárase que la mercadería de refe- 
rencia debe despacharse por su valor 
declarado al 42 %, asimilada a los efec-, 
tos de cambios a la partida 2198. 

Notifíquese; cúrsense copias auten- 
ticadas de la presente: al Boletín Ofi- 
cial para su publicación, a las" Divi- 
siones Información General y Tribunal 
de Clasificaciones y a la Administra- 
ción de la -Aduana de la Capital (De- 
partamento Vistas) para su conoci- 
miento; cumplido, pase al Departamen- 
to Asuntos Contenciosos de la Aduana 

eÍ22|8-N« 5.263-v.22l8}57 

BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Asente Financiero 

del Gobierno Nacional 

LICITACIÓN DE VALORES 
NACIONALES 
. Se comunica a los interesados que el 
día 28 de agosto del corriente año, a 
las 16 horas, tendrá, lugar ¡a licitación 
para cubrir el fondo amortizante, ven- 
cimiento 15 de setiembre de 1957, del 
siguiente empréstito : 

Crédito Argentino Interno Conversión 
3 % 1946 — Serie "C". v?n. 4.260.900 

Las propuestas deberán presentarse,- 
de conformidad con las disposiciones 
en ¿vigor, insertas al dorso del respec- 
tivo formularlo, en Trámite General de 
este Banco (calle San Martín 229), has- 
ta (1 día y hora señalados. 

La presentación de los títulos de las 
propuestas aceptadas, deberá efectuarse 
jen"' el Departamento de Deuda Pública 
hasta lo s 30 días posteriores al venci- 
miento . ' del servicio correspondiente. 
(GN. 9), 

= - e.2l|8-N<f 5.23S-v.27¡S¡57 



El Banco Central de la República 
Argc-ntina ' notifica al señor Sigfrido 
Gunther Horacio Morck, que por reso- 
lución del sefior Presidente de la Ins- 
titución de fecha 35 de julio do 1957, 
se le ha apHcado una multa de m$n. 
19.550. — (Diecinueve mil quinientos 
cincuenta pesos moneda nación:)!) por 
las infracciones al régimen de cambios 
documentada* en el sumario N? 1921 
(Control dt. Cambios) la que deberá de- 
positar dentro del término de Quince 
(15) días, en el Banco de la Nación Ar- 
gentina, en la cuenta "Multas, Artículo 
17 de ¡a Ley 12.160, .Orden Banco Cen- 
tral de la República Argentina', bajo 
apercibimiento de proceder a su cobro 
judicialmente por la vía de apremio. 
(BC. 80). 

e.2l|8-N* 5.340-v.27|S|5'7 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
República Argentina 

Méndez de Andes N^ 1950. — Casa 
que consta en bajos de seis habitacio- 
nes y dependencias. 

En altos:, dos plccltas. Terreno mi- 
de: 10,39 m, de frente a l N."por 48,40 
m. en el lado O. y 49,24 m. de fondo 
en el costado E- _ Superficie aproxima- 
do s| tasador: 502,79 m2, "A requeri- 
miento judicial". 

El. 30 de agqsto de 1957, a las 15, en 
el local de ventas de Casa Central, De- 
fensa N* 180, 3er. piso. 

Base $ 19.800. Hipoteca $ 17.350 
con deuda e interés que corresponda. 

NO H* 117190. N* Bco. 752. Seña 
8 % y comisión 1 c /o en efectivo. 

Publicidad conforme Decreto-Ley nú- 
mero 14.954. 

e.2l|8-NO 5.234-v.23|8|57 



HansUla Nv 24G1. -r- Edificio con la 
siguiente distribución: 

planta baja: dos departamentos que 
constan cada uno de una habitación y 
dependencia. Para portero: una habi- 
tación y dependencias. 

Salón comedor. Bn 1?, 2 9 y 3er. pi- 
so, dos departamentos por piso que 
constan cada, uno ¿c dos habitaciones, 
dependencias y pieza de servicio. Azo- 
tea y sótano. 

Cuenta con servicios centrales de ca- 
lefacción, quemador de residuos, agua 
caliente, ascensor y heladeras. 

Terreno mide: 8.66 m. de fronte al 
S. por 27,32 m. de fondo en el lado E 
y 27,46 m. en el dej O. 



Superficie aproximada; 254,34 m2. 

El 4 de setiembre de 1957, a las 15, 
en el local de ventas de Casa Central, 
Defensa N' J 180, 3er. piso. 

Base $ 3GL500. Hipoteca $ 370.000 
con deuda e interés que corresponda. 

N e HO 4945081. N° Bco. 760. Seña 
8 % y comisión 1 % en efectivo. " 

Publicidad conforme Decreto-Ley nú- 
mero 14.954. ' 

e.21¡8-N0 5.235-v.27|8|57 

Provincia La Pampa — Gral. Pico — 
calle 23 s¡n* esquina calle 2 7. Casa en 
terreno que mide 10 m. de frente al 
S. O. por 25 m. de fondo. 

Consta de 2 habitaciones y depen- 
dencias. 

El 30 de agosto de 1957. a las 10.30, 
en Banco de la Nación Argentina, Su- 
cursal General Pico. 

Base % 58.000. — Hipoteca $36.400. 
Deuda actual $ 35.724¡95. 

N"? H* 35J5601885. — Sucursal Santa 
Rosa Ní* Bco. 758, 

e.21|S-N«? 5.236-v,23|8|57 



Provincia Río Negro, Pueblo Genf— 
ral Roca, calle 9 de Julio N* 1869, en- 
tre las de Cipoüctti y 3 de Febrero 
lote "o" manzana "9". — Casa ■ en te- 
rreno que mide 12,50 m. de frente al 
S. E. por 35 m. de fondo. 

Superficie aproximada 437,50 m2. 

Consta de 3 habitaciones y dependen- 
cias. "A requerimiento judicial". 

El 30 de agosto de 1957, a las 15,30 
en Banco de la Nación Argentina, Su- 
cursal General Roca. 

Base $ 43.000. Hipoteca S 34.600 

Deuda actúa? % 33.497.82: Infórmese 
en el Banco N? H 9 64;570ll00 Sucur- 
sal Neuquén. N* Bco. 759. 

e.2l|8-N9 5.237-v.23|8¡57 



Avenida Presidente' Pigueroa Alcorta 
NO 3229. — Edilicio con la siguiente 
distribución: 

P'anta baja: Garage, dos habitacio- 
nes, dos piezas de servicio y depen- 
dencias. 

Primer piso : cuatro habitaciones y 
dependencias. 

Segundo r>isO: cinco habitaciones y 
dependencias. 

, Terreno mide: 11 m. de frente al 
S. O. 35,58 m. al S. E.. 38,30 m. al 
N. p. y 11.30 m. al N. e! 

Superficie aproximada: .436.34 m2. 

El 23 de agosto de 1957, a "las 15, 
en el local de ventas de Casa Central. 
Defensa N* 1S0, 3<-r. piso. 

Base $ 9C.200. Hipoteca %" 38.575 con 
deuda e interés que corresponda. 



NO H° 102545. N e Bco, 751.' Seña 8 %\ 
y comisión 1 % en efectivo. 

Publicidad conforme decreto- k y nú- 
mero 14.954. 

e.20|j-N° 5.212-v.22|S|57 



Ciudad de La Paz números: 3793 y 
3799 esq. Paroissien número 2492. Edi- 
ficio con la siguiente distribución. 

Planta baju; dos locales con depen- 
dencias. Un departamento de tres ha* 
bitaciones y otro de dos habitaciones, 

lo piso: uno de tres habitaciones y 
otro de dos habitaciones. 

2 g uno de tres habitaciones v dos do 
dos habitaciones. 

En azotea: una habitación. Todos con 
dependencias. 

Terreno mide: 5.77 mts-, de frente 
al N. O. (Paroissien). 14.05 en su otro 
frente al S. O. (C. de La Paz). 18,33 
en ei lado N. E. y 10,12 en el S. E. 

Superficie aproximado: 175,20m2. 

El 30 de agosto de ^Í57, a las 15. en 
el local de ventas do Casa Central, De- 
fensa n" 180, 3er. piso. 

Base $ 394.500. Hipoteca ? 282.000 
con deuda e interés quo corresponda. 

NO H* 52-43248. N' Bco. 745. Seña 
8 % y comisión 1 % en efectivo. 

Publicidad conformo decreto-ley nu* 
mero 14.954. " 

o.lfilS-N* 5.168-v.22|8p57 



Avda. Juan de Caray Nros. 865 y 867. 
— Edificio apto para hotel, compuesto 
de planta baja y siete pisos con la si- 
guiente distribución: NO 8C5: Planta Ba- 
ja: entrada servicio, sótano con depósito," 
maquinaria y dependencias. — N° 867: 
Planta Baja: hall, sala de estar, ofi- 
cina y depenedencias. — Pisos 1^ al 6 o : 
cuatro habitaciones y dependencias pot 
piso. 7 o piso: tres habitaciones y de- 
pendencias. En terraza: lavadero cerra- 
do y cuarto ascensor. Cuenta con ser- 
vicios de calefacción central, agua ca- 
liente y ascensor. Terreno mide; slobli- ' 
gación hipotecaria: 8.66 mts. de frente 
al S. por 17,186 de fondo al costado E. 
y 22.516 al O. Slperito: 8,70 al S., 9,5(T 
de contrafrente; 16,86 al costado 0. y' 
13,40 en el E¡. — Sup. aprox.: 120,00 m2.," 
siperito. El 2" de septiembre de 1957,¡ 
a las 15, en el loca) de ventas de Casa 
Central, Defensa 180. Ser. piso. — Ba- 
se: $ 834.300. Hipoteca: S 616.400, con' 
deuda e interés que corresponda. — ■ 
Nota: 'La deuda por renovación, de afir--' 
mado serí por cuenta del comprador. 
N? H<" 5070045. N° Bco. 737. Seña: .8.o|o 
y comisión: 1 oto, en efectívol — Publi- 
cidad conformé Decreto-Ley 14Í954. 

e.!3!8-N<? 5.0S9-v.22|8¡57 



■NUEVAS 



LICITACIONES 



Ministerio de Educación 
y Justicia 



DIRECCIÓN NACIONAL* DE 

INSTITUTOS PENALES 

Expeliente T-201|5" 

Llámase a "Licitación Pública N 1 ? 7", 
segundo llamado, cuya apertura ten- 
drá lugar el día 3 de setiembre del co- 
rriente año, a las 15 horas, con el ob- 
jeto do resolver la adquisición de tres 
(3) ollas a vapor, de una capacidad 
aproximada de 500 litros, con paredes 
de acero inoxidable, pon destino a la 
Penitenciaría Nacional (U-l). 

El acto se llevará a cabo en la Ofi- 
cina de Compras de la Dirc-ccíón Na- 
cional de Institutos Penales, caite pasó 
550, Capital, en presencia de los intere- 
sados que deseen concurrir. 

Por más datos, planilla?, pliegos de 
bases y condiciones, etc., dirigírsela la 
mencionada Oficina todas los días há- 
biles de lunes a - viernes - de- 11,30 a 
17.45 horas. — El Director de Admi- 
nistración. 

e.22)S-N p L-5.27S-v.2C|8|57 



Ministerio de Guerra 



DTHECCION GENERAL 

DE INGENIEROS 

Azoparilo 250 — Capilsil Federal 

Licitación Publica Nc 371, para el 
día 20 de septiembre de 1957. 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

N9 371 — Hora: 10,40: Construcción 
de 4 (cuatro) galpones . metálicos de 
cm<-rscncia para material de explosivas 
(Trop tipo "A" y uno tipo "B"). en 5a 
Escuela de Artillería,. 

Deposito de garantía ' de * licitación 
t % sobre & monto de 1 prasupiHstí 



oficial que es de S 1. 103.009,14 mone- 
da nacional. 

Precio del legrajo X o 5.848. % 78,00 
moneda nacional, 

Hor.ai'io de v<--nla : de S a -1 ; 1 horas. 

La apertura y lectura de las propues-' 
tas tendrá lusar el din y hora antes 
mencionado en la Dirección General de- 
Ingenieros. 

Los interesados deberán remitir su 
propuesta en sobre cerrado y lacrado, 
indicando; número, día, hora y objeto 
de la licitación, pudiendo los de.' inte- 
rior entregarlas en el juzgado Federal 
de la Provincia de Córdoba, h;u>ta el 
10 de septiembre de 19 57, dentro do 
las horas hábiles del mismo, adonde 
los interesado^ podrán concurrir por 
datos o informes,' o en su defecto re- 
mitirlas a la expresada' Dirección Ge- 
neral, .as que deberán encontrarse con 
anterioridad a la apertura del acto. -; 

Buenos Aires, agosto de lí>57. Jefe 
Departamento Administrativo. . 

e.22lS-N» L- 5 . S92-v.ll|9|57 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES 
Departamento Construcciones 
c Instalaciones 
Tjioiuuiíón Piíhlfca N? 5B7[57 CDCT) 
Llámase a licitación pública, para' 
contratnr la "Provisión do tres seccio- 
nadores de barras B. T.", con destino 
a la Fábrica Multar "San Lor^nfco", 
sita en la locaüdad del mismo nombro. 
Provincia de Santa Fe. ' 

Apertura de propuestas; 9 de setiem- 
bre de 1957, a las 9 horae, en el De- 
partamento Construcciones e Instalacio- 
nes, Avda. cabildo n? c5, tercer piso, 
CTP-ital Federa). 

Pliego de- condición es : bodrá consul- 
tarse o adquirirse sin caigo en el ci- 
tado departamento, todos los día<= ,há- 



u¡ 



BOIiETXN OJTJCOAL — Sección de Legislación y Licltacioáea Jueves 22 de agosto d* 1.Í5T 



4"Hes de «,30 a 10,30, horas, como así 
ea :4a dirección de la fábrica mencio- 
nada. 

©aposito de -garantía: -pagaré equiva. 
fente al 1 <& del monto total de la 
propuesta. — Fdo.: Héctor Alberto Re- 
.psttn. Jefe del De parlamento Construc- 
cloacs e Instalacione:. 

e.22jS-N° L-5.293-v.28|S|57 



'DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

~X COMEttCIAL 

Gab&ito 65-PivisióD Ventas - T. E. ífi.SftÜO 

LICITACIÓN PUBLICA 

1-01 S|5T: Se realizara el -día 6ÍSJ5-7, 

* íarf' 11,'80 horas, pura la venta de 

maquinarias varias. 

'íE^s pliegos de condiciones y demás 
«dacacioaes <debtrán solicitarse al De- 
ístóamento Ventas de esta. Dirección 
Gtiaéraí.' en días hábiles de S a 12 ho- 
ra».- — EH Director General. 

e.23|8-N» L-5.294-v.4|9J57 



do gas £* Instalaciones domiciliarias y 
montaje da planta de regulación de 
presión, en Río Grande (Tierra del 
Fuego). 

Apertura 7|10,' 10 horas. 

Retirar pliegos en Alsina 1*49, de 
7,30 a 13,30 horas. 

e.S2|8-NQ 3>5.284-V.-4|S)»7 



Ministerio de Obras Públicas 



Ministerio de Hacienda 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD 

Licitación .pób.ica de .las obras de 
Ruta 18S, tramo Junín — Lincoln y 
acceso a Ruta 7, $ 35.042.918,20. 

Presentación propuestas: 16 de se- 
tiembre, a las 15 horas, en la Sala de 
Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e.22|8-Nv ;L-5.-2S-5-v.ll!9[57 



ANTERIORES 



Presidencia de la Nación 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

SUMINISTROS DEL ESTADO 

Expediente N? 25.768-57 

jámase a licitación publica para la 
pcapterton de plumas pjescritura. 

!La apertura de las propuestas se 
«a.üzar.á el día 29- de agosto de 1357 a 
tter-12,15 'horas. ' 

OPttego .dc condiciones y presentación 
té- (propuestas, Hipólito Yrigoyen nú- 
mero 12SG; capital. 

e.í2!8-N' I>.5.2S0-t.26JS|5T 



Expediente N? 25.760-57 

■Llámase a licitación pública para la 
pimviaión de biblíoratos, libretas, aran- 
dff*«a. etc. 

JUi apertura de las -propuestas se 
«artizará el día 29 de agosto de 1957, a 
fes l'3,4tMu>caj5. 

BUiego- ,de condiciones y presentación 
4b- fprppueetas, Hipólito Yrigoyen -nú- 
Mero 123B, Capital. 

e.22Í8-N* L-5.231-v.26j8j57 

CAJA NACIONAL D£ AHORRO 

POSTAL 

Licitación 'Pública N* 18.957 

Adamase ,a licitación pública para con- 
tristar : la, .provisión de: 
Amejco- I — _ Muebles varios para ofi. 
¡. . ,- - -clna/ ■ ' 

-r • » . IX . — Máquina -de sumar, cal- 
cular y mimeógrafos; 
. ,, • máquinas protectoras de 
■ cheques y perforadoras 
;¡* .de libretas (grabadoras 

-de primer importe). 
i,. III — Cajas de seguridad. 
„ IV — Mostradores de made- 
ra y mamparas. 
Apertura de las propuestas: 12 de 
ee.ptiejnbre de 19 57, a la hora 16. 

á>4ego.-cie .condiciones y presentación 
doblas ofertas: División Compras,- Hipó- 
lito Trigoyen No 1770, 49 piso, en *d 
horario de 11, ir, a 19, los días lunes a 
viernes. — La Administración. 

e.22|0-N° L~5.282-v.4|9|57 



.Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

Licitación pública N? 69 

2' LLAMADO 
Expediente n<í 63l|57 

(Llámase a licitación 'pública, para el 
día 13 tdel , m es septiembre de 1957, n 
las ' 1 ¡t. ■hora?, para la adquisición de 
recuestos para el mantenimiento de he- 
Itcífitpteros. 

331 :pltego de condiciones se encuen- 
tra a .disposición de Los interesados" en 
la ©(iiección General de Administración 
(Sección Licitaciones), Paseo Colón 974, 
2dOi piso, (Oficina n' f 128), Capital Fe- 
deral. — El Director General. 

' e.22j8-NO L-5.289-v.4|9j57 

Ministerio de Comercio 
e Industria 



■ Licitación pública para la construc- 
ción de pista de aterrizaje en el Aero- 
puerto de Forniosa-, $ 5.253.604,15. 

Presentación propuestas: 17 de se- 
tiembre, a las 15 horas, en la' Sala de 
Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal. 

e.22|S-N« L^5.2S6-v.H,j9|57 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 

Licitación pública N? 56. — Llámase 
a licitación, hasta -ei día -3 de .setiembre 
de 1957, a las .16. horas, para la provi- 
sión o instalación de un. ascensor de 
pasajeros en el edificio .fiscal de la 
Avenida de Mayo h" 760, ocupado pol- 
la Secretaria de Prensa de la Presiden- 
cia de la Nación. ^ 

Presupuesto oficial: ? 155.CO0.00 mo- 
neda nacional. 

Fuegos y consultas; División Licita- 
ciones y Contratos, Avenida 9 de Julio 
1925, piso 1.1°, Capital Federal. 

Precio de la documentación: $ 25,00 
moneda nacional. Horario de venta de 
13 a 16 horas. 

Presentación de las propuestas: cita- ! 
da División, hasta el día y hora indi-' 
eados, 

c-.2'2J8_N 9 L-».287-v.28|S|57'' 

Licitación Publica- 'n* 57. — Llámase' 
a licitación, hasta el'día '5 deseptiembre, 
de!957, alas 16 horas, para la provisión e 1 
instalación de equipo de purificación de; 
agua do la pileta de natación, "por 
ajuste alzado", en el edificio del Hogar 
Escuela, sito en la ciudad de La RiojaJ 

Prosupuesto oficial: •$ 150.000,00 mo- 
neda nacional. 

P'icgoe y consultas: División Licita- 
ciones y Contratos, Avenida 9 de Julio 
1925, niso 11°, Capital Federal. 

Precio de la documentación: $ 20,00 
moneda nacional. Horario de venta de 
13 a 16 horas. 

Presentación de las propuestas: cita- 
da División, hasta el día y hará indi- 
cados, 

e.22|8-N* L-5.288-v.28¡8¡57 

Ministerio de Comunicaciones 



INTERVENCIÓN LIQUIDADORA DE 

EMPRESAS PERIODÍSTICAS 

1f AFÍNES 

Decreto-Ley 5-880¡S7 y Decreto 6.623|57 
Llámase a licitación pública para la 
venta de trece -unidades gráficas^ dis- 
puesta por el DecretOrLey N° 6.SS0I5? 
denominadas: Alerta FubUcidad; Críti- 
ca; Democracia; Democracia y -Rosario 
(Rosario de Santi Fe),; El Laborista; 
'La Época; La Mañana (Mar .del pla- 
ta); La Libertad (Mendoza);- Meridia- 
no (Córdoba); Noticias Gr&ficaa; Ta- 
ller en La Rioia (La Rioja).; PoligraXl- 
ca Mariano Moreno y Talleres Argenti- 
nos! cuyos precios bases y caracterís- 
ticas figuran en los pliegos de condi- 
ciones generales y particulares que pue. 
den ser adquiridos en la Secretaría 
Administrativa de la Intervención Li- 
quidadora, sita ^n la calle Bouchard 
número 722, quinto piso, de la Ciudad 
de Buenos Aires, todos los días hábiles 
de 16 a 19 horas, -mediante el pago de 

la suma de -m$n. 500 . 

La apertura de propuestas se .efec- 
tuara, e-n acto, público el día 31 (trein- 
ta y uno) de agosto de 1957. a las 16 
ídiez y seis) horas, en la Intervención 
Liquidadora, con sede en la calle Bou- 
chard N? 722, piso S", 'de .ia ciudad de 
Buenos Aires.'— Luis Rodolfo Gonzá- 
lea, Geneual de Brigada, interventor Li- 
quidador. 

$ 1.J69.— -e.5|8-N* 62.739-v.26i8¡57 

Ministerio del Interior 



citada Dirección d£ Administración, Ave- 
nida Belgi-ano 1549, piso 4°. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1057. — 
Juan Castañg, Inspector Mayor a car- 
go de la Dirección Administrativa. 

e.l3|8-N» L-3.e90-v.27|8jS7 



Ministerio de Educación 

y Justicia 

_^__ -i 

COMISIÓN NACIONAL DE 

APRENDIZAJE Y ORIENTACJON 

PROFESIONAL 

Licitación Pública N" S0« 

Expediente D.7(i.0S4|ó7 

Llámase a Licitación Pública n' 1 3CC, 

cuya apertura tendríi lugar el día S 

.de agosto de 1957, a las 14 horaí 1 . irara 

la provisión de: 

Jardineras, camisas, eamiseta.s, panta- 
lones, zoquetes y medias. 

Para más detalles, especificaciones, 
consultas y retirar pliegos, en la Divi- 
sión Adquisiciones, Bolívar 191, 2? pi- 
so. Capital Federal, de 8 a 18 horas. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1957. 
— , El Director de Administración, 

e.2l!S-Xo L-5.2U-v.23|3|51 



GAS DEL ESTADO 

LICITACIÓN PUBLICA 
Pliego N v 3.636= Distribución de ci- 
lindros entre planta Almacenaje, Capi- 
tal ¡Federal y domicilio de los usuarios 
de ;las Üocalldadct de Ramos Mejías, vi- 
lía ¿Sarmiento y Cindadela. 
(Apertura S|9, 10 horas, 
íteth-ar pliegos en Alsina 1149, de 
7.30 a 13,30 .hora.. 

.e.22|B-N<? L-5.283-v.2S|8|57 



EMPRESA ÉÍACIONAL 
DE TJSLlíCOMDNICACIONES 
Incitación Pública N* 129-P¡57 

N<? Í29-P|57 — 9l9|57„ a las 14. Por 
la preservación de 1.000 roí., de postee 
de ciprés. ' 

Pliego de condiciones, informes, en- 
trega y apertura de propuestas, en Sec- 
ción Licitaciones, Paseo Colón 731, 2" 
piso, Capital Federal,, de 11,30 u 18 
horas. 

22|S-No L-5-279-V.2CJ8Í57' 



PROVINCIA DE CHUBUT 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

í>l&.masc a Líjt;Íl.M.uÍíia Pública- -número 
2¡1957, para contratar el suministro de 
dos (2) vehículos automotores pick-up, 
nuevos, .modelos 1957, con caja para 
500 kilos de carga Útil,* completos, COÍ) 
todos. flu.s accesorios de norma, rodado 
650 x- 16. seis (C) teíaf; Uno <l) ve- 
hículo- autcwnotor,, nuevo, modelo 1957, 
del tipo denominado "Camioneta Ru- 
ral" o "de estación", con todos sus ac- 
cesorios de norma, con rodado' 670 x 15. 
y áos (2) vehículos automotores, nue- 
vos, modelo 1*57, del tipo denominado 
"Jeep", con todos sus accesorios de 
norma, rodado 650 s 16,. seis (6) telas. 

KJ acto de licitación se realizará el 
día '30 de "agosto de 1957, a las lfi -ho- 
ras, en presencia de los interesados que 
concurran. ' 

El pliego de condiciones y las cláu- 
sulas particulares de esta licitación po- 
drán ser soÜcUados .por. los interesados 
en el Ministerio de Gobierno de la Pro- 
vincia, Casa de Gobierno, ;Rawsori. 

Rawsou .(.Chubiit), 13 de agosto de 
1ÍI57. — RubOn Antonio Simonet, Mi- 
nistro de Gobierno, 

C.20J8-NO- L-5.214-v.22¡8j57 



Ministerio de Transportes 

TRANSPORTES DE BUENOS AIRES 

(E. N\ T.) 

Llámase a Licitación Pública n ome- 
ro 10.143J57. — Provisión de Subusi^ 
ñas Rectificadoras a Vapor de Mercu- 
rio. Procedencia del Materia-: EE.UU. 

Apertura; 10J10J57. a las 12 hom s . 

Valor del pliego: mjn. % 29. — 

Consulta y retiro del pliego de bri- 
ses y" "condiciones en Bartolomé Mitre 
3341, Capital. 

e.22[8-N Tt ' L-3.2fl0-v.28'S:37 



•Pliego N' ,*i.C37: Conrtruecíón gasoduc- 
to 'de aumentación, red de distribución 



M. T. N. 
FLOTA ARG12ATINA D12 
r NAVEGACIÓN FLUVIAL 

Llíimase a licitación púijlica, pai-¡i la 
provisión e instalación de cuatro equi- 
pos frigoríficos para buques.' tipo mixto. 
Vencimiento 6 d& septiembre de 3 9 5 7, 
15 horas. 

Pliego do condiciones en División Li- 
citaciones y Compras, Av. Corrientes 
389, pi«o 6 ? . Capital, de ll a IS ho- 
¡ ras. — Administrador General. 
i e.22|S-NO L-3.291-v.l¡9¡57 



POLICÍA federal 
Aviso de Licitación pública ,N? 16 

Fíjase el día 10 de septiembre de 
1957, a ¡as 11 horas, para que tenga 
lugar t-n el despacho -del señor Direc- 
tor de Administración de la Policía' 
Federal, Avenida Belgrano n* 1543, /oí-' 
so 4, l a apertura para las -propuestas 
para la Licitación Pública número 1 6, 
paradla provisión de reguladores au- 
tomáticos, y provisión e instala- 
ción de un sistema de intercomunicn- 
ciones, y sistema eléctrico de indicado- 
res luminosos de presencia de perso- 
nas, con destino a la Dirección ,dc Co-í 
miuíicaciones de la Policía Federal. 

El acto se rea listara en presencia de 
los interesados que concurran; 

Datos' y pliegos? de condiciones en la 
Sección Licitaciones y Compras, de 'la 
citada Dirección de Administración, 
Avenida Belgrano n* 1549,. piso 4 o ' 

Buenos Aires, agosto 14 de 1957. 

Juan Castaño, inspector Mayor, a cargo 
de ¡a Dirección Administración. 

C.20Í8-N» L-5.2l3-v.2¡9157 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN — DEPARTA- 
MENTO DE ABASTECIMIENTO 

(DIVISIÓN COMPRAS) 

Licitación Pública N? 7 

Expediente N* 3S.898-D-1957 

- Llamase a licitación pública por pri- 
mera vez por el término de 10 día* 
lííibile«, a partir del 2l]s|957, para re- 
solver con destino a: Escuelas Prima- 
rías la adquisición de; 

Sólidos geométricos, reglas, escuadras 
para pizarrón, compases para pizarrón, 
transportadores, reglas "T", mapas fí- 
sicos y polfticos. 

Las propuestas deberán presentarse 
bajo sobre cerrado, en las planillas 
que se expedlráo al efeeto y de acuerdo 
con. el Fuego de Condiciones, todo tn 
«uní se puede retirar desde la fecha, 
=en la División Compra*. (Sección Lici- 
taciones)., calle Tí. Peña 935; Capital, 
todos los días hábiles de- 12 a 18. 

El acto de apertura de las propues- 
tas se llevará a cabo el día 31 de sep- 
tiembre de 1957, a Jas 15 horas, en la 
División Compras de' Consejo Nacional 
de Educación, en .presencia de los in- 
teresados que -deseen concurrir. 

Rueños Aires, 16 de agosto de 1957. 
e.SliS-X* L-5.242-v.3¡9|57 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Cicnc:us Esncias 
,- y: Naturales 
Llámase a licitación pública, para tú 
día 31 de septiembre, a la hora que 
se Indica a continuación: 

16 horas: Materia! pedagógico. — Li- 
citación Pública No 39. 
■ Pliego de condiciones y -demíls ditos: 
Peíú 222. — División Suministros. — 
El Decano Interventor. 

easIS-N^ L-5.3S3-v.f!¡í>|57 



Aviso de Licitación Pública No 15 

Fíjase el día 4 de septiembre del año 
1957, a las 11 horas, para que- tenga 
lugar en ol despacho del señor Direc- 
tor de Administración de ía Policía -Fe- 
deral, Avenida Belgrano 1549,, piso 4*. 
la apertura de las propuestas para la 
Licitación Pública N' 15, para la cons- 
trucción de ficheros metálicos con des- 
tino al archivo de la Sección Docu- 
mentación Persona) en el Departamento 
Central de Policía. 

El acto se realizará -en presencia á& 
los interesados que concurran. 
I Datos y pliego do condicione*! en la 
¡ Sección Licitaciones y Compras, de la 



Lichociwi Púr¿"í*ii N? "» 
Expediente N.» 18.8971DJ957 

Llamase a licitación pública, por pri- 
móla vez por el termino de lo días -ha- 
biler,, a partir del 2.0|S|SÍ, -para resol- 
ver con destino a: Establecimientos 
Educacionales la adquisición de.: Ropa 
para niños: Delantales, guardapolvos, 
polleras, pantalones, tricotas, zi patos, 
medias. 

Las propuestas deberán o rescatarse 
bajo sobre cerrado, en las planillas que 
se expedirán, al efecto y de acuerdo 
con el Pliego de Condiciones, todo .o 
cunl. se puede retirar desde In fecha, 
en Ía División Compras. (SeccYnt Lici- 
•tacioues), calle TI. Peña 935. Capital, 
todos tos días hábilet de 3 2 a 18 horas. 

El acto -de apertura de las propues- 
tas se 'llevará a cabo <?". dí.'i í) de sep- 
tiembre rkj 1957, a las 3 5 hora?, en la 
División Compras del Conseja Nacional 
de líldueación, en presencia de los in- 
tereaados que deseen concurrir. 

Buenos Aire.*?, 34 d^ afírsto de 3 í).">7. 
— Ozias G!. Cüanella. P'rectrr C? nirai 
(Te Administración, Coi^ejo Nacional 
de educación. 

C.20S-NÍ 1 L-r..21r>-v.t":t!,*>7 



UNiVeRSlDAD NACIONAL DE CbYO 

Licitación Pi'iKlica No 3 

EviWHeiite N* IS.»».".' n|95T 

Lia ruase a licitación -pública por pri- 
mera vez por el término d£ 10 (diez] Jinj 
híibiics a partir del lü(S13s7, para re- 
solver con destino a: Establecimientos 
Ed u ar. ei on a tes la adquisición de: T-"-as. 
borradores pjpizarrón, libros r;i yudos 
tap.'rai'tón, memorándums, fcuíUlxmoa 
inyados tapadura. 

L:uj propuestas deberán presen* nr.«e 
b:ijo sobre cerrado, en Ins planillas que 
se expedirán al efecto y de acuerdo con 
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*l Pliego «le Condiciones, todo lo cual 
cual so puede retirar desde Ja fecha, 
en la División Compras (Sección Lici- 
taciones), caite rt. Peña 335, Capital, 
todos- ¡os días=hábiks de 11 y JO hs; 
a 18 horas. ■ 

-J21 acto de apertina tic las .propues- 
tas se llevará a cabo el día 3 de sep- 
tiembre de 1957, a las 15 horas eñ (a 
División Compras .del Consejo Nacio- 
nal de Educación en presencia de los 
interesados que deseen concurrir. 

Buenos Aires; S de agosto de 1057. 
— > Ozias G. Cianella, Director Genera! de 
Administración, Consejo Nacional de Edu* 
"catión. 

e-.13í8-N° L-S.092-v.27|8fó7 



Licitación Pública. -N c 4 
Kspcdienvc Nff 18.899 |D [95 7 

Llámase a ^ licitación pública por pri- 
mera vez por el téwnino de 10 (diez) días 
hábiles a partir del 13(81957", para re- 
solver con destino a: Establecimientos 
Educacionales la adquisición de; Ban- 
deras nacionale-s c|sol, drizas pitande- 
ras, escudos letreros, campanas de bron- 
ce (12 kg.}, relojes cuerda, pare-j, fe-1- 
pudos (Hierro y alambre). 

Las propuestas deberán presentarse 
bajo sobre cerrado, en las planillas que 
ee expedirán al efecto y de acuerdocon 
el Pliego * de Condiciones, todo )o cual 
se puede re ti.ra r desde la fecha, 
en la División Compras (Sección Lici- 
taciones), calle Ti. Peña 935, Capital, 
todos :os días habíic-s de il y 30 hs. 
a 18 horas: 

El acto de apertura de las propues- 
tas se llevará a cabo el día 4 de- sep- 
tiembre do 1957, a las 15 horas en la 
División Compras del Consejo Nacio- 
nal de Educación, en presencia de los 
interesados que desean concurrir. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1957. 
— Oslas G. Gianella, Director General dt 
Administración, Consejo Nacional de Edu- 
cación. 

, ; .13|S-N* L-5.093-v.2;]S|5? 



LICITACIÓN PUBLICA 
(Expediente 16.694-F-57) 

Llámase a licitación pública, para el 
día 2 de setiembre de 1957, a las 10 
hora?, para proveer de dos planchetas 
autorreduetoras eornpletas, con destino 
a. la "Facultad de Ingeniería de Sao 
Juan. 

I#os pliegos de condiciones y demás 
datos, se encuentran a disposición de 
los interesados, en la Oficina de Su- 
ministros de la Universidad, sita en el 
4* pteo de! Palacio do correos, Sien- 
<t07.a. 

e.20¡8-N? L-B.aiC-v.acJaJfi?; 



subsecretaría de justicia. — 
mrkccioñ general de admi- 
nistración, — mesticia - 

La valle 12J.1-8* piso-Oííelna «01 

Llámase a Licitación Pública N9 3¡57, 
para el día 18 de septiembre de 1957, 
a, las 15 horas, con el objeto de peso I - 
* ver ía contratación de moblaje, arte- 
factos y tapicería con destino a distin- 
tos organismo^ del Poder Judicial y 
," Subsecretaría de Justicia. 

Apertura, informes y pliegos: Direc- 
ción General de Administración de Jus- 
ticia. — Avenida Roque S. Peña 1211, 
6* piso, Oficina COI, Capital. — Anto- 
.nlo José Domínguez, Director General 
de- Administración, justicia. 

e.l3fS-N' L-6..0aSv.27|gl57 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CÓRDOBA DEPARTAMENTO 

DE ACCIÓN SOCIAL 

(COMEDOR ESTUDIANTIL)" 
Llámase a licitación» publica, para el 
día 9 de- septiembre de T957, a las 10 
horas, a objeto de proveer artículos de 
alimentación, combustibles' y menaje pa- 
ra el comedor estudiantil, a partir del 
1* de noviembre de- 1957, hasta el 31 
de octubre do 1958. 

Los pliegos de bases y condiciones 
potlrán solicitarse en la Administración 
del citado -comedor, Rioja 380, de 9 a 
16 horas. 

■Córdoba, agosto de 1S57. — Aníbal 

A iberio Sangulnetti, secretario general. 

€.818-14* L,-4.860-v.22|8|57 



Í'ACÜLTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
■SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES 
Licitación Pública N* 30 
Expediente No .167(57 L. C. 
Llámase a licitación pública, por el 
término de ocho (8) días, para contra- 
tar ¡a provisión de libros, obras -y pu- 
blicaciones para la Biblioteca de esía 
Facultad. 

La apeitma d': las propuestas sé. 
efectuará públicamente el 29 de agostó 
de 1957, a ias 18 horas, en el ¡Ocal de 
la Sección Licitaciones y Comuraü de 



la Facultad do Derecho y Ciencias So- 
ciales. Av. Pte. Figueroa Alcorta 2263, 
2do. díso, capital Federal. 

■Para pliegos' de bases . y condiciones, 
'dirigirse a dicha Sección día s ' nábiles de 
15 a 19 horas 

Buenos Aires. 12 de agosto de 19S?. 
— EL Contador de la Facultad. 

C.12ÍS-N L-á.045-v.t;2^;S: 

eONSEJONAQiONAL DE EDUCACIÓN 

Licitación Pública N° 1 

Expediente N? 17'. 740-M-1057 

Llámase a licitación pública por pri- 
mera vez por el termino de 10 días há- 
biles a partir del 8ÍSJ957. para resolver 
con destino a: personal de servicio de 
Escuelas Primarlas, la adquisición de: 
guardapolvos, camisas, corbatas, medias, 
zapatos; 

Las' propuestas deberán presentarse 
bajó sobre cerrado, en las planillas que 
se espedirán al efecto y de acuerdo con 
el Pliego de Condiciones;., todo lo cual 
se puede retirar desde la fecha, en la 
División Compras (Sección Licitaciones), 
calle R. peña' 935. Capital, todos loa 
días hábiles de 12 a 18 horas. 

El acto de apertura- de las propues 
tas se llevará a cabo el dta 29 de agosto 
de 1957, a las 15 horas, cu .la División 
Compras del Consejo Nacional de Edu- 
cación, en presencia; de los interesados 
que deseen concurrir, 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1&37. t- 
Ozias G. Gianella. Director General de 
Educación. 

e.SfS-N* L-4.861-v.22|S[57 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTEN- 
CIA Y PREVISIÓN SOCIAL PARA 
FERROVIARIOS 
Licitación Pública Ñ' 8J57 

Para el día 12 de setiembre de 19¿7, 
a las 15 horas. 

Objeto: Adquisición FOB de aparata 
eneefalógrafo, de radioterapia, equipos 
de rayos X, juegos de chasis radiográ- 
ficos con pantallas ultra . rápidas, acce- 
sorios y repuestos^ y sillas protectoras 
plomadas. 

Apertura y lectora de las propuestas 
el 12 de setiembre a las 15 , horas, en 
Dirección General de Asisteneia y Pre- 
visión Social, para Ferroviarios, Junín 
222, Capital. 

Los pliegos de condiciones, datos e 
informes, deberán solicitarse ^n la Divi- 
sión Licitaciones: y Compras, de esa Re- 
partición, planta baja, de lunes a viernes 
de 12 -a 19, horas. 

e.l6|8-N ? L-5.181-v.5j3f57 



Ministerio de Guerra 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

FABRICACIONES MILITARES 

Departamento Construcciones 

e Instalaciones 

liieUlttióo Pública N? 5fi0¡57 (DCl) 

Llámase a licitación pública, para 

contratar ía "Provisión e instalación de 

un Grupo Electrógeno de 2.000 K.T.A.."' 

en la Fábrica Militar de Aceros, sita en 

Valentín Alsina, Provincia de Eucnos 

Aires ■ 

Apertura de propuestas: 5 de noviem- 
bre de 1957, a las 9 horas, en el De- 
partamento Construcciones e Instahi- 
""eiones. Avenida Cabildo N*-' 65, tercer 
piso, Capital Federal. 

Pliego de condiciones: podrá consul- 
tarse o retirarse sin cargo, en el citado 
departamento, todos ios días hábil es 
de 8,30 a" 10,30 horas, como así en la 
dirección de la fábrica mencionada. 

Depósito de -garantía: 1 % del mon- 
to de la propuesta en efectivo, títulos 
o fianza bancaria. No se aceptarán pa- 
garés. — Fdo.: Héctor Alberto Rcpetto. 
Coronel, jefe del .Departamento cons- 
trucciones e Instalaciones. 

e.21|8-N* L-5.3á3-v.l01»ííV7 



Licitación Pública N» 564157 (DCI) 

Llámase a licitación pública para con- 
tratar la "Construcción de la portería 
y red de agua y desagües en "la Planta 
Z", en la Fábrica Militar de Pólvoras y 
Explosivos "José de la Quintana", sita 
en la localidad del mismo nombre, Pro- 
vincia de Córdoba. 

Apertura de propuestas: 3 de setiem- 
bre de 1957 a las 9 horas, en el Depar- 
tamento Construcciones e Instalaciones, 
Avda. Cabildo N* 65, tercer piso, Capital 
Federal. 

Pliego de condiciones: podrá consul- 
tarse o adquirirse al precio de m$n. 80, — 
el ejemplar, en el citado Departamento, 
todos los días días hábiles de 8,30 a 
10,30 horas, como así en la dirección de 
la fábrica mencionada. 

Presupuesto oficial: ni$n. 520.4ÍM),30'. 



Depósito de garantía: 1 % del monto 
del presupuesto oficial, en efectivo, tí- 
tulos o fianza bancaria, no se acepta- 
rán pagarés; — Héctor Alberto Repetto, 
Coronel, Jefe del Departamento Cons- 
trucciones e Instalaciones. 

e.lG!8-N? L.-5.136-v.5;9:57 

Litación Pública N<> 565¡57 (DCI) 
Llámase a licitación pública .para con- 
tratar la "Ejecución del alambrado de 
seguridad y portones de acceso"' a la 
Fábrica Miliíar de Material Pirotécnico, 
sita en Pilai\ Provincia de Buenos Aires. 
Apertura de propuestas: 4 de setiem- 
bre de 1957, a las, 9 horas, en el De- 
partamento Construcciones e Instalacio- 
nes, Avdá. Cabildo N° 65 tercer píso„ 
Capital Federal. 

Pliego de condiciones: podrá consul- 
tarse' o adquirirse al precio de $ 15. — 
el ejemplar, en el citado Departamento, 
todos los días hábiles de 8,30 a 10,30 
horas, como así en la dirección del es- 
tablecimiento militar mencionado. 
Presupuesto oficial: $ 354.680. — , 
Depósito de garantía: 1 % del monto 
del presupuesto oficial, en efectivo, tí- 
tulos o fianza bancaria. No se acepta- 
rán pagarés. — Héctor Alberto Repetto, 
Coronel, Jefe del Departamento Cons- 
trucciones e Instalaciones. 

e.!6J8-N* L-5.185-v.ó|9!57 



DntKCCTON GENERAL DE 
FA UBICACIONES MILITARES — DI- 
RECCIÓN ADMINISTRATIVA 
I COMERCIAL DEPARTAMENTO 
A BASTECIMIENTO 
Divisió'u . Compras 
Avda. Cabildo «ó — T. E.7<? . S983 
24|8[57 — N* 219157 Bis, a las .lOj-S 
Seda pongee o Rayón. 

10f9|37 — N° 67¡57 Bis, u. las 8,45. 
Cabeza de carburo de Tungsteno. 

10|9[57 — N9'13«i57 BÍR, a las .9. 
Bronce fosforoso en bujes. 

J.G¡8[57 — Nv~ 215[57 Bis, y, las 9.15.' 
Alcohol etílico. 

10f9|.5'7 — N' 272[5-7, a las. 8.20. Ma- 
deras (incienso-Curupay; ¡birá-porc ce- 
dro-terciada). 

El detalle de los artículos a adqui- 
rirse, así coíno el pliego de condiciones 
y demás documentación deberán reti- 
rarse en la División Compras-, de esta 
Dirección General, previo^ pago en Te- 
sorería (de 8 a 10.2a - horas), del im- 
porte 'ie mi$n. 5. — El Director General. 
' c.lO^S-Nv L,-5.210_v.2S;8j57 

Licitaciones Públicas 

5¿9J57 - N° 253J57 á las 8,30: Por 
aceros - hierros. 

5¡9|57 - N9 254^57 a las 9: 
aceros - hierros. 

519¡57 - N? ^55¡57 a las 9,30 
aceros - hierros. 

719¡57 - N 9 256 ; '57 a las 8^0 
aceros --hierros. 

7|9|57 - Nv- 257 £57 a las 9: 
aceros - hierros. 

719IS7-- Nv 258J57 a las 9,30: Por 
aceros - hierros. 

7j9[57 - Nv 259157 a. las 10: 
aceros - hierros. 

20|8|57 - N* 260157 a las 8,30 
papel crepé? 

20¡8|57 - N? 261¡57 a las 8,45 
diafragma, diseos y pi\s tillas de cierre 
de válvula de goma sintética. 

20¡8[57 - N° 262f57 a las 9: Por 
artículos de 'goma. 

20[8157 - N* 263¡57 a las 9,15: Por 
rueda de aeero fundido c para vagoneta. 
Turbo captador de poIyo. 

20¡8(57 - W 264J57 a las 9,30: Por 
trapos para, limpieza. 

22|8Í57 - N? 265¡57 a las 9: Por: 
pinturas y barnices. 

22|8S57 - Nv ;266i57 a las 9,30: Por 
pinturas y barnices. 
4 24|8I57 - N9 267|57 a las 8,30: Por 
conductores eléctricos. 

2418J57 - N* 268157- -a las 9: Por 
conductores eléctricos. 

24f8¡57 - K? 269Í57 a las '9,30: Por 
alambre esmaltado para bobinas cable 
armado subterráneo. Escobillas de cobre- !,, 
escobillas de carbón. ! 

2418157 - Nv 270¡57 a las 10: Por 
f crromoli bdeno. 

24|8|57 - Nv 271*57 a las 10,30: Por 
acero. 

El detalle de los artículos a adqui- 
rirse así como el pliego de condiciones 
y pagaré, deberán retirarse en la Divi- 
sión Compras de esta Dirección Gane- 
ral, previo pago en la División Teso- 
rería de (8 a 10.30 lioras) del importe 
de cinco pesos. — El Director General. 
€.1618-^* L-5.184-v.22|8;57 
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BAIHA BLANCA 

NO 369 — Hora: 10,30: ConstruceMi» 
do un pabellón para infecciosos* y ,#e ' 
un pabellón alojamiento de trojia, in- 
cluso trabajos o instalaciones eomjjir-. 
mentarias en el' Pabellón Usina d*3'BIar- 
pitat Militar en- Bahía Blatteaí 

Depósito de garantía de licitad&i ' 
1 % sobre el monto del presupuesto 
oficial auc es do ¿i$n. 3vfll7.1Cfl;C*^ 

Precio del legajo N° 5.817, f 142 > M 
moneda nacional. o 

Horario de venta: de 8 a 11 -horae;. 

12a, apertura v lectura de las rropwaas. 
tas tendrá lugar el día s hora -antea 
mencionado en la. Dirección General de 
Ingenieros. 

Los interesados deberán remitir 0a. 
propuesta en sobre cerrado y lacrado,, 
Indicando: número,, día, hora y- objeto 
de la licitación, pudiendo» ios del -infe- 
i-loc entregarlas en el- Juzgada Federal, 
de Bahía Blanca, hasta el 10. de -sep.-^ 
tlembre de 1957, dentro- de la* baras ', 
hábiles del mismo, adonde lo» intere- 
sados podran concurrir por datos c i»- 
formte, o en su defecto remitirías & Ife 
expresada Dirección General, lae -Que 
deberán encontrarse con anteri<rria«¿ 
a la apertura del acto, 

Buenos Aires, agosto de 1*67. -1— je- 
fe Departamento Administrativo. 

e.2Í|8-N9 L-5.254-v.t0f.*f67 
■ - * ■ i 

Licitación, Pública N* iff?^ para .*3 

día 3 7 de septiembre de 19fi7; , ; ¿ 1 

CIUDAD DJ3 CÓRDOBA ¡ -' 

-M* S67 — ; Hora,: 10,30: Ejecución «e 

la 1$- Etapa -d 3 las obras de Completa-, 

miento del Tiro Federal de Córdoba. ■> 

Depósito de. Garantía de Licitadla 
1 % sobro el monto del presuput-tío 
oficiad que es de ^ 3.51l.l«3 ( íf mone- 
da nacional. . . 

Precio del Legajo Nv 6.913 pe*** 
124,00 moneda nacional. - 

Horario de venta: de t a 11 horaa. 

La apertura y lectura de las propuca- 
tas tendrán lugar el dfa y fcora antes > 
mencionado en la Dirección General 
de Ingenieros.. 

Los interesados deberán remitir bu ■> 
propuesta en sobre cerrado y lacrado, 
indicando; número, día, hora y objeto 
de la. licitación, pudlendo loe del tote- 
rior entregarlas en el Juzgado' FcAíWtí- 
deja provincia de Córdoba,, hasta, otí. 
de septiembre de 1957, dentro de ke 
horas hábiles del mismo, adonde loa- te< 
teresados podrán concurrir por diitoé « ' 
informes, o en s» defecto FemUir<«».^ 
la expresada Dirección Genera*, la» «pe 
deberán encontrarse con anterioridad * 
la apertura del acto. ; 

Buenos Aires, agosto de 1S&7. — Je- 
fe Departamento Administrativo. 

e.lSís^Nv L-5.»fr9-v.6lí|67 



Licitación : Pública N° 363. pata el dte 
6 de septiembre de l9s7.' 

MIGUELETES' (Provincia de 

Bnenor Aires) '■ ■• ■• ■' " ;; ' 

Nv 363. Hora i0,30~ — 'Ejécúctón^^*'" 
loa trabajos de- mejoras y eompíet amien- 
to de la pintura, incluso reposicióa "&■ 
chapas y colocación de vidpios íallairHs'' 
en doce galpones metálicos semicircula- 
res en el Parque de- Automotores dcll 
Dirección General del -Material Mecani- 
zado del Ejercito. 

Depósito de garantía de 'licitación 1 ojo 
sobre el monto del presupuesto ofic&i 
que es de $ 3o7.is2.s5 moneda naciona?. 

Precio del Legajo* N? 5364. — 1f Z5-O0 
moneda nacional. 

Horario de venta de S a 11 horas. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar el- día y hora antes mes- 
donado en la Dirección General de 4m- 
geníeros, donde los interesados po^TÍii,; 
concurrir por datos c informes, debicaáD^, 
remitir su propuesta en sobre cerrado y-, - 
lacrado- indicando: numero* día,, hoia ,x ■ > 
objeto de la licitación. las que debetin 
encoiítrarse con anterioridad a la apes- ' 
tura del acto. — Buenos Aires, agesto'* 
de i9s7. — Jeíe Departamento Adnriais-"'.' 



iFAÉÍVOi 



cl4!8-N v L-5.165-V.28Í9P? 



Jí m."ECC I ON- -GEXER.A L 1 > F, 
INCENTKTIOS 

AxniKirdb 250 — Capital Federal 

Licitación Pública \' 3 SO. para el ci¿:> 
20 de septiembre de 1S57. 



Licitación Pública N* 33Í, para «Lela 
12 de setiembre de 19,57. . : 

Km. 11 COMODORO RTVADATÍlA 
ÍCFTUBUT) 

N9 359. hora 10.30: Construcción -.&> 
cuatro casas para Oficiales y s*ii e*- 
sas para Suboficiales en los Barrios» *e 
Ofitilal^s y Suboficiales »dc la Guar»i* 
ción- Militar, Depósito de' Garantí», -de 
licitación 1 % sobre «1 manto del Pre- 
supuesto Oficial que es de $ :3.222.373.Í6 
m¡n. precio del Legajo N ? 5.836, pesos 
121. — m|n. Horario de Venta *e t 
a 11 horas. 

La apertura y lectora de las propueíH 
íañ tendrá iu¡íar e- día y hora a»t<^ 



>4 
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mencionado en la Dirección General de 
Ingenieros. Los interesados deberán re- 
mitir su propuesta en sobre cerrado y 
lacrado, indicando; Níimero, día, hora 
y objetó- : de la licitación, pudiendo loa 
del interior entregarlas en el Juzgado 
Federal de la Provincia de Chubut, has- 
ta el 3 de setiembre de 1057, dentro de 
las horas hábiles del mismo, donde los 
interesados podrán concurrir por datos 
e informes, o fin su defecto remitirlas 
'a la expresada Dirección General, Uta 
que deberán encontrarse con antepiorl- 
dad n la apertura del acto. 

Buenos Aires, agosto 17 de 1957. — 
Jefe Departamento Administrativo. 

e.lS|S-N» L-6.114-v.3i»|57 



Licitación Pública N* 354, para el 
d(a 10 de septiembre de 1957. 

SARMIENTO < PROVINCIA DE 
CHUBUT) 

>r» 354 — Hora 10,30: Construcción 
do cuatro casas para Oficiales y ocho 
casas para Suboficial eh la Guarnición 
Militar. 

Depósito de garantía de licitación 

¡1 % sobre el rr.óntc del Presupuesto 

'Oficial aue es .de S 3.S55.612.56 mjn. 

Precio del legajo N* 5816, $ 130.— m|n. 

Horario de venta de 8 a 11 horas. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar e. día y hora antes 
mencionados en la Dirección General de 
Ingenieros. Los interesados deberán re- 
mitir su propuesta en sobre cerrado y 
lacrado, indicando; número, día ; hora y 
Objeto de la licitación, pudiendo los del 
Interior entregarlas en el juzgado Fe- 
deral de la Provincia do Chubut hasta 
el 2 de septiembre de 1957, dentro d« 
las' horas hábiles del mismo, donde .os 
interesados podrán concurrir por "datos 
O informes, o en su defecto remitirlas a 
la expresada- Dirección General, las que 
deberán encontrarse con. anterioridad a 
la apertura del acto. 

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe 
Departamento Administrativo. 

e.9|8-N*L-4.933-v.30|S|57 



Licitación Pública N* 353, para el 
¿la 2 de septiembre de 1957. 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

K» 353 — Hora 10.30: Provisión sobre 
vagón de máquinas para lavaderos y 
<íé' los elementos productores de> agua 
«calR.nte con' destino a las Guarniciones 
MÍHÍare s en Kenauén, Zapala, Juntn de 
Los, -Andes y Las Lajas (Provincia de 
STeuquén,). 

,¡„ Deposito de garantía 1 % »cbre el 
monto de la oEerta si excede de pesos 
,.¿¡.0.000,00 moneda, nacional. 
"., Precio del Legajo Ñ'- 5SC2 ? 45,00 m|n. 
'[■ Horario de venta! de 8 a 11 horas. 
";u..La apertura y. lectura de lafi .pro- 
puestas tendrá lugar el día y hora an- 
t*3 -mencionado en la Dirección Gene- 
ra* de- Ingenieras, adonde los Interesa- 
dos podrán concurrir por datos e infor- 
mes,!. debiendo remitir su .propuesta en 
sobre cerrado y lacrado, indicando: nú- 
mero, día, hora y objeto de i a licita- 
ción* las que deberán encontrarse con 
anterioridad a la apertura delacto. 

Buenos Aírts, agosto de 1957. — Je- 
■ te Departamento Administrativo. 

e.8¡8-N» L-4.874-v,22|S|67 



Licitación Pública N ? 339, para el 
día 3 de septiembre de 1957. 

";■ SANTO TOME (Santa Fe) 
'líe 339 — Hora: 11. Pavimentación 
de calles y playas en el Cuartel del 4. 
Batallón de Zapadores en Santo Tomé. 

Depósito de garantía de licitación 
1 % sobre £¿ monto del presupuesto 
Oficial que e« do $ 1.1(12.611.50 mjn. 

Precio del Legajo Ne 5.S60. pe- 
sos 65,00 m¡n. 

Horario de venta: de S a 11 horas. ' 

La apertura y .lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar el día y hora an- 
tee mencionado en la Dirección Gene- 
ral de Ingenieros. ^ 

Xos interesados deberán remitir su 
propuesta en sobre cerrado y lacrado, 
irialc'ando: número, día,' hora y objeto 
de la licitación, pudiendo los del in- 
terior , entregarlas en el Juzgado Fe- 
deral de la provincia de Santa Fe, 
hasta el 23 de agosto de 1957, dentro 
d* las horas hábiles del mismo, donde 
loa interesados podrán concurrir por 
datos e informes, o en su defecto re- 
mitirlas a la expresada Dirección Ge- 
neral, las que deberán encontrarse con 
interioridad a la apertura del acto. 

Buenos Aires, agosto de 1957. — Je- 
fe Departamento' Administrativo. 

; " e.lO|8-N* L-4.701-v.22j8[57 



• Licitación Pública N0 335 y 336, pa- 
ra el día 3 de setiembre de 1957. 
CIUDAD DE NEUQUEN 
K° 335 — Hora: 10,30: Construcción 
de una casa con destino al Jefe de la 



Inspección Regional Neuquen en Neu- 
quén. 

Depósito de garantía de licitación 
1 % sobre, el monto del presupuesto 
oficial que es' de % 674.982,12 m|n. 

Precio de legaju N* 5823, % 110,00 
moneda nacional. 

* CIUDAD DE NEUQUEN 

No 336 — Hora: 10,40: Construcción 
de ocho casas para oficiales y doce ca- 
sas para Suboficiales en loe Barrios Mi- 
litares anexos al Cuartel' del C. Bata- 
llón de Comunicaciones Motorizado en 
la Colonia Bouquet Roldan en la Ciu- 
dad de Neuquén. 

Depósito de garantía de licitación 
1 % del monto del presupuesto oficial 
que es de $ 6.272.099,04 mln. 

Precio del legajo N9 5822, $ 152,00 
moneda nacional. 

Horario de venta: de 8 a 11 horas. 

La apertura y lectura de las pro- 
puestas tendrá lugar el día y hora an- 
tes mencionado en la Dirección Gene- 
ra] de Ingenieros. 

Los interesados deberán remitir su 
propuesta en sobre cerrado y lacrado, 
indicando; número, día, hora y objeto 
de la licitación, pudiendo los d&l in- 
terior entregarlas en el Juzgrado Fe- 
dera; de la l J rovincia de Neuquén. hasta 
el 23 de a.eosto. de 1957 ucntro de las 
.horas hábiles del mismo, donde los In- 
teresados poarán concurrir por datos e 
informes, o en su defecto remitirlas a la 
expresada Dirección General, las que 
deberán encontrarse con anterioridad a 
la apertura del acto. 

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jefe 
Departamento Administrativo. 

e.l?|8-N" 1 L-4.702-S2l8[57 



Licitación publica N* 337, 1 oara el día 
3 de septiembre do 1957. 

CIUDAD DE MENDOZA 
° N° 337, Hora JO. 50: Construcción' dc- 
un pabellón alojamiento de oficiales en 
el Liceo militar /'General ¿¡spejo" en 
Mendoza, Depósito de Garantía dt Li- 
citación 1 o¡o sobre el monto ¿el pre- 
supuesto oficial que c£ de $ 4.6S4.124.73 
m|n. Precio del legajo N* ■ : 5879, $ 13S. — 
moneda nacional. 

Horario do Venta de S a 11 horas. 
La apertura y lectura de las propuestas 
tendrá lugar el día y hora antes mencio- 
nado en la Dirección- Genert.1 de Inge- 
niero?, los interesados deberán romitii 
su propuesta ei sobre cerrado y lacrado, 
indicando: número, día. ' hora y objeto 
de la licitación, pudiendo los del inte- 
rior entregarlas en el' iT-'v-eado Federal 
de la Provincia de Mendoza hasta el 23 
de .agosto de 195'j, dentro de las hor^s 
hábiles del mismo, donde los .Interesad oís 
podrán concurrir por datos informes, 
o en su defecto remitirlas A la expre- 
sada Dirección General, las que deberán 
encontrarse con anterioridad a la aper- 
tura del acto. 

Buenos Aires, agosto de 1957. — Jeff 
Departamento Administrativo. . 

e.l5¡8-N T * L-4.703-v.22¡S|57 



trucción de pavimentos en el astillero 
Rio Santiago", Ensenada, Peía, de Bue- 
nos Aires. 

Presupuesto oficial | 1.090.S82, — m|n. 

Garantía de licitación $ 10.908,82 
moneda nrcional. 

Consulta pliegos, venta legajos y en- 
trega de propuestas: Astilleros y Fá- 
bricas Navales del Estado (A. F. -N. 
E.), Av. Eduardo Madero y Cangallo, 
Capital. 

Precio pliego $ 100. — 

e.7|8-N* L-4.828-V.20JSJ57 



Ministerio de Aeronáutica 



CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE INFRAESTRUCTURA 

Llámase a licitaciones públicas oara 
el día 6 de setiembre de 1957, de acuer- 
do al siguiente detalle: a las 10 horas 
N° 123¡57 "Provisión de muebles de 
madera", a las 10 y 30 horas No 124¡57 
"Provisión de muebles * metálicos" v a 
las 11 horas N ? 125|57 "Provisión dé 
bombas para pozo profundo, comple- 
tas". La apertura de loa sobres-propues- 
tas correspondientes se efectuará en la 
Dirección General de Infraestructura, 
José E. Uriburu N* 754, Capital Federa! 
Los Pliegos de Condiciones Generales 
y Especiales podrán ser consultados y 
retirados, previo pago de la su ma de 
Veinte pesoe moneda nacional (í 20. — 
mjn.), en la División Adquisiciones <4° 
pipo), todos los días de 7 a 14 hs. 

e.l3|8-N9 L-5.115-v.27j8|57 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Llámase a licitación pública, para ¡a 
provisión de pape! en* blanco. 

Apertura: 23 de septiembre de 1957. 
a las 15, en la Gerencia de Adminis- 
tración. 

Retirar pliegos en la División Com- 
pras!. Bmé. Mitre 326, 2do. piso, ¡ocal 
.219, Capital. 

6.1918-N» L-5.197-v,30|8l57 



COMISIÓN AÜMINlSTR ADORA DE 
BIENES LEY 14.122 GASCARBO E.N. * 

Llámase a Licitación Pública n° 5, 
parcr la adquisición de tres chassis a 
nafta, dos para una carga útil do 7 
toneladas y uno para 5 toneladas; 3 
carrocerías adecuadas según indicacio- 
nes. 

Apertura el día 11 de septiembre de 
1957, ¿0 horas. * 

Para informes ' pliego de condiciones 
y especificaciones entrega y apertura de 
las propuestas en Orcinas de Compras, 
Av. Luis María Campos 927, Capital 
Federal. — * Gerente. 

% 160:— e,19l8-N9 L-64.699-v.22[8|57 



" CUARTEL MAESTRE GENERAL 
Dirección General de Intendencia 

Llámase a Ijcilac'Ón Pública nume- 
ro £5|957 (29 llamado de la Pública 
NP 72J957), para la provisión de cami- 
setas, peinadores j guantes, a realizarse 
el día 27 de agosto de 1957, a las 10 
horas, en la oalie Parera N q 36, Ca- 
pital," donde podrán obtenerse pliegos 
de bases y condiciones generales previo 

I pago de \? suma de diez pesos mmn*- 

ida nacional (? 3 0,00 mjn.). 

j ' e.2llS-N* L-5.256-v.23lS!á7 



Llámase a Licitación Pública N p 74|57, 
para la provisión de suelas planchadas, 
a realizarse el día 2 do septiembre de 
1957, a las 9 horas, en la calle Parera 
N* 36, Capital, donde podrán obtenerse 
pliegos de bases y condiciones generales 
previo pago de la suma de Diez pesos 
moneda nacional {$ 10 m|n.). 

e.9|3-N°L-4.935-v 1 23|8|57 

Ministerio de Hacienda 



Ministerio de Marina 



ASTILLERO KIO SANTIAGO 
(A.P.N.E.) 

Licitación Púbíica N9 600 

Llámase a licitación pública por la 
provisión de treinta (30) toneladas de 
chapas de acero inoxidable. 

Los pliegos de condiciones podrán re- 
tirarse en la División Compras d§l As- 
tillero Río Santiago, calle. Aristóbulo del 
Valle y Don Bosco, Ensenada, F.C.N. 
G.R., o en la Administración Central de 
A.F.N.E., Av. Madero y Cangallo, Ca- 
pital Federal. 

La apertura de las propuestas se 
efectuará en acto público el día 18 de 
setiembre de 1957, a las 14,30 horas, en 
la División Compras del Astillero Río 
Santiago. 

e.l6}8-Nv "L-5.187-v.22i 8 1 57 

PREFECTURA NACIONAL MARÍTIMA 
Dirección de Administración 

Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 13. — Expediento D-21G2.7|c.v.ll357, 
para el día 6 de setiembre de 1957, a 
las 10 horas. 

Apertura on la Dirección de Admi- 
nistración, a efectos de la adquisición 
de cuatro '.4) grupos electrógenos pa- 
ra 110 Volts ce, etc. 

Pliegos de bases y condiciones, en 
la División Practicaje, paseo Colón 533, 
I 9 piso, de 18 a 19 horas. — - El Pre- 
fecto Nacional Marítimo. 

C.12|8-NO L-5.0G5-v.3G|8|57 



DIRECCIÓN -GENERAL IMPOSITIVA 

Llámase a Licitación Publica N 1 ? 11, 
para la provisión de 100.000 fichas me- 
tálicas para maquina "Adrema" modelo 
III R,- de 55 x 108 1|2 mms., de cinc 
en blanco sin grabar. 

La apertura de las propuestas so 
efectuara el día 28 de agosto de 1957, 
a las 12,30 horas. 

Para consultar detalles, retirar piie- 
go de condiciones y presentar propues- 
tas, [fingirse 'a División Compras, La- 
valle 1268, 3". piso, Capital. 

e.21|8-No L-5.246-v.27|8í57 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

SUMINISTROS DEL ESTADO 

Expediente N Q 25.7C4-57 

Llamase a lieitaciftn pública para la 
provisión de tijeras, máq. abrochado- 
ras, canastos pjpap.clcs. 

La. apertura de las propuestas so rea- 
lizará el día 2S de agosto de 1957, a 
las 12,30 horas, 

Pliego de condiciones y presentación 
de ]j "opuestas, Hipólito Yrigoyen nú- 
mero 1236. Capital. 

e.SljS-N* L-5.247-v.23|8|G7 



ExpccliLiite N p 25.76"i-57 
" Llámase a licitación pública para la 
provisión de alfileres, broches y chinches 

do metal. 

La apertura de '.as propuestas se rea- 
lizara el día 23 de agosto de 1957, a 
las 1.3 horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de propuestas, Hipólito Vrifroycn nú- 
mero 123C. Capital. 

e.2l!8-N<> L-5.248-v.23|8|57 

Expediente* Ni 25.654-57 

Llamase a licitación pública, para la 
provisión de remaches, sopapas, reji- 
llas, alambres, eic. 

La apertura de las pi opuestas se 
realizara el día 27 de agosto de 1957, 
á las 14.45 horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de propuestas, Hipólito Yrlgoyen nú- 
mero 123C, Capital. 

c,20|8-Nv L-5.217-v.22|8|57 



ASTILLEROS T FABRICAS NAVALES 
DEL ESTADO (A. F." N. E.) 

Llamase licitación pública, para el 
'día 26 de agosto de 1957. a las 10 ho- 
ras, para la .ejecución de la' obra **Cons- 



COMISION NACIONAL DE ENERGÍA 
ATÓMICA. CFXTRO ATÓMICO BA- 
RILOCHE. — DIVISIÓN ADMI- 
NISTRATIVA 

Sección Adquisiciones 
Licitac ó;i Publica n"l 
. Expediente S. Q. N? 1;57 

Llámase a Liv' t£| Cón Pública nflmc 
ro 1 (Expediente g. O. N? l|5T), para 
' la provisión / colocación o provisión 
solamente de carpintería de madera en 
(-1 Pabellón N' 10 (Metalurgia), del 
Centro Atómico Bariloehe. dependiente 
de ,a Comisión Nacicnal de Energía 
Atómica, alto en Km, J i¡2 de la ciu- 
dad de San- Carlos de Bariloehe, pro- 
vincia de Río Negro, de acuerdo a los 
planos y especificaciones especiales y 
partícula res respec t i vos. 

L°s plifgos ¿o bases y condiciones es* 
pedales y particulares pueden ser reti- 
rados en el local de la División Adqui- 
siciones de -a Comisión Nacional de 
Energía Atómica, sito en la Avenida 
Libertador General San Martín S250, .'2* 
piso, Capital Federal, y Centro Atómico 
BarÜoche. 

La apertura de las propuestas ee 
efectuará en la Sección Adquisiciones 
del Centro Atómico Bariloehe el dfa 
(30) treinta do agosto cíe 1957, a las 
16.00 (diez y seis) horas, en prese-ncia 
de los oferentes que concurran al acto. 
— El Jefe de la División Administra- 
tiva. 

e.21|S-N<? L-5.245-V.23JSJ57 



Expediente N9 21.064-56 

LiS.mase a licitación pública pai'u la 
provisión de automotores (camionetas. 
jetp«), con accesorios complementarios. 

La apertura de las propuestas s© 
realizará e' día £ de setiembre de 1957, 
a las 12,15 horas. 

pliego de nondicionc-s y presentación 
de_ propuestas, Hipólito* Yrigoyen nu- 
mero 123G, Capital. 

fi.19 S-N" L-5.199-v.30iS|57 

JÍxpedieua N v 25.620^57 
Llámase a ".iciracór. pública, para la 
provisión de polvo jabonoso, jabón pa- 
ra lavar, etc. 

La apertura (¡o las propuestas so 
realizará el día C de septiembre de 
1957, a las 12, 45 horas. 

Pliego de condiciones y prcae»ta- 
ción do propuestas, Hipólito Trigoycn 
N 9 1236, Capital.' 

e.l6(8-Nv L-5.175-v.29{8|57 



DIRECCIÓN DéC OBRA SOCIAL 

' Expediente N$ 5,S23I57 

Llámase a licitación publica, para la 
adquisición Películas radiográficas, con 
destino al Servido de Rayos del Ins- 
tituto Médico Quirúrgico.. 

La apertura de las propuestas se 
realizará c! día veintinueve de agento 
de lí>57, a las 16 horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de propuestas. San Martín S71. 20 pi-, 
so, Capital. 

e,19|8-N* L-5.201-v.23l«|57 



CAJA NACIONAL DE AHORRO 

POSTAL 

Licitación Pública Ñ? 17-957 

Llámase a licitación pública, para 
la provisión de papel especial para fi- 
chas- 
Apertura do las propuestas. 29 de 
agosto de 1S57, a la hora 1G. 

Pliego de condiciones y prcstntacíón 
de las ofertas: Div'aión Compra?, Hipo- 
lito Yrlfjoyen NO 1770, i? piso, en el 
horaria de 11,45 a 19. 

e.l9¡S-N0 I.-5.202-v.23|6|57 



JKJSBTBí ©FJCtAi — Sttcoiffh 4* E«fíaÍMJ*¿. y fcíeifeMiitn*» — Jíu*v«*, 2£ de asesto d* 1-357 



m 



Eicitaelóji Publica H&- 14-957 

Llámase a licitación pública, para 
contratar la impresión do CormuJarioa 
en alaterna -ontínuado.. 

Apertura do Jas propuestas: 6- do; 
septiembre do. 1957, a, Las 1 16 horas. 

Pliego de condiciones; y: presentación} 
do laa ofertas: Oivísión Compras, Hi- 
pólito Yrigoyeu ¡S* 1770, 4*5 piso,, do 
11,45 a 19 horas. 

0.19¡8-KV L-5.2.03-v..30|8|57 



Licitación Pública N* 15t85T 

Llamase a licitación publica,, paríí 
contratar la impresión- y provisión 1 d«: 
libretas, de ahorro, formulario, n 9 70,0*. 

Apertura de las propuestas: 3 d.e- 
septiembre de 1357, a la,, hora 16. 

Pliego de condiciones y presentadla?»! 
do las ofertas; División .Compras, Hi- 
pólito Yrigoyen N fl 177.6, 4* piso, de 
lt',45 n 19 horas. 

e.l2¡8-N?'.t-5 1 043-v.2SÍ*¡fi7¡ 

Expedieme. X* 25.4Ó&-ÜV , 
Llámase, a licitación,- publica, par$, laj 

provisión de- tejido phnaq, calcográfica. 
La apertura de las¡ propuestas se 

realizará el d/á; 2 de seotieín.bre: di- 195", 

a las, \ZAt> horas.. .. 

Pliego de; condiciones y, presentación 

do propuestas. Hipólito* Yrjf<Qy,en~ afl- 

ttie.ro 1236, Capital.. . __ . 

c.9f8-N* 'li-f.919~.v:S:íi&¡533 



ríor'y exterior do 16- casas agrujiadaq 
,'cn 3 1 •b-eok.s On este-- Yacimiento 

pliegos y datos en Admftiístraciónj 

JNcuq-uen (Plaza. Huineul}.- 

YACIMIENTO MENDOZA. 

' 2SlS[jS7' — a las 12 horas. — Pliego 

!n9'3^S: Contratación mano de obra pa- 
ra la construcción de badenes y alcan- 
tarillas en caminos existentes en d'istln^ 
tas zonas de este Ya\cjmicnto. 

30|S)5? — a las- 10 horas. _ pllegO: 
n 9 " 392: Contratación mano de obra pa- 

'ra oí montaje de líneas eléctricas y te- 
lefónicas; en campamentos de este Ya- 

V.i»aientO: 

fil|S|57 — a. las 10 ñoras. — Plifcgo: 
nff 3 93: Contratación mano de obra pa- 
ra- la construcción de una capa de. pro- 

vtocción a. la aisiación de cañerías en. 
los campamentos Barrancas y Tupun- 

gíLtO^ 

■ Pliegos y datos en Administración» 
Mendoza, calle Salta- G72, Godoy Cruz.. 
» e.2a|.8-NÍ» L-5.'218-v.'26|sr5".7. 

3|í)|57: Maderas, terciadas (6622), a. 
las* 9 horas; Cerraduras y manijas (6023), 
a las 9,30 h.; Correas planas- y acceso- 
rios- C062(í)-, a las iO;39j horas. j 

4|u]S7: .Válvulas de: acero. (-6.6.08); aj 
ias¿ 8,30. h.; Transporte: de asfaltos- su] 
granel, desde Destilería La Plata has 
taj cualquier punto del país (6722). 



©atamares, teda» los díaft Sibiles- d* 12; 



a- 15 horas • 



fcJJft-Mft I*-5.250-v.23(8j5:7 



TJeit*ciúa PftbJiCa K? 134(57 
Llámase a. Licitación Pública, núme- 
ro 154¡57, para el día 30 de septiem- 
bre de 1957. a laa 12 horas, para la 
adquisición de íOfl.OQO toneladas de ear. 
bón ¿Fe pifedra. « 

El pliego de condiciones podrá con- 
-suttarse y retirarse en las^ 'oficinas do 
Talleres y Suministros, calle La-valle 
15 56, Capital Federal, todos- los. "días, 
hábiles de 12 a 16 horas. 

e.lCfS-N» L-5-.U<!-v.29¡S|57 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, 



dirección genehax 

de admjnispracion 

Licitación Pública 2í* ios. 

Expediente n 9 40.6Í1|57 

Llílmaao: a Licitación: publica, para el 
día 30. del ínes- do asisto,' a las 13; ho- 

■ rus, para !a adquisición: dtt una caniio.- 
nota pick-up para 1¡2; tonelada de car- 
ga útil, motor Diesoi.O:» nafta, mode- 
lo año 1956 o 1957. etc.. etc.,. can des- 

. lino a ia Agronomía, Rcgic-nal de Colo- 
nia. Sarmiento (Peía, de Chubut), de- 

- «.endiento, de. la E>U:e,ce2óp,. General du 
Fomento; Agrícola* 

IvOs pliegos; d.e cottditíi'&n.esí s& 6.acuen- 



■ Llámase a licitación, publica, para, la 
provisión do materiales; en las ftchas 
y horas que a continuación se detallan: 
C de' setiembre de. ia57. — L,., P. 
L50|57: a Ins 12 horas. Cable armado, 
'subterráneo, cajas- de empalme, cajas- 
esquineras y 'manguitoa de ompalmc. — , 
L. P. 151157: a las 12,30 horas. Equi- 
pos de localización de fallas ea líneas: 
aéreas y cable armado subterráneo. 

23 do setiembre de.- 13.5:7. — * I,, P- 

153J&7: a las 12 horas. 2 helicópteros 

"DJINM" S.. N.. C. A. S,- O; o similares. 

8 de octubre de. 19.57.. — L. P- 152 ! 57:; 

a las 12 horas. Adquisición de G grúas.. 

, „ , . • ' Tlotire de píiígos en las- oficinas de 

.' S !.„?■"; Limas y escofinas <G723), ai Talleres, y Sunafeistros, callo Lavajlfc 

1558. Capital Federal, de 12: a 10 horas.. 
0.13J8-N L-S.106-v.27iS[57 



las 3,30 horas 

5|9|57: Hejrrajes de, movimiento (CG23), 
a las¡ 8,3Q : lt.; Correas y accesorios 
(6627). a. las 9 horas.. 

GjSl'Ws Grupo- electrógeoo (U5&S), a 



Licitaciones. p2blicae:DJa 14{S15.7, nú- 
mero 5T¿ Formularios, tu horas: " 



íaií-9 h'.; Pinturas anticorrosivas y plg-f. Día 2GÍ8I57, N° 58 \f oto-oom preeore* 
meutoe (6591), a Ia R 10,30 h..; Cocinan ; lc . 30 . horas; j-^ T1 Galpones- metálico?, 
.^.calefones a ga« (6635), alas S,30 ^ jfi.45 horas. 

ll0r f 1 ®-- \, Informes, y pliegos en Av. K\ S. 

.■ t 9.|a7^ Válvulas globo de bronco peña n ? USO; Capital, de lía 17 horas; 

(,G(i0a-)i a las S,30 horas; .. e.l'tí-N* r;-4vC9^v.22í8|B7 

Sf9|57: í\langtiera£- (6643). a Jas S.CÍ l : ' 

te..;.. Ca0.ei;ías y accesorios sanitarios 
i(S6C;3). a las 9 h,; Juntas* tipo Drtsser 
(6734), a las 10' horas. 

c.20|S-N.9 L.-5.219-v-26-.S,3í 

YACÍMIE2CTO CO^tODOPvO 

RWADAVIA 
9]9¡57 — a las 14,30 horas. — píio- 



Mini¡2terio de Obra» Públicas 



iHRECClON' XAeíONAIt J>B 

CONSTnUCeíOXKS PORTUARIAS Y 

VÍAS NAVEGA BIJ£S 

)>:reccijúa , de SuUddnistros 

Liániase a Licitación Pública número 



tran- a>* deposición; de ios -Ínter Osad os e 11 f° : , n '' 3{l: Conti-ataclón tondido de ea^ í_3.i 17>< hasta el % do setiembre de 19 57; 

Ja. Dirección Generad tte¡ Admlixístratión, "^ J " *-—■■.•— * *■< — 

Suministros- y Paninjonja'. paseo- Colón 

974., í?. piso. (Oficina, n* 12&), Capit«i ^-^so 



Federal y en la eitada^ Agronomíaj R¿- 
gj_onal. : 

El acto, de. apertara tendrá lugar eji 
>a Dirección. Gene-^íul. ¿ e Administración. T 
— . J31- Director- GeuevRj.. ' 

0.21|8-NO 2.Á . 2A2-v.S3Í8¡57 



íterías de condtjcciór-r de gas; y petró.leo [ a las 17 horas, provisión, agregado y 
en el nacimiento liío GíEando, Tierra arena gnieua pai-a- hcrmlgones., 

A entregar -en Comodoro Rivadavia. 

Consultas y propuestas: Dirección- Na- 



Pliegos y dato» e» la Oficina d^'Con 
tratoa de lai Administración de¿ Yací- ^.cional de Construcciones; portuarias y, 
'.nrienío de Comodoi-o JJi-vada.via y en _ Vías Navegables. — Dirección, de. Su- 



)>¡tiiJto:óij Pública &' si (2* llamado), 
EíPCditeníe «i? 138>Í37; 

Llámaf-c- a licitación: publica, para- eü 
día H del mes septiembre de' 1-9.5.7,.. a. las- ■ 



la Dirección 'General, av. Tt\ S- Peña- 
777, IJuenos. Airqs. 

C-.2*fj|S-N* L-5.220-«.2ÍS;;V7 



13 horas para la. concesión del s&rvicio i ^^'^ tW7.+Á. a la-- 9- horas 



de. Comedor para el personal del Mi^ 
íUstíriOí, * 

El pliego de; condiciones se encuen- 
tra ■ a disposición de_ 1q& interesados en 
la IJirecotóri: General! de Administra- 
ció-ii (Sección Dicitaciones); Paseo. Co- 
Wn 374> 2d<i. pf»o. , (GÉicina d 9 12S), 
Capital EeaeraL — El Direotor Ge- 
neral. 

e.20[8-N-í D-o.22t-v.2¡-9ÍB7 



minisiros. C. Calvo 190, 29 pisOj Cap:ta- L 
Jj^deraL- 

Pliego: $. 5,00, moneda- nacional. 

e,2lfS-N^ Lr5.£St-v.23iSjp7 

DIRECCIÓN NACIONAL »E 

ARQÜITECTÜIÍA. — DIRECCIÓN DE 

SUMINISTROS 

Etl&mase-a Licitación Pública. N? 56* 
t^. 1-4{Í|57:: Válvulas de bronce ( 6676)., ' t Iiafl ta^ el 36 de agosto- de 1957, t&horas, 



ajáíi, Síontaío- tanques en f>estUe- 
¡ ■"?!&■. S.an Lo.cc- nao. (6ó89), a, .as 10,30 
hoi-as: 
■ l:3j"íll5T: Tractor .a,, grúas y abíjasele. 



Papeles» cortttBnas,, cartones,, talas, 
cuerina, etc. -_ BiEsedJcnte- Iss^tiaSTi. 
26|S{1957, a las>l'^lB. Charcas. 18*01. 

t.'8|^«r L-4:,867-v.22lSft,T 

Licitación Pübliea- M? 55. " — Uámafa 
a licitación hasta cldJa 3Q ! d«' agosto^ 
de 1957,, a las- 16" horas», para, la jít»- 
visión y colocación de barandas paxa> 
escaleras, principales (Cuerpo E)- y se-- 
cundariasi (Cuerpo. D' y E^por* "ajjis- 
te alzado'',, en el edifjeJa de- ¡a-. Fa- 
cultad d*. Ingeniería) do ta. Universids.di 
de Buenos Airee. CapitaL Federal: 

Presupuesto "oficial; t " Sf.r.O.QIFi.O'O' mo.< 
neda; nacional- 

' Pliegos y consultas J. División Licita- 
ciones y, contratos, Avdai. fr áv Julio 
1925 P) p.iio 11°, Capital; Federal. 

Precio de la documentación: '$ 30^00 
monada naeionaL — Horario de venta: 
de- 13 a 16 horas. 

Presentación de jas propuestas: citas- 
da División, hasta el día: y hora, indi- 
cados.: — César- B-, Pertlerra, Director 
'Nacional de Arquitectura. 

C.8Í8-N9 Br4.S6í-v.22¡8p7 

JJIPJECCIÓn NACIONAL 

DE VIALIDAD, '' ' 

: Licitación- Pública N« 3429, E arai kt^ 
adquisición de ropa de abrigo- (tricotas 
de Jana.y sacos do eviero),, para, el p«rr 
eonal' obrero^ t 630.000.. 

Presen ir.í" ion propuestas; 10 de éo? 

tienabre, a las. 12,3€ horas; ul la- Sala 

do Licitaciones, Av. Maipú. f¡ planea 

baja, Capital. -' 

. * e.20tSrKT L-5.221-V.2^PS. 



Llcitación ( pública de* las obras d*e 
iRuta 1.1, tramo Resistencia, — Arroyo 
.Saladillo, $ 47..354.67*,65i. 
1 Presentación propuostas: JQ' dO'sflp 
jtiembre; a lasn 15. horas, en. la. Sala, dfe, 
.Licitaciones; Av. Maipú 3; r planta baja, 
'Capital F e3era3 - 
! e.9¡8-N9: L-4;a24'-v 1 3ft(S|^T 

, 'Licitación püblica k> de las obras diO' 
"Ruta lü, tramo Empedrado — SttUtdofl, 
■sección ICm,. I — Km.- 40* y puente, , r.*- 
soa 14.876.987,60. 

Pi-cscntacióni propuestas;, t. do 1 «t*«- 
tiembi'e,. a las IB heras; en-, la SalOt to 
Licitaciones, Av.. Maipú 3t planta bajfe, 
Capital Federal. 
■ é.SlSrN^'Lr^.SGB-v.aslSiW 



*UNTA NACIOJÍAI., ])£ GRANOS 

Llámase a Licitación: Publica nírme- 
ro W5.-F¡57; para. la adquisición: de ba- 
Jffas.. pct*£il: ángijlQi. perfil normal "U" 
y planctm,elas de-, aceito, ds aouerd'o>con í, 
el pliego, de c.ondi ciernes que se entcega 



Licitaciones públicas looaies> co ef 
Interior^ 

YAGUMIEJfTO MENDCZA 
; 2=9jíl5,T — » las. 10 horas.- — Pliesaí OB,:iAS SANCTAUL4S DE LA.NA.CION 
n? 38.8: Contratación mano tic obra na- 1 LICITACIÓN. PUBLICA 

.ía trabanjos: d* montaje y desmontaje, t M-áquina abrillantador^-, rotativa, ma- 



rá a loa interesados, ea, lik Gerencia do fe.^ _' a ^^«t^ejón del' Yacimiento 
Administración y Contabilidad; aallé 
Bartolomé Mitre 5.tT&>, 49 piso, oficina 
K fl 4^8, Capital Federal. 

El-acto de apertura* de los sobres. qu<j f 
contengan las, propuestas se- realizary 
el día 2:8 do- agosto de 1957, .a las 17 
horas, c : n.. la Geroncia precitada. 

Buenos Aire.?. 21. de agoeto de 1957: 
— Gerente de Administración- y Con- 
tabüJWedi 

*-.2í(^--N !t, I J -5.?5;3-v.23lS¡ó7 ¡ ' 



las* 8,30 horas. 

Uí.í.?.t5.-?l Conductores, eléctricos- (.66 32).. 
las- &i30' acras.. 

O.l 2.j 9-N* L- 5 . 0,5 0->v. 2«;tS [ó-7. 



provisión citbie armado subterrójieo 

Consultas y pronucstae Dirección Na-' 
;cional. de Arquitectura. — Dirección, de 
Suministros, Carlos Calvo 190, 1er. pi- 
so,. Capital. 

pliego: $. 5.0* .-moneda nacional'. 

e.20|8-N<? Lt5'.222-v.22|S|57- 



der torres, batería*, y tanques, y ten- ¡equina ' 'Éneo ladera,'*, J maquina fótogra 



id Id* de .caiterlas soldadas y roscadas¡ 
en diferentes- lugares, de este yacimiento 
PliígOs.y .datos' en Dirección Gene- 
ra!, Av. H: S. Peüa 777, Buenos-, Aires 



Ministerio, cte Cpm-srci'Q. 
e Industria 



el 



XACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCilLEj^ 
Licltftqlones pY:t)l¿ca5 

Lici taciones pújj'ücas locales- ,en. 
Interior; 

YACIMIENTO PLA^A HVINCIIL, 
" S7|,8{57 — - a Ins:, 17- hora*. — Plie- 
go n v 335: QoñtrAtaci'Ot^ insano do- obra 
para completar la iustaiación. de las red 
de distribución de, asua en Campar 
mentó C©Utrnl d.e este Yacimiento., 

3|9|5 7 — a las 17 horas. — . Flicgo. 



Mendoza, calle Salta 672, Godoy- Grúa. 

- ■ eaSjS-N' L-S-.951-v>.3filJ813 7 

. 3fl¡í¿57:- BSq.l>61eto« dd mailerm (6,721), 
a las S horas. 

3l]S|.5T:.- Latas para 1^2 litro de p¥í? 
(6715). a las- 10. horas. 
- 2,l9.t».-7:. Qo.£aa de goma »a¡'a. písíé-n 
(6:7.17^ a, lás-,11.,30. horas,. 

I6|ftip.7: Caüeríade conducción (S.rfle). 
a las- ?,30 horas. 

e.l2!8-N> L-3. 9-53rw.2íl3;CÍ 



fíca para, fotomecánicaj, tablero neümá 
tico Dará aparato, de reproducciones y 
maquina para fotocopia universal, parai 
documentos, . reducción" de p'anos y. ti" 
b.rcs-. — Espediente:-. 'lA.243:|lft57. — 
;5|9|¡1957, a las 15, Gharcas 1^40. 

e.2Á*IS-N^ L v S,.223-v.£2pt|57 



Cauos reetos do: ho.rm-igún, armado 
sin prccompresión. — Ex.n e d i en.te:- 

:ia.JSGÍ195 7., — 8¡3.|l'-9 57, a, .las 1-Sv Cbar- 
H eas 1S40. 

- . e.l..6|8j.N* ]>5, 18í-v.29|S|-57 



» 311: Contratación roano de obra pa 
#a Ja reparación general, pintura inte- ¡ caüc San Martín 4I9. en la Ciudad dt" 



AGUA y. ENERGÍA JSLECLKICA 

f Jckaeióo, PnbÜca X» 1Ó6|57 
LJáoiasc a Licitación Pública, nfi'tnc- 
ro 1.36|5'7. par» <¡-t día 3 de octubre de 
1957, a- Jas 12 acras, para la construc? 
ción ..vivienda Jefe <je müquina de la 
Central Hidroeléctrica "La Can-era n&r 
niero. 2" (Ecia^ de Catamaxca), cuyo 

• presu»ues.to> oítcial asciende a la siunu 

,'de Cioa-to Ti-elp'ta, y Cuatro mil pesos 

; moncd.áu nacional, 

-. E.l piiogo do- coadJcionea cuyo valor 
es de- m$n. 200, — podro, c0nsultar.se 

■y, adquirirse en- las, qftetaas. do. Talleres. ; 

y ^ministros, callo LavallOt 15 ü&; Caijir 

tar Federal y «n la de ivcn.de ncia- de 

Agua '"y Energía Eléctrica, sita» On ta^ 



LICITACIÓN - PUBLICA 
Aparatos- cíoradoree. ■*— expediente: 

9.S2TI1957. — 1CÍ9¡1957; ..a laa. 15,15¡ 
Charcas 1S40. '':,.. 

...c.UjSNQí -Lr5.-10í-v'.27[Sjól 



'topadoras, y hormigón*. .as. — Ex- 
pediente: l&.&$4¡[Í3ó.t —' 2a'jí|1957, a 
jlss 1$; Charcas- 1S4.0. 

e.UjS-N" ■L-5:.:.Ó.-8-'w,27fS¡5 7 



tá'ic.o. — Espediente: 18. SS2{ 19.57. 
13.|9¡1957,. a la» 15. Charcas, m<h 

e.niS-N»' L.-?.19.9-v.27|8;&7 



Licitación publica de: ' las- ohras : ' (Je 
Ruta 7, tramo Villa» Mtrcedea ^ : Li- 
bo rj o ■ Lu na y p ti e n tes,- t' 20. 5 Í7: 1 9 8 , 4f . 
Presentación í propuestas: 3- de. ' SI- 
Siembre, a: las 35* horas,- en>, lai Sala, d*- 
'Lieitaciones, Av. Mnipd, í. plahtaJ baja, 
Capital Federal^ 

e^lí-N- L T 4:.>8e.C-v.J9|4|£7. 

Licitación pública d* lajg; obras dt.-'R-ü? 
ta- 11,, tramo' Río do' Oro> — Río BíJ- 
mejo y puentesj atarroyos 1 Zapiran t L«s 
Angeles, Cangui- Gratide^y Cangul. Chj- 
•co, J 12.0SS".96T¡25: . 

Presentación pt-ophestas^ 5. de ss- 
.tlembre, a^ las la, heraa; en! la- Sa>á de 
Licitaciones; Av: ¡¿aipú 3, planta', baja. 
Capital. 

C.8I8-N*- .L74.-S6.&-v.2&|&^67- 
' Licitación pública- de las. obras 4*1 
camino de, Ruta 8. tramo Solía — Sa» 
Antonio de Arecc*,: í r8.17U;3Q9i : 06. 
* Precentaeíón propuestas;-. 19 de age*- 
t to, a las. 15 hora»; en .la- Salado -LiaS- 
tacioneai Av. Maipú- 3.vj planta t>a4a, 
¡Capital. 

e.l*t8*-N9 Lr4 . 681-t.22(&¡57- 

( Licitación publica; d* las obras dfcfc 
^puente sobre- arroyo Yuqueri: Chleo y 
.accesos, tramo, Yerui, — Arroya-- A^uí" 
jGrande;' t ll:l4u;a4T,&0i 
i Se aceptan-, -variajitea- can sjipe**?-- 
ítrnctura .dfe- bormlí'ónr. EWJicampriinidQ; 
¡ Presentación propue&tasr ffSrd*- agoe- 
jto, a las; 15 horas;. o«: ía t Sala, as; LÍaK 
¡taclones, Av. Maipú 3. planta bajav'f*- 
jpita], . 

e.l^Si-N» !>4-.-ffft2-v J 2218|f'7 

Ministerio de ComunicAeíones! 



. Equipos compresores portátiles,, mar- 
tillos neumáticos, tipo ;ompe.-pa\;imenr 
toS'y para pala, excavadora- y accesorios, 
vibradores , d© hormigón, y andamio, me- ción Licitaciones, Pa«eo, Colón 73,1', 2'? 



EMPRESA NAGIONAB DET 

^TELECOMUNICACIONES** 
IJcítación Píiblica N9 «S^Pi&T 

N», S8--PfE>7. — 16f3t57'^ alas- 13;. _ 
Por la provisión de postvs de madqra 
para, líneas,, preservadosiO; sirii preeexifar. 

Pliego de condiciones, informosy en- 
troga y apertura de propuestas, : on: S€;c- 



piso, 



Capital Federa'), de ll.aft.- a l l 8. 
c.21¡S-N í ' L-5.2.4aí~v.27[JS¡57 



G.u ¡.oches.. — Expedienta: 1S.8S5¡135.7 : . 
13;9j-1957, «Jas li'.l 5... Charcas 1840. ~ 

ti.l3i8-N9 l-5.111-37|81ü7 bles de madera. 



Licitaeiún pújaílfca. N9 iaí-P(5r 

N9 121-P|57> 29;&¡n?, a las 13. — pac 
!a provisión de di.síiuto.s tinos do' uiiíü- 
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•pliego de condiciones, informes, en- 
trega y apertura de propuestas, en Sec- 
ción Licitaciones, Paseo Colón 731, 2 o 
piso, Capital Federal, de 11.30 a 18 
horas. 

e.21|S-N* L-5.l55-v.23|S!57 

Se publica nuevamente, en razón de 
haberse insertado con cn-or, en las edi- 
ciones- del Boletín Oficial det -14JS at 
19|8|57. 



Incitación Pública N? 113¡r|. r >7 

NO 113;P157 — 20 i 9¡57, a tas 12. Por 
la provisión de grupos motores genera- 
dores, de 3 x 380 volts. . 

Pliego de condiciones, informes, en- 
trega y apertura flt- propuestas, en Sec- 
ción Licitaciones, Paseo Co-ón 7 31, 2* 
piso, Capital Federa), de 11.30 a 18. 

e.21|S-N9 L-5.244-V. 2318(57 



Licitado» Pública N*í 103-P|r>7 
N? 103-PI57 — G|3lS7. a las 12. Por 
Ta provisión do anclas de expansión. 

Pliego de condiciones, Informes, en- 
trega y apertura dt- propuestas, en Sec- 
ción Licitaciones. Paseo CO'ón 731, 2' 
piso. Capital Federal, de 11.30 a 18. 

6.2118-N' 3>5.245-v.27|8|57 

Licitación Pública N» H6-PI57 

N* 11C-P557 — 9)9157, a tas 13. Por 
lft construcción de un edificio de dos 
cuerpos; uno compuesto de sótano, 
planta baja y 5 pieos altos, y el otro 
sótano, planta baja y 2 pisos altos, 



Boletín 

REPIHUCA 
MlIVItjTKfilU ut-.i 




Of 'CiaJ 

LA 

INTfcUUUli 



DlLlKtlIOA UKftüHAt ütCL 
HvH,KT1Pl OFICIAL 



FAHAOl'AV 772 



"Los dwi-mueaion <|ue «e ttubllqueii 

en e> ittiLri .tía oficial uh La 

B*%H» lía.lCA AMliKKI'lAA b«mn le- 
nldoa pot ntut-attcofl 9 o»>íIko1o«o» woi 
el eferto il* ií.sIo inMerctnii t poi touiu- 
oiCudo> > nurtcit'Dienieai*- elfi-uiudu» 
dentro det territorio o:ifionm 1 uetreto 
S» 05J) ■ Acuerdo General He Mintitro» 
de 14 áf enero de ti'41 • Art. 6» I.*" 



Sumario 

EDICIÓN ÜJ-: 1« PAGINAS 



13 PAGINAS DE MATERIAL NUEVO 
4 PAGINAS JJE AVISOS ANTElílOlíES 



MliMSTKHlO Uin K.JSIJ ACIONES EX- 

tíuuohhs 1 cui.tu 

0.57(j|57. — Huéüpocles oflcia-ies dul C?0« 
t» lerdo argentino. (Pág. 1). 



MiJíis'rr;mo dis iiacibnda 

9.400]D7. — Apruébase la reglamenta- 
ción d¿l Capitulo Vt, arts. 55 al 04 
de las contrataciones de la Ley de 
ContaO.lídad. tFág. 1). 

9,502157. — No pagarán derechos do 
Importación las máquinas de o.-cribir 

píira. no videntes. Ifc'üíí, 1). 

ACLARACIONES 



MIN1ST15KIO 1>E 151JÜCACION 
Y JUSTICIA 



Decretos sintetizados desde el N* 4.594 
al 4.3i:¡ y del 4.987 al 4.693. — Por 
error de imprenta so fubllcó dicha 
nomina de decretos on la edición del 
20í8|57 sin subtitulo, cor respondién- 
doles "Reformas de E.«íatuto9". 

Decreto sintetizado ü" 6.034. — Por 
error de imprenta se publicó el cata- 
do decreto en la edición del 20IS157 
bajo el N' : 6.032, correspondiendole el 
G.034 a ta'renuncia.del Adjutor Prin- 
cipa] del Servicio Penitenciarlo de 
la Nac-ónp Dr. Teodoro Carlos Arge- 
rlcb M. 4.079.996. 

Decreto sintetizado . N* 3.300. — Por 
error ¿le Imprenta se publicó ni ci- 
tado decreto en la edición del 20 857, 
con facha 2CI6J37, corre spondi índole 
2613157. 



MINISTKRTO I>E OBRAS PTTIiLJCAS 

Decreto sintetizado X» 5.545. — Por 
error do imprenta í¡e publicó oí ci- 
tado decreto en la edición del 'JÍ1I8157 
1.a jo" el N p 5.543, cor respondiéndole 

5.545. 



RESOTJTCTONES DE TVTCPARTICION: 
Direfciín Nacional de Aduanas. 
O 'a*. 70). 

Banco Hliotccarlo Nacional. <PAg. H>. 
Banco Contra! de la Rrjpúbliea Argen- 
tina. (Pag, 11). 



LICITACIONES 



Nuri va. 
Antcrio e.<. 



(Pág. 1.1) 
(Pag. 12) 



RI-X'LA*l<lSi Se itccpian hasta 4* horas 
rt> ven cid» la publica el A-n 



con una superficie cubic-rta total do 
10.846 m2. a erigirse en el terreno ubi- 
cado en la Av. General Mitre N ? 1916(20, 
de la localidad de Sarandí, partido de 
Avellaneda, provincia do Buenos Aires, 
cuyo monto estimado es de pesoa mo- 
neda nacional 37.931.000. 

Pliego de condiciones, informes, en- 
trega y apertura de propuestas en Sec- 
ción Licitaciones, Paseo Co¡6n 731, 25 
piso, Capital Federal, de 11-30 a 18 
horas, previo pago de m$n 312.— en 
nuestra Tesorería Gc-nernl, Defensa 143, 
5" piso, Capital, áe 12.30 a 1G.S0 horas. 
ejeiS-N" L-a.l73-v.22|S|57 

Licitación Pública No 761957 
Llámase a licitación pübHca, por el 
término de oluince (15> días para ad- 
quirir: "Materiales para líneas telegrá- 
ficas". 

Las propuestas? serán recibidas y 
abiertas públicamente el 6 de setiem- 
bre ae 1957. u 'as 16, en Perú 689, 2* 
piso, capitnl Federal. 

Por el pliego de condiciones, ocurrir 
a la Oficina de Licitaciones (DGA). ca- 
ite Perú 689, 5* piso. Capital Federal. 
cualquier día hábil ¿-c 11 a 17,30 ho- 
ras. — Buenos Aires 1 6 de agosto de 
1957. — Dirección General de Admi- 
nistración, c.í BlS-No L-5.174-v,29|S|57 



Licitación Pública NO 679. — Vence 
6|0|57, a las 16 y 45 horas. — Construc- 
ción de cabín elevado y plongación de 
plataforma con parte cubierta, Estación 
Rio Cuarto. 

Doc. y consultas: Avda. Maipú 1302, 
Ofic. 314, Buenos Aires y en Ofic. Jefe 
Dto. V. y O- e n estación Dio Cuarto y 
Córdoba. 

Precio docum. $ 150. — mln. 

e.l9|8-N e L-5.20fi-v.23l3|57 



Púb. 317, 8.30 hO- 



Licitación Pública S* 74!«57 

Llámase a licitación pública, por el 
término de quince (151 días, para ad- 
quirir: ' "Materiales para Antena^ y lí- 
neas trasmisión". 

Las propuestas serán recibidas y 
abiertas públicamente el 2\ de gentie^ii- 
bre de 1957, a las 1G. en Perú 639. 2 e 
piso, Capital Federal. 

por e. pliego de condiciones, ocurrir 
a la Oficina de Licitaciones (DGAí. ca- 
lle Perú CS9. «=><? piso. Capital FCd»raI, 
cualquH-r dta íiab'l de 11 a' 17,30 poras. 

Buenos Aires. 9 de agosto- de 1957. — 
Dirección General de Administración 

e.9l8-N9 L- 4.S14-v.23|S|57 



Apertura y entrega de formularios. 
en la Avenida Maipú 1202, 4* piso. Ofic. 
K° 407. — Lunes a' viernes de ll,30 a 
15 horas, — Buenos Aires. 

N» 674 — A. M. R. 11718157 — 34.100 
kilos de alambre de cobre, 4l9|57, 15.30 
horas. 

No 075 — A. M- R. 1!642|57 —'330 
elásticos pera coches, 4|9|57, 16 horas. 

N* 677 — A. M. R. 11713157— 685. 000 
líilos de acero- dulce chapa. 6|SJ57. 14 
horas. 

e.l2|8-N° L-5.063-v.2C|S|57 



M. T. N. 

FliOTA ARGENTINA DE 

NAVEGACIÓN DE ULTRA^IAR 

Llámase a licitación pública, para la 
provisión de- iefla para combustible en 
Puerto Buenos Aires. ' 

Vencimiento 2 dt septiembre de 1957, 
a las 15 horas. 

Pliego de condiciones en División Li- 



Pftb. 315, 9,S0 horas. Limas v|tipos 
y medidas. 

Pliego % 20. — 

Púb. 214, 10,30 horas. Acero* al ero* 
mo. níquel, barras red. vfmedídas. 

Pliego i 30. — 
- Píib. 316. 11,30 horas. Palas v!tipos 
y picos pisón. t 

Pliego $ 30— 

Apertura 3|9¡57: 
ras. Sierras vltlpos y medidas. 

PiSego $ 20. — 

Púb. 318. 9,30 .horas. Lona algodón 
y cáñamo. 

Pliego % 20. — 

Púb. 319, 10,30 horas. Llaves fijas 
2 bocas y de tubo, soporto en "V" 
pltrazado vlmedldas. 

Pliego t 20.— 

PÚb. 320, 11, SO horas. Caño acero 
dulce eralv. sicost., rosca gas whltwor-th 
y cupla 50, S mm., un «nes y tuercas. 

Pliego $ 20. — 

Retirar pliegos D*. pto. Suminj= : trda 
(Seco. Lie.) Feo. Lze. Cap. Fed.. dla3 
hábiles de 11,81' a it horas 

e.BIS-Nfl L-4.930-V.2318157 



FERROCARRIL GENERAL ROCA 

LICITACIONES PUBLICAS 
F. 5565 — Cajas de llaves, escuadras» 
levas, clepes y juntas y cerraduras pa* 
ra señales. — Pliego m$n, 40. — 
Apertura 22110157, 9 horas. 
F. 5566 — Tiradores, platillos rosca- 



tes 389, piso 60. Capital, de 11 o 18 
horas. — Administrador General. 

. e-1918-NO L~5.20S-v.30|S!57 



Ministerio de Transportes 



cados, cuñas, palancas, guias y sopor- 
citacione s y Compras,- Avenida Con-ien- 

Pliego m$n. 50.00. — Apertura 22¡l0l 
57. 10 horas. 

F. 5§G7 — ■ Bujes, purgadores, válvu- 

s¿. coitos. Inyectores completos, cajaa 
de introducción y robinetes para nivel 
de ajfua. PÜego mfn. 90. — . Auert. 23| 
10|57. 9 hs. 

F. 5ó68. Cadenas y grilletes. Pliego 
m§n, 25. — , Apert 23|10l57. 10 hs. 



Venta de ¡juques "Noruega", "Sirio", 
"Dorado" y "Batitú'*. — Lancha "Ne- 
grita", remolcador "Marcelo". 

Venta en licitación pública; 
Vencimiento 17 de septiembre de 
1957, 16 bnras 



*"' " - , , , . ,. i Pliego de condiciones a retirarse de 

Pliego de concones e n División Li- ¡ , Qa Almacenea Genérales, R. de Esca- 
citnciones y Compras. Av. Corrientes ( lafla todos Io días ^ &h n es , menos sá" 

889. piso 6 o , Capital. — Administrador 
General. 



bados, de 8 a 12 horas 



e.918-N' L-4.929-v.25IS|57 



FERROCARRIL D. P. SARMIENTO 
(Depto. Suministros) 

Llámase a licitación pública para la 



e.20|S-N í L-5.22G-v.2i9|57 



pernos i P r o^ón de: "Carga y descarga de nía- 1 cajas dc ejeaj plieso m$n . 
(Mate- teriaies en. deposito Lujan". 1 Ap<trtura 1713157, 9 non 

(Matc Lie. M. 571214. Apertura 2|9|67, 14 1 ¿f 1068 - Aceros es 



horas. Plicpo $ 10 

Informes: Of. Muestras y venta de 
pliegos, Bmé. Mitre 2977, piso l 9 , Capi- 
tal, lunes a viernes de Í3 a 17 horas. 
e,1618-N' L-5.182-v^9¡8|57 



E. F. E. A. 

FERROCARRIL GENERAL SAN 

MARTIN 

Llámase a Licitación Pública nüme 
ro 440, para la previsión de 
gra ñipas, varillas, chapas, etc. 
ría: de telegrafoj. 

Apertura 13¡9¡57, 15 horas. 

N? 441 provlsió,- de ladrillos refrac- 
tarios. 

Apertura 9|9j57. 1^ horas. 

Pliego de condiciones y presentación 
de las propuestas en Oficinas de Com- 
pras, Viamontc 533, 3er. piso, Capita-, Llama a licitaciOn pública, para la 
de lunes a vKrnee dc 11 a 15 horas. provisión dC: "Cedro OR tablas" 

e.20l8-N* L-5.225-v.2[9|57 Líe. il. 571216. — Ap. 23|8|57; 14 
" horas. — ■■ Pliego $ 10 — 

■ ADMINISTRACIÓN GENERAL | Informes: of. muestras y • venta de 
DEL TRANSPORTE FLUVIAL pliegos. Bmí. Mitre 297'¿, piso 1?. Ca- 

Llámase a Licitación Pública números P 1 ^ 1 - — Lunes a viernes de 13 a 17 
3 y 4. para la construcción de cuatro I horas. 
barcazas tolva y dos barcazas tanque del e-12tS-N t ' L-5.060-v.22J8|57 

1.000 toneladas de capacidad de carga!. ^ ™ 

cada una, respectivamente, con apertura i Llama a licitación pública, para 'a | 
de propuestas para el día 13 de setiem- provisión de: "Bielas acoplantes y mo- 
bre de 1957 a las 10 horas, en Bernardo trices para Loes.", 
de Irigoyen 330 f piso 4 o , Capital. í Lie. M.57I205. — Apertura 2019*57, 

Los pliegos y planos correspondientes ¡ 14 horas. — PUego y dibujos * 7 6 ~ 
a ambas licitaciones pueden retirarse en 
la dirección señalada, de 13 a 18 horas, 
al precio de cien pesos {$ 100, — mln.) 
"moneda nacional en efectivo cada uno. 
e.l6l8-N9 L-5.183-V.519157 



Informes: Of- muestras y venta de 
pliegos. — Bmé. Mitre 2977, p'so I o , 
Capital. — Lunes, a viernes de 13 a 17 
horas. 



G- 1000 — Madera aserrada pino P&" 
rana o Brasil, pliego m$n. 20.00. 

Apertura 1619157, 9 horas. 

G. 10C7 — Estopa do algodón para 
20.00 
horas. 

pecialc-g para 
caldera, ganchos de tracción y para 
estayü de .calderas, pMego m$n. 20.00 

Apertura 18(0!57, 9 horas. 

G. 1069 — Cartulina, papel sccant* 
y papel de Imprimir, plltgo m$n. 10.09 

Apertura 139157, 9 horas. 

G. 1070 — Alambre de cobre, pliego 
m$n. 20.00 

Apertura 20|9|57, 9 horas. 

G- 1071 — Pernos rectos para aisla- 
dores, pliego m$n. 10.00 

Apertura 2319157. 9 horas. 

Pliegos de condiciones a retirarse do 
los Almacenes Generales, l R. de Escala- 
da, todos los días hábiles, menos sá- 
bados, do 8 a 12 horas. 

C19I8-N9 L-5.207-V. 30I3|57 

G. 1048. — Madera en rollizos: Vt- 
raró, Lapacho, Incienso, Quina y Ro« 
ble. Pliego m$n. 20.00, apert. 219H057, 
9 horas. 

G. 1049, — Alambre de Cobre. Plie- 
go mSn. 10,00. apert. 3|9l67, 9 horas. 

G. 1.050. — Estopa do Algodón. Pife» 



0.1218-N» L-5.061-v.26|8|57 \ g0 m$n 20í00( ai>trt> 4(9157. 9 horas. 

, — — f 1 ; — j G. 1051. — Aceros varios, pliego m$n. 

Llámase a licitación publica, para la | Llama a licitación 'para la venta de: ! 10.00. apert. 5(9(1957, 9 horas, 
provisión dc leña para combustible en "Metales no ferrosos". | q, 1052. — Serpentinas y Repuestos 

Puerto Buenos Aires- y Puerto Barran- 1 Lie- Pública M.67(110. — Apertura | para Recalentador, pliego m$n. 30,00, 



íjiieras. ¡ 

Vencimiento 29 dc agosto de J9S7, aj 
tas \¡ horas. 

Pliego de condiciones en División Li- 
citaciones y Compras, Avenida Corrien- 
tes 389, piso ó 9 . Capital, de 11 a 18 horas- 
— Administrador General. 

e-MlS-N* L-5.l6>v.28!8¡57 

13. F- E. A. 

FERROCARRIL GENERAL BME. 

MITRE 

Licitaciones Pfiblieas 

Apertura y entrega do formularios, 
en la Avenida Maipú 1302. 4' piso, Ofi- 
cina N 1 ? 407, lunes a viernes dc 11,30 
a 15 horas. — Buenos Aires. 

NO G71 — A- M. G. 2¡31G'57. — 10.000 
metros de lona verde de algodón, Im- 
permeabilizada. 4|9|57, 14 horas. 

NO 672 — A. M. G. 2¡864|57- — 35.000 
kilos de pintura en polvo "Minio", 
4|9I57. 14.30 horas. 

NO C73 — A. M. G. 21720157, — 500 m3 
dt madera lapacho paraguayo y!o mi- 
sionero en rollizos, 4|9|57. 15 horas, 

NO 67 6 __ A . M K> 1(C07|57. —91.000 
kilos de acero laminado en ban-ns dc 
sección circular 4l0|57, 16.30 horas. 

*.19|3-NO L-5.205-v.2318|57 



I 27I3J57, 14 horas. 

Informes: Of. muestran y venta de 
pliegos. — Bmé. M¡tre 2077. piso I o . 
Capital. — Lunes a viernes de 13 a 17 
horas. 

* e.l2|S-N L-5.062-V.2618157 



apertura 619157. 9 horas. 

Pliegos de condiciones a retirarse Je 
\os Almacenes Generales. R. de TíPcala- 
da, todos ios días hábiles, nietos sá- 
bados, de 8 a 12 horas. 

o.S'S-No L-4.872-v.22|S|57 



Llama a licitación pública, para la . FERROCARRIL GENERAL 

provisión de: "Ladrillos refractarios" BET/GRANO, 

Licitación M. 57(207. — Apertura LICITACIONES PUBLICAS- 

2618157. 14 horas. " 2 7 agosto 1957. 14 horas. — Cabria- 

Precio del pliego, dibujos y especlfl- [ clas y c0 Iumnas de hierro. O- C 57lfí7, 

caclón $ 30.— moneda naciona'.. j Ax 6 27 a&osto 1957, 15 horas. — pa- 

Informes: Of. muestras y venta de pek 3 para ombalafe, libros, barrilete. 

pliegos. Eme. Mitre 2977. piso 1". Ca- 1 etc _ c _ 47 |57. Ax . c. 27 ago^o 1957, 



pital. Lunes a viernes de 13 a 17 horas. 
e.9|8-No L-4.92S-V.231S157 



FERROCARRIL GENERAX 
vn QUIZA 

Este ferrocarril licitará, los días y 
horas indicados la provisión de: 

Apertura 27|8|57: Púb. 299, 11,30 
hs. (Prorrogada), Tanques combusti- 
bles pltender locomotoras ciserpentina. 

Pliego S 30. — 

Apertura 3018157: Púb. 204. S.30 ho- 
ras. Renovación vía y prov. ba¡asto de 
Km. 67.100 al 77,100. 

Pliego % 95 



K hoix — Papel r»bra Ira, O. C. 
47157. Ax. J> 

28 agosto 1957, 14 ñoras. — Mndera 
terciada. O. C. 70166- Ax. 5. 28 agosto 
1957. 15 horas. — Tricotas, medias, 
echarpes de lana. O. C 58157. Ax. 1.1. 
-28 agento 1957, 16 horas. — Duionéa 

do hierro. O. C. 2|57. Ax. 7. 

29 asosto 1957. 15 horas. — Bombas, 
equipo electro y moto bombas. O. C 
52157. Ax. 43. 

Consulta y retiro de pliegos: Avda. 
Maipú 4. Capital. Oficina Licitaciones, 
i — La Administración. 

cSIS-N 1 " L-4.870-y. 9 ' ) "'l57 






